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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI 


LEGGE 1° agosto 2002, n. 166. 


Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti. 


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 


PROMULGA 


la seguente legge: 


Art. 1. 


{Disposizioni per l'aggiornamento del Piano 
generale dei trasporti e per l’accesso al 
SIMPT) 


I. Per le finalità indicate al comma 3 dei- 
l’articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 
1997, n. 457, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, dando 
priorità alle tematiche inerenti allo sviluppo 
dell’intermodalità, del trasporto pubblico lo- 
cale, al miglioramento della logistica, e per 
incentivare la liberalizzazione del mercato, 
è autorizzata la spesa di 700.000 euro per 
ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004. 

2. È facoltà del Ministero delle infrastrut- 
ture e dei trasporti concedere a titolo oneroso 
alle società private e a titolo gratuito agli uf- 
fici della pubblica amministrazione, agli or- 
gani costituzionali e giurisdizionali, alle as- 
sociazioni ambientaliste individuate ai sensi 


dell’articolo 13 delta legge 8 luglio 1986, 
n. 349, e successive modificazioni, alle asso- 
ciazioni di utenti e di consumatori di cui al- 
l'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, 
n. 281, e successive modificazioni, alle asso- 
ciazioni di volontariato iscritte nei registri di 
cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 199, 
n, 266, e alle organizzazioni non lucrative di 
utilità sociale (ONLUS) l'accesso alle proce- 
dure elaborative, agli strumenti di analisi dei 
risultati ed alla banca dati del Sistema infor- 
mativo per il monitoraggio e la pianifica- 
zione dei trasporti (SIMPT) del Servizio pia- 
nificazione e programmazione dell'ex Mini- 
stero dei trasporti e della navigazione. Le 
modalità ed i corrispettivi per l’accesso da 
parte dei soggetti di cui al presente comma 
sono definiti con apposito decreto del Mini- 
stro delle infrastmutture e dei trasporti, di 
concerto con il Ministro dell'economia e 
delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, 
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comma 3, della legge 23 agosto 1988, 
n. 400, da adottare entro tre mesi dalla data 
di entrata in vigore della presente legge. 
Per le finalità di cui al presente comma, è 
istituito apposito capitolo nello stato di pre- 
visione dell'entrata del bilancio dello Stato. 
I corrispettivi per l’accesso alle procedure 
elaborative, agli strumenti di analisi dei ri- 
sultati ed alla banca dati del SIMPT sono 
versati all'entrata del bilancio dello Stato 
per essere riassegnati, con decreto del Mini- 
stro dell'economia e delle finanze, ad appo- 
sito capitolo dello stato di previsione del Mi- 
nistero delle infrastrutture e dei trasporti € 
destinati alle finalità di cui al presente arti- 
colo, 

3. All'onere derivante dall’attuazione del 
presente articolo, pari a 700.000 euro per 
ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si 
provvede, per i medesimi anni, mediante cor- 
rispondente riduzione dello stanziamento 
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002- 
2004, nell’ambito dell'unità previsionale di 
base di parte corrente «Fondo speciale» dello 
stato di previsione del Ministero dell’econo- 
mia e delle finanze per l'anno 2002, allo 
scopo parzialmente utilizzando l’accantona- 
mento relativo al Ministero deile infrastrut- 
ture e dei trasporti. 


Art. 2. 


{Norme di accelerazione dei lavori pubblici 
e disposizioni in materia di edilizia 
agevolata) 


I. È commi 2, 2-bis e 3 dell’articoto 9-bis 
del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e 
successive modificazioni, sono sostituiti dai 
seguenti: 


«2. Le controversie relative ai progetti 
speciali e alle alire opere di cui al comma 
I, per le liti pendenti al 31 dicembre 2001, 
possono essere definite transattivamente su 
iniziativa d'ufficio ovvero su istanza del cre- 
ditore da presentare entro e non oltre il 30 
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giugno 2002, nel limite del 25 per cento 
delle pretese di maggiori compensi, al netto 
di rivalutazione monetaria, interessi, spese € 
onorari. Tale procedimento è altresì applicato 
a tutti gli interventi per i quali risultano 
iscritte esclusivamente riserve nella contabi- 
lità dei lavori. Qualora sulla controversia 
sia intervenuto un lodo arbitrale o una deci-. 
sione giurisdizionale non definitiva, il limite 
per la definizione transattiva è elevabile ad 
un massimo del 50 per cento dell’importo ri- 
conosciuto al netto di rivalutazione moneta- 
ria e interessi. All’ammontare definito in 
sede transattiva si applica un coefficiente di 
maggiorazione forfettario pari al 5 per cento 
annuo comprensivo di rivalutazione moneta- 
ria e dì interessi, 


2-bis. L'esame e la definizione delle do- 
mande avvengono entro sei mesi dalla data 
di ricezione di ciascuna istanza. Per la proce- 
dura d'ufficio lo stesso termine decorre dalla 
data dell'avvio del procedimento. Nel caso di 
accettazione della proposta l’Amministra- 
zione può ricorrere al parere dell’ Avvocatura 
generale dello Stato, che deve pronunciarsi 
nel termine di sei mesi dalla richiesta, sullo 
schema di transazione secondo le norme di 
contabilità pubblica. In tal caso il termine è 
interrotio per il tempo occorrente ad acqui- 
sire tale parere. Nel caso in cui l'Avvocatura 
generale deilo Stato non esprima il suo pa- 
rere entro sei mesi dalla data della richiesta 
da parte dell’Amministrazione interessata, 
vale il principio del silenzio assenso. L'Am- 
ministrazione provvede al pagamento degli 
importi entro i due mesi successivi all’acqui- 
sizione del parere dell'Avvocatura generale 
dello Stato. 


3. La presentazione dell'istanza sospende 
fino al 30 novembre 2002 i termini relativi 
ai giudizi pendenti anche in fase esecutiva. 
Tale procedimento sì applica altresì ai pro- 
getti speciali ed alle opere previste dalla de- 
libera CIPE $ aprile 1987, n. 157, individuati 
all'articolo 2, comma 2, della legge 19 di- 
cembre 1992, n. 488, già trasferiti dal com- 
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missario ad acta al sensi dell'articolo 9 del 
presente decreto». 


2. Alla definizione degli atti di trasferi- 
mento delle opere di cui al comma | dell’ar- 
ticolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, 
n. 96, provvede il Ministero delle infrastrut- 
ture e dei trasporti con le procedure di cui al- 
l'articolo 20-bis del decreto-legge 25 marzo 
1997, n. 67, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sulla 
base di autocertificazione della rendiconta- 
zione della spesa finale approvata dall’or- 
gano deliberante e sottoscritta dal rappresen- 
tante legale dell'ente destinatario del trasferi- 
mento, per importi non supenori a 
103.000.000 di euro. Con decreto del Mini- 
stro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito 
1 Ministro per gli affari regionali, sono indi- 
viduati i criteri e le modalità di formazione 
del campione di progetti non inferiore al 20 
per cento delle opere definite, da sottoporre 
a controllo ai sensi della presente legge. 


3. Per le opere stradali di interesse interco- 
munale in corso di realizzazione, ammesse al 
finanziamento ai sensi dell’articolo 1, 
comma 9, del decreto-legge 22 ottobre 
1992, n. 415, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, le fun- 
zioni di esecuzione, manutenzione e gestione 
sono trasferite alle regioni che subentrano 
nei rapporti giuridici intercorsi, anche pro- 
cessuali, ai soggetti attuatori, con vincolo 
di utilizzazione delle risorse al completa- 
mento dei progetti originariamente approvati. 

4. Con decreto del Ministro delle infra- 
strutture e dei trasporti, è istituito presso il 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 
senza oneri per il bilancio dello Stato, un 
collegio di revisione per la verifica dei rendi- 
conti presentati dal commissario ad acta no- 
minato ai sensi degii articoli 9 e 3-bis del de- 
creto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come 
da ultimo modificato dal presente articolo. 
I collegio è costituito da un magistrato della 
Corte dei conti con qualifica non inferiore a 
consigliere che lo presiede, da un dirigente 
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generale del Ministero dell'economia e delle 
finanze e da un dirigente generale del Mini- 
stero delle infrastrutture e dei trasporti. La 
verifica dei rendiconti dovrà riguardare le at- 
tività del commissario ad acta sotto l’aspeito 
dell'efficienza, efficacia ed economicità della 
gestione, nel rispetto delle normative vigenti. 
Le delibere dei collegio sono atti definitivi. 
Nessun compenso o rimborso spese è previ- 
sto per i componenti del collegio. 


5. Agli interventi di edilizia sovvenzionata 
di cui all’articolo 18 del decreto-legge 13 
maggio 1991, n. 152, convertito, con modifi- 
cazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, si 
applicano i limiti di costo di cui al decreto 
del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 
1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 194 del 20 agosto 1994, nel caso in cui 
le gare di appalto per la realizzazione dei ia- 
vori siano andate deserte per almeno due 
volte. In tale ultimo caso si può procedere 
ad una eventuale riduzione del numero degli 
alloggi da realizzare. In alternativa, il con- 
cessionario del programma di cui al predetto 
articolo 18 può contribuire con fondi propri 
all'incremento del finanziamento statale, nei 
limiti massimi di costo di cui al citato de- 
creto del Ministro dei lavori pubblici 5 ago- 
sto 1994, ai fini della completa realizzazione 
dell’opera. 


6. Gli alloggi realizzati con i) finanzia- 
menta privato di cui al comma 5 possono es- 
sere ceduti agli enti locali, agli istituti auto- 
nomi case popolari, comunque denominati, 
o agli enti assimilati, competenti al prezzo 
di costo di cui al citato decreto dei Ministro 
dei lavori pubblici 5 agosto 1994, In tal caso 
il prezzo di cessione è determinato dal costo 
di costruzione, di cui al medesimo decreto, 
con esclusione di ogni rivalutazione e del 
prezzo del terreno. Nel caso in cui i predetti 
alloggi rimangano nella disponibilità del pro- 
motore, questi è tenuto, per un periodo di do- 
dici anni, a destinarli alla locazione con le 
modalità di cui all'articolo 2, comma 3, delia 
legge 9 dicembre 1998, n. 431, in favore dei 
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dipendenti pubblici impegnati nella lotta alla 
criminalità, 

7. La scadenza dei termini di centottanta 
giorni e di centoventi giorni, previsti rispetti- 
vamente dall'articolo 11, comma 2, e dall’ar- 
ticolo 12, comma 2, della legge 30 aprile 
1999, n. 136, già differita, da ultimo, al 31 
ottobre 2001 dall’articolo 145, comma 81, 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è ulte- 
niormente differita a nove mesi dalla data di 
entrata in vigore della presente legge. Il fi- 
nanziamento degli interventi così attivati è 
comunque subordinato alle disponibilità esi- 
stenti, alla data di ratifica da parte del co- 
mune dell'accordo di programma, sullo stan- 
ziamento destinato alla realizzazione del pro- 
gramma di cui all’articolo 18 dei decreto- 
legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 
1991, n. 203. 

8. I fondi previsti dall’articolo 22, comma 
3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, destinati 
alla realizzazione degli interventi di edilizia 
agevolata nell’ambito del programma straor- 
dinario di edilizia residenziale da concedere 
in locazione 0 in godimento ai dipendenti 
delle amministrazioni dello Stato impegnati 
nella lotta alla criminalità ai sensi dell’arti- 
colo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, 
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 
legge j2 luglio 1991, n. 203, sono utilizzati 
per le seguenti finalità connesse all’attua- 
zione del citato programma: 


a) copertura dei maggiori oneri, interve- 
nuti nell'esecuzione dei programmi di edili- 
zia sovvenzionata, fino ad un massimo del 
10 per cento del costo di costruzione; 

b) finanziamento dei programmi inte- 
grati utilmente collocati in graduatoria nei li- 
miti e secondo quanto indicato nel 
comma 7; 

c) finanziamento degli interventi nei li- 
miti e secondo quanto indicato nel comma 7. 


9. Per i lavori di rilevante interesse nazio- 
nale per le implicazioni occupazionali ed i 
connessi riflessi sociali di cui all’articolo 
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13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 
23 maggio 1997, n. 135, individuati con i de- 
creti del Presidente del Consiglio dei ministri 
ivi previsti, la cui esecuzione non sia ancora 
iniziata 0 proseguita, ovvero, se iniziata o 
proseguita, risulti comunque sospesa alla 
data di entrata in vigore della presente legge, 
il Presidente del Consiglio dei ministri di- 
spone, di norma, l’utilizzazione delle somme 
non impiegate al sensi di quanto disposto al 
comma 5 del medesimo articolo 13 del de- 
creto-legge n. 67 del 1997, revocando conte- 
stualmente la nomina dei relativi commissari 
straordinari. Per tutti gli interventi ritenuti 
prioritari il Presidente del Consiglio dei mi- 
nistri, su proposta del Ministro delle infra- 
strutture è dei trasporti, dispone la nomina 
di uno o più nuovi commissari straordinari, 
cui spetterà l'assunzione di ogni determina- 
zione, anche di carattere contrattuale, rite- 
nuta necessaria e comunque utile per perve- 
nire all'avvio ovvero alla prosecuzione dei 
lavori, anche sospesi. Le determinazioni as- 
sunte dai commissari straordinari sono vinco- 
lanti per le amministrazioni competenti. Gli 
oneri connessi ail compensi da riconoscere 
ai commissari straordinari sono posti a carico 
dei fondi stanziati per i singoli interventi. 
Restano applicabili i commi 2, 3, 4, 4-bis e 
4-quater dell'articolo 13 del citato decreto- 
legge n. 67 del 1997, 


10. Il possesso dei requisiti soggettivi ri- 
chiesti per la emissione dei decreti definitivi, 
recanti la determinazione dei contributi per 
l'edilizia agevolata di cui all'articolo 72 
della legge 22 ottobre 1971, n. 865, all’arti- 
colo 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166, 
all'articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 
1973, n. 376, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, e agli ar- 
ticoli 2 e 10 della legge 8 agosto 1977, 
n. 513, è dimostrato dai singoli mutuatari at- 
traverso la presentazione della relativa auto- 
certificazione all'istituto mutuante. Il Mini- 
stero delle infrastrutture e dei trasporti è 
autorizzato ad effettuare controlli a cam- 
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pione, non inferiori al 20 per cento del totale 
delle autocertificazioni, per verificare le di- 
chiarazioni contenute nelle autocertificazioni. 


li. Al comma 49 dell'articolo 52 della 
legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: 
«Il commissario ad acia previsto dall’arti- 
colo 10 del decreto-legge 4 settembre 1987, 
n. 366, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 3 novembre 1987, n. 452, con propria 
determinazione, affida entro due mesi dalla 
data di entrata in vigore della presente 
legge» sono sostituite dalle seguenti: «Il Mi- 
nistro delle infrastrutture e dei trasporti no- 
mina un commissario ad acia che opera 
con i poten di cui all'articolo 13 del de- 
creto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 23 maggio 
1997, n. 135, e successive modificazioni, e 
che, con propria determinazione, affida entro 
sei mesi dalla data del decreto di nomina». 


12. Per il completamento delle procedure 
di spesa avviate dai provveditorati regionali 
alle opere pubbliche e dai magistrati perc il 
Po di Parma ed alle acque di Venezia, oltre 
che per la realizzazione di interventi idraulici 
mmasti di competenza statale, ai sensi del- 
l'articolo 54, comma I, del decreto legisla- 
tivo 31 marzo 1998, n. 112, e dell’articolo 
2, comma 3, del decreto legislativo 25 mag- 
gio 2001, n. 265, il Ministro dell'ambiente e 
della tutela del territorio assegna, con propri 
decreti, ai competenti provveditorati regio- 
nali alle opere pubbliche, ai magistrati per 
il Po di Parma ed alle acque di Venezia, i 
fondi occorrenti, utilizzando, a tale fine, lo 
stanziamento degli appositi capitoli dello 
stato di previsione del Ministero dell’am- 
biente e della tutela del territorio in confor- 
mità alle disposizioni di cui alla legge 17 
agosto 1960, n. 908. 
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Art. 3. 


{Disposizioni in materia di servitù) 


I. Le procedure impositive di servitù pre- 
viste dalle leggi in materia di trasporti, tele- 
comunicazioni, acque, energia, relative a ser- 
vizi di interesse pubblico, si applicano anche 
per gli impianti che siano stati eseguiti e uti- 
lizzati prima della data di entrata in vigore 
della presente legge, fermo restando il diritto 
dei proprietari delle aree interessate alle rela- 
tive indennità. 

2. Ai fini di cui al comma I, sono fatti 
salvi i diritti acquisiti dagli aventi titolo 
fino all’imposizione della servitù. 

3. A decorrere dalla data di entrata in vi- 
gore del testo unico delle disposizioni legi- 
slative e regolamentari in materia di espro- 
priazione per pubblica utilità, di cui al de- 
creto del Presidente della Repubblica 8 giu- 
gno 2001, n. 327, autorità espropriante 
può procedere, ai sensi dell’articolo 43 del 
medesimo testo unico, disponendo, con oneri 
di esproprio a carico dei soggetti beneficiari, 
l'eventuale acquisizione del diritto di servitù 
al patrimonio di soggetti, privati o pubblici, 
titolari di concessioni, autorizzazioni o [i- 
cenze o che svolgano, anche in base alla 
legge, servizi di interesse pubblico nei settori 
di cui al comma 1. I soggetti di cui al rego- 
lamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, sono 
autorità esproprianti ai fini di cui all'articolo 
3, comma l, lettera 5), del citato testo unico 
di cui al decreto del Presidente della Repub- 
blica 8 giugno 2001, n. 327. 


Art. 4. 


{Disposizioni in materia di occupazioni 
di urgenza) 


I. Le proroghe dei termini di scadenza 
delle occupazioni di urgenza stabilite dall’ ar- 
ticolo 5 della legge 29 luglio 1980, n. 385, 


RES: SA 
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dall'articolo 1, comma 5-bis., del decreto- 
legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 1° marzo 
1985, n. 42, dall'articolo 6 della legge 18 
aprile 1984, n. 80, dall'articolo 1 del de- 
creto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, conver- 
tito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 
1986, n. 119, dall'articolo 14, comma 2, del 
decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 
29 febbraio 1988, n. 47, dall'articolo | del 
decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 
214 gennaio 1988, n. 12, dall'articolo 22 della 
legge 20 maggio 1991, n. 158, coordinate tra 
loro nelle scadenze, si intendono, con effetto 
retroattivo, riferite anche ai procedimenti 
espropriativi in corso alle scadenze previste 
dalle singole leggi e si intendono efficaci an- 
che in assenza di atti dichiarativi delle am- 
ministrazioni procedenti. 


Art. 5. 


{Disposizioni in materia di espropriazione 
e di edilizia) 


1. All'articolo 58, comma |, numero 62), 
del testo unico delle disposizioni legislative 
e regolamentari in materia di espropriazione 
per pubblica utilità, di cui al decreto del Pre- 
sidente della Repubblica 8 giugno 2001, 
n. 327, sono aggiunte, in fine, le parole: «li- 
mitatamente alle norme riguardanti l’espro- 
priazione». 

2. Le disposizioni del citato testo unico di 
cui al decreto del Presidente della Repub- 
blica n. 327 del 2001 non si applicano ai 
progetti per i quali, alla data di entrata in vi- 
gore del medesimo decreto, sia intervenuta la 
dichiarazione di pubblica utilità, indifferibi- 
lità ed urgenza. 

3. Il termine di entrata in vigore del citato 
decreto del Presidente della Repubblica 
n. 327 del 2001, è ulteriormente prorogato 
al 31 dicembre 2002. 
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4. Entro il termine del 31 dicembre 2002, 
Il Governo è delegato ad emanare uno © più 
decreti legislativi volti ad introdurre nel ci- 
tato testo unico di cui al decreto del Presi- 
dente della Repubblica n. 327 del 2001, 
senza oneri per il bilancio dello Stato, le mo- 
difiche ed integrazioni necessarie ad assicu- 
rare il coordinamento e l'adeguamento delle 
disposizioni normative e regolamentari in 
esso contenute alla normativa in materia di 
realizzazione delle infrastrutture ed insedia- 
menti produttivi strategici e di preminente 
interesse nazionale di cui all’articolo |, 
comma |, della legge 2f dicembre 2001, 
n. 443, nonché a garantire la massima rapi- 
dità delle relative procedure e ad agevolare 
le procedure di immissione nel possesso. 


5. All'articolo 59, comma |, del testo 
unico delle disposizioni legislative e regola- 
mentari in materia edilizia. di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 6 giugno 
2001, n. 380, dopo la lettera 5), sono ag- 
giunte le seguenti: 


«b-bis) il laboratorio dell'Istituto speri- 
mentale di rete ferroviaria italiana spa; 


b-ter) il Centro sperimentale dell'Ente 
nazionale per le strade (ANAS) di Cesano 
(Roma), autorizzando lo stesso ad effettuare 
prove di crash test per le barriere metaili- 
che». 


Art. 6. 


(Disposizioni relative 
al Registro italiano dighe) 


1. Nei trenta giorni successivi alla data di 
entrata in vigore del provvedimento attuativo 
del Registro italiano dighe (RID) di cui al- 
l'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 
1998, n. 112, e successive modificazioni, i 
concessionari delie dighe di cui all'articolo 
1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, 
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convertito, con modificazioni, dalla legge 21 
ottobre 1994, n. 584, sono tenuti ad iscriversi 
al RID e a corrispondere al medesimo un 
contributo annuo per le attività di vigilanza 
e controllo svolte dallo stesso. Nel caso in 
cui i soggetti concessionari dì cui al primo 
periodo non ottemperino nei termini pre- 
scritti all'obbligo d'iscrizione al RID e al 
versamento del contributo, nei loro confronti 
è applicata una sanzione amministrativa pari 
a cinque volte il contributo in questione. Se 
non ottemperano alla iscrizione e contestual- 
mente al versamento dei contributo è della 
sanzione, decadono dalla concessione, Per 
le altre attività che il RID è tenuto ad esple- 
tare nelle fasi di progettazione è costruzione 
delle predette dighe, è stabilito altresi, a ca- 
rico dei richiedenti, un diritto di istruttoria. 


2. Con decreto del Ministro delle infra- 
strutture e dei trasporti, di concerto con il 
Ministro dell'economia e delle finanze, sen- 
tita la Conferenza unificata di cui all'articolo 
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, 
n. 281, si provvede alla disciplina dei criteri 
di determinazione del contributo e del diritto 
previsti al comma |, nonché delle modalità 
di riscossione degli stessi, nel rispetto del 
principio di copertura dei costi sostenuti dal 
RID. 


3. Con il decreto di cui al comma 2, in 
sede di prima applicazione della presente 
legge, l'ammontare del contributo e del di- 
ritto di cui al comma | è commisurato in 
modo da assicurare la copertura delle spese 
di funzionamento del RID nonché una quota 
aggiuntiva da destinare ad investimenti e po- 
tenziamento, nella misura compresa tra il 50 
e il 70 per cento dei costi di funzionamento. 


4. Il presente articolo si applica anche ai 
soggetti intestatari a qualunque titolo di con- 
dotte forzate con dighe a monte. 
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Art. 7. 


{Modifiche alla legge I’! febbraio 1994, 

n. 109. Ulteriori disposizioni concernenti 

gli appalti e il Consiglio superiore dei lavori 
pubblici) 


1. Nelle more della revisione della legge 
quadro sui lavori pubblici, anche allo scopo 
di adeguare la stessa alle modifiche al titolo 
V della parte seconda della Costituzione, alla 
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive 
modificazioni, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 


a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente: 


«Art. 2. - (Ambito oggettivo e soggettivo 
di applicazione della legge). — 1. Ai sensi 
e per gli effetti della presente legge e del re- 
golamento di cui all'articolo 3, comma 2, si 
intendono per lavori pubblici, se affidati dai 
soggetti di cui al comma 2 del presente arti- 
colo, le attività di costruzione, demolizione, 
recupero, ristrutturazione, restauro e manu- 
tenzione di opere ed impianti, anche di pre- 
sidio e difesa ambientale e di ingegneria na- 
turalistica. Nei contratti misti di lavori, forni- 
ture e servizi e nei contratti di forniture 0 di 
servizi quando comprendano lavori accessori, 
si applicano ie norme della presente legge 
qualora i lavori assumano rilievo economico 
superiore al 50 per cento. 

2. Le norme della presente legge e del re- 
golamento di cui all’articolo 3, comma 2, si 
applicano: 


a) alle amministrazioni dello Stato, an- 
che ad ordinamento autonomo, agli enti pub- 
blici, compresi quelli economici, agli enti ed 
alle amministrazioni locali, alle loro associa- 
zioni e consorzi nonché agli altri organismi 
di diritto pubblico; 

Bb} al concessionani di lavori e di servizi 
pubblici e ai soggetti di cui al decreto legi- 
slativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive 
modificazioni, alle aziende speciali ed ai 
consorzi di cui agli articoli 114, 2 e 31 dei 
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testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali, di cui al decreto iegislativo 18 
agosto 2000, n. 267, alle società di cui agli 
articoli 113, 113-bis, 155 e 116 del citato te- 
sto unico, alle società con capitale pubblico, 
in misura anche non prevalente, che abbiano 
ad oggetto della propria attività la produ- 
zione di beni o servizi non destinati ad es- 
sere coliocati sul mercato in regime di libera 
concorrenza; ai predetti soggetti non si appli- 
cano gli articoli 7, 14, 18, 19, commi 2 & 
2-bis, 27 e 33 della presente legge; 

c) ai soggetti privati, relativamente a la- 
vori di cui all'allegato A del decreto legisla- 
tivo 19 dicembre 1991, n. 406, nonché ai la- 
vori civili relativi ad ospedali, impianti spor- 
tivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici 
scolastici ed universitari, edifici destinati a 
funzioni pubbliche amministrative, di im- 
porio superiore a | milione di euro, per la 
cui realizzazione sia previsto, da parte dei 
soggetti di cui alla lettera 4), un contributo 
diretto e specifico, in conto interessi o in 
conto capitale che, attualizzato, superi il 50 
per cento dell'importo dei lavori; ai predetti 
soggetti non si applicano gli articoli 7, 14, 
19, commi 2 e 2-bis, 27, 32 e 33 della pre- 
sente legge. 


3. AI concessionari di lavori pubblici si 
applicano le sole disposizioni della presente 
legge in materia di pubblicità dei bandi di 
gara e termini per concorrere, secondo 
quanto previsto per gli appalti a terzi dalla 
direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 
giugno 1993, nonché in materia di qualifica- 
zione degli esecutori di lavori pubblici; per i 
lavori eseguiti direttamente o tramite imprese 
collegate o controllate, individuate ai sensi 
della citata direttiva 93/37/CEE, sì applicano 


le sole norme relative alla qualificazione de- 


gli esecutori di lavori pubblici. Le ammini- 
strazioni aggiudicatrici possono imporre ai 
concessionari di lavori pubblici, con espressa 
previsione del contratto di concessione, di af- 
fidare a terzi appalti corrispondenti a una 
percentuale minima del 30 per cento del va- 
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lore globale dei lavori oggetto della conces- 
sione oppure possono invitare i candidati 
concessionari a dichiarare nelle loro offerte 
la percentuale, ove sussista, del valore gio- 
bale dei lavori oggetto della concessione 
che essi intendono affidare a terzi. Per la rea- 
lizzazione delle opere previste nelle conven- 
zioni già assentite alla data del 30 giugno 
2002, ovvero rinnovate e prorogate ai sensi 
della legislazione vigente, i concessionari 
sono tenuti ad appaltare a terzi una percen- 
tuale minima del 40 per cento dei lavori, ap- 
plicando le disposizioni della presente legge 
ad esclusione degli articoli 7, 14, 19, commi 
2 e 2-bis, 27, 32, 33. È fatto divieto ai sog- 
getti di cui al comma 2, lettera a), di proce- 


i dere ad estensioni di lavori affidati in con- 


cessione al di fuori delie ipotesi previste 
dalta citata direttiva 93/37/CEE previo ag- 
giornamento degli atti convenzionali sulia 
base di uno schema predisposto dal Ministro 
delle infrastrutture e dei trasporti, Di tale ag- 
giornamento deve essere data comunicazione 
al Parlamento. 

4. I soggetti di cui al decreto legislativo 17 
marzo 1995, n. 158, applicano le disposi- 
zioni della presente legge per i lavori di 
cui all'articolo 8, comma 6, del medesimo 
decreto legislativo e comunque per i lavori 
riguardanti i rilevati aeroportuali e ferroviari. 
Agli stessi soggetti non si applicano le dispo- 
sizioni del regolamento di cui all’articoio 3, 
comma 2, relative all'esecuzione dei lavon, 
alla contabilità dei lavori e al collaudo dei 
lavori. Resta ferma l’applicazione delle di- 
sposizioni legislative e regolamentari relative 
ai collaudi di natura tecnica. Gli appalti di 
forniture e servizi restano comunque regolati 
dal solo decreto legislativo 17 marzo 1995, 
n. 158. 

5. Le disposizioni della presente legge non 
si applicano agli interventi eseguiti diretta- 
mente dai privati a scomputo di contributi 
connessi ad atti abilitanti all’attività edilizia 
o conseguenti agli obblighi di cui al quinto 
comma dell'articolo 28 della legge 17 agosto 
1942, n. 1150, e successive modificazioni, 0 
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di quanto agli interventi assimilabile; per le 
singole opere d’importo superiore alla soglia 
comunitaria i soggetti privati sono tenuti ad 
affidare le stesse nel rispetto delle procedure 
di gara previste dalla citata direttiva 93/37/ 
CEE. 


6. Le disposizioni della presente legge, ad 
esclusione dell'articolo 8, non si applicano ai 
contratti di sponsorizzazione di cui all’arti- 
colo 119 del citato testo unico di cui al de- 
creto legislativo n. 267 del 2000, ed all’arti- 
colo 43 della legge 27 dicembre 1997, 
n. 445, ovvero ai contraiti a questi ultimi as- 
similabili, aventi ad oggetto interventi di cui 
al comma |, ivi compresi gli interventi di re- 
stauro e manutenzione di beni mobili e delle 
superfici decorate di beni architettonici sotto- 
posti alle disposizioni di tutela di cui al Ti- 
tolo I del testo unico delle disposizioni legi- 
slative in materia di beni culturali e ambien- 
tali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 
1999, n. 490. 


7. Ai sensi della presente legge si inten- 
dono: 


a) per organismi di diritto pubblico 
qualsiasi organismo con personalità giuri- 
dica, Istituito per soddisfare specificatamente 
bisogni di interesse generale non aventi ca- 
rattere industriale o commerciale e la cui at- 
tività sia finanziata in modo maggioritario 
dallo Stato, dalle regioni, dalle province 
autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti 
locali, da altri enti pubblici o da altri organi- 
smi di diritto pubblico, ovvero la cui ge- 
stione sia sottoposta al controllo di tali sog- 
getti, ovvero i cui organismi di amministra- 
zione, di direzione o di vigilanza siano costi- 
tuiti in misura non inferiore alla metà da 
componenti designa dai medesimi soggetti; 

b) per procedure di affidamento dei Ja- 
vori © per affidamento dei lavori il ricorso 
a sistemi di appalto o di concessione; 

c) per amministrazioni aggiudicatrici i 
soggetti di cui al comma 2, lettera 4): 


GAZZETTA UFFICIALE 


d) per altri enti aggiudicatorni o realizza- 
tori i soggetti di cui al comma 2, lettere 5} e 
cl»; 


b) all'articolo 3, comma 6, lettera {): 


1) le parole: «ai sensi della legge 1° 
giugno 1939, n. 1089, e successive modifica- 
zioni» sono sostituite dalle seguenti: «ai 
sensi del Titolo { del testo unico delle dispo- 
sizioni legislative in materia di beni culturali 
e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 
ottobre 1999, n. 490»; 

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti 
parole: «fatto salvo quanto specificatamente 
previsto con riferimento ai beni mobili ed 
alle superfici decorate di beni architettonici»; 


c) all'articolo 4, comma 17, primo pe- 
riodo, le parole: «150.000 Ecu» sono sosti- 
tuite dalle seguenti: «[50.000 euro»; le pa- 
role: «quindici giorni» sono sostituite dalle 
seguenti: «trenta giorni»; le parole: «trenta 
giorni» sono sostituite dalle seguenti: «ses- 
santa giorni»; al medesimo comma |7 dei- 
l’articolo 4, dopo il primo periodo, è inserito 
il seguente: «Per gli appalti di importo infe- 
riore a 500.000 euro non è necessaria la co- 
municazione dell’emissione degli stati di 
avanzamento»; 

d} all'articolo 8: 

1) al comma 2, le parole: «150.000 
Ecu» sono sostituite dalle seguenti: 
«150.000 euro»; 

2) al comma 4, la lettera b) è sosti- 
tuita dalla seguente: 


«b) le modalità e 1 criteri di autorizza- 
zione e di eventuale revoca nei confronti de- 
gli organismi di attestazione, nonché i requi- 
siti soggettivi, organizzativi, finanziari e tec- 
nici che i predetti organismi devono posse- 
dere»; 


3) al comma 4, la lettera #) è sosti- 
tuita dalla seguente: 


«g) le modalità di verifica della qualifi- 
cazione. Fatto salvo quanto specificatamente 
previsto con riferimento alla qualificazione 
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relativa alla categoria dei lavon di restauro c 
manutenzione di beni mobili e delle superfici 
decorate di beni architettonici sottoposte alle 
disposizioni di tutela deì citato testo unico 
delle disposizioni legislative in matenia di 
bem culturali e ambientali, di cul al decreto 
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ottenute 
antecedentemente alla data di entrata in vi- 
gore del regolamento di cui al comma ll-se- 
xies ovvero nelle more dell'efficacia dello 
stesso, la durata dell’efficacia della qualitica- 
zione è di cinque anni, con verifica entro il 
terzo anno del mantenimento dei requisiti 
di ordine generale nonché dei requisiti di ca- 
pacità strutturale da indicare nel regola- 
mento. La verifica di mantenimento sarà ta- 
riffata proporzionaimente alla tariffa di atte- 
stazione in misura non superiore ai 3/5 della 
stessa. La durata dell’efficacia della qualifi- 
cazione relativa alla categoria dei lavori di 
restauro e manutenzione di beni mobili e 
delle superfici decorate di beni architettonici 
sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al 
citato testo unico ottenuta antecedentemente 
alla data di entrata in vigore del regolamento 
di cui al comma li-sexies ovvero nelle more 
dell’efficacia dello stesso, è di tre anni, fatta 
salva la venfica in ordine al possesso dei re- 
quisiti di ordine generale e dei requisiti di 
ordine speciale individuati dal suddetto rego- 
lamento»; 


4) al comma 1l-sexies sono aggiunti, 
in fine, i seguenti periodi: «È facoltà dei sog- 
getti di cui all'articolo 2, comma 2, indivi- 
duare, quale ulteriore requisito dei soggetti 
esecutoni dei lavori di cui al presente 
comma, l'avvenuta esecuzione di lavori nello 
specifico settore cui si riferisce l'intervento. 
Ai fini della comprova del requisito relativo 
all'esecuzione di lavori nello specifico set- 
lore cui si riferisce l'intervento, potranno es- 
sere utilizzati umcamente i lavori diretta- 
mente ed effettivamente realizzati dal sog- 
getto esecutore, anche per effetto di cottimi 
e subaffidamenti.»; 


3) dopo il comma Îl-sexies È agp- 
giunto il seguente: 


«fj-septles. Nel caso di forniture e servizi, 
i lavori, ancorché accessori e di rilievo eco- 
nomico inferiore al SO per cento, devono es- 
sere eseguiti esclusivamente da soggetti qua- 
lificati ai sensi del presente articolo.»; 


e) all'articolo 12: 


1) al comma 5, l'ultimo periodo è so- 
stituito dal seguente: «È vietata la partecipa- 
zione a più di un consorzio stabile»; 

2) dopo il comma 8, sono aggiunti i 
seguenti: 

«8-bis. Ai fini della partecipazione del 
consorzio stabile alle gare per l'affidamento 
di lavori, la somma delle cifre d'affari in ta- 
vori realizzate da ciascuna impresa consor- 
ziata, nel quinquennio antecedente la data 
di pubblicazione del bando di gara, è incre- 
mentata di una percentuale della somma 
stessa. Tale percentuale è pari al 20 per 
cento nel primo anno; al 15 per cento nel se- 
condo anno; al 10 per cento nel terzo anno 
fino al compimento del quinquennio. 

8-ter. Il consorzio stabile si qualifica sulla 
base delle qualificazioni possedute dalle sin- 
gole imprese consorziate. La qualificazione è 
acquisita con riferimento ad una determinata 
categoria di opera generale o specializzata 
per la classifica corrispondente alla somma 
di quelle possedute dalle imprese consor- 
ziate. Per la qualificazione alla classifica di 
importo illimitato, è in ogni caso necessario 
che almeno una tra le imprese consorziate 
già possieda tale qualificazione ovvero che 
tra le imprese consorziate ve ne siano al- 
meno una con qualificazione per classifica 
VII è almeno due con classifica V o supe- 
riore, ovvero che tra le imprese consorziate 
ve ne siano almeno tre con qualificazione 
per classifica VI. Per la qualificazione per 
prestazioni di progettazione e costruzione, 
nonché per la fruizione dei meccanismi pre- 
miali di cui all'articolo 8, comma 4, lettera 
e), è in ogni caso sufficiente che i corrispon- 


4 


3-8-2002 


denti requisiti siano posseduti da almeno una 
delle imprese consorziate. Qualora la somma 
delle classifiche delle imprese consorziate 
non coincida con una delle classifiche di 
cui all'articolo 3 del regolamento di cui al 
decreto del Presidente cella Repubblica 25 
gennaio 2000, n. 34, la qualificazione è ac- 
quisita nella classifica immediatamente infe- 
riore o in quella immediatamente superiore 
alla somma delle classifiche possedute dalle 
imprese consorziate, a seconda che tale 
somma si collochi rispettivamente al di sotto, 
ovvero al di sopra o alla pari della metà del- 
l'intervallo tra le due classifiche»; 


f} all'articolo 13: 


1) al comma 3, è aggiunto, in fine, il 
seguente periodo: «I lavori riconducibili alla 
categoria prevalente ovvero alle categorie 
scorporate possono essere assunti anche da 
imprese riunite in associazione ai sensi del 
comma l.»; 

2) al comma 7, la parola: «ciascuna» 
è sostituita dalle seguenti: «una o più» ed è 
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per 
le medesime speciali categorie di lavori, 
che siano indicate nei bando di gara, il su- 
bappalto, ove consentito, non può essere arti- 
ficiosamente suddiviso in più contratti.»; 


&} all’articolo 14: 


1) al comma 1, dopo le parole: «L'at- 
tività di realizzazione dei lavori di cui alla 
presente legge» sono inserite le seguenti: 
«di singolo importo superiore a 100.000 
euro»; 

2) il comma 3 è sostituito dal se- 
guente: 


«3, Il programma triennale deve prevedere 
un ordine di priorità. Nell'ambito di tale oc- 
dine sono da ritenere comunque prioritari i 
lavori di manutenzione, di recupero del patri- 
monio esistente, di completamento dei lavori 
già iniziati, i progetti esecutivi approvati, 
nonché gli interventi per i quali ricorra la 
possibilità di finanziamento con capitale pri- 
vato maggioritario»; 
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3) al comma 9, dopo le parole: «è su- 
bordinata» sono inserite le seguenti: «, per I 
lavori di importo inferiore a 1.000.000 di 
euro, alla previa approvazione di uno studio 
di fattibilità €, per i lavori di importo pari 
o superiore a 1,000.000 di euro»; 

4) al comma 7, le parole: «o un 
tronco di lavoro a rete» sono soppresse; 


h) all'articolo 16: 


1) dopo il comma 3, è inserito il se- 
suente: 


«3-bis. Con riferimento ai lavori di re- 
stauro e manutenzione di beni mobili e delle 
superfici decorate di beni architettonici sotto- 
poste alle disposizioni di tutela di cui al testo 
unico delle disposizioni iegislative in materia 
di beni culturali e ambientali, di cui al de- 
creto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il 
progetto preliminare dell'intervento deve ri- 
comprendere una scheda tecnica redatta e 
sottoscritta da un soggetto con qualifica di 
restavratore di beni culturali ai sensi della vi- 
gente normativa e finalizzata alla puntuale 
individuazione delle caratteristiche del bene 
vincolato e dell'intervento da realizzare.»; 


2) al comma 6, dopo le parole: «e 
momenti di verifica» è insenta la seguente: 
«tecnica»; 


i) all'articolo 17: 


I) al comma Î, lettera d), sono ag- 
giunte, in fine, le seguenti parole: «, Ivi com- 
presi, con riferimento agli interventi inerenti 
al restauro e alla manutenzione di beni mo- 
bili e delle superfici decorate di beni archi- 
tettonici, i soggetti con qualifica di restaura- 
tore di beni culturali ai sensi della vigente 
normativa»; ail medesimo comma 1, dopo ta 
lettera e) è aggiunta la seguente: 


«g-bis) da consorzi stabili di società di 
professionisti di cui al comma 6, lettera a}, 
e di società di ingegneria di cui al comma 
6, lettera è), anche in forma mista, formati 
da non meno di tre consorziati che abbiano 
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operato nel settore dei servizi di ingegneria e 
architettura, per un periodo di tempo non in- 
feriore a cinque anni, e che abbiano deciso di 
operare in modo congiunto secondo le previ- 
sioni del comma 1 dell'articolo 12. È vietata 
la partecipazione a più di un consorzio sta- 
bile. Ai fini della partecipazione alle gare 
per l'affidamento di incarichi di progetta- 
zione e attività tecnico-amministrative ad 
essa connesse, il fatturato globale in servizi 
di ingegneria e architettura realizzato da cia- 
scuna società consorziata nel quinquennio 0 
nel decennio precedente è incrementato se- 
condo quanto stabilito  dall’articolo 12, 
comma 8-bis, della presente legge; ai con- 
sorzi stabili di società di professionisti e di 
società di ingegneria si applicano altresì le 
disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del 
predetto articolo 12»; 

2) al comma 4, il secondo periodo è 
soppresso; 

3) al comma 6, alla lettera 4} sono 
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di cate- 
goria cui ciascun firmatario del progetto fa 
riferimento in forza della iscrizione obbliga- 
toria al relativo albo professionale. Detto 
contributo dovrà essere versato pro quota 
alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti 
statutarie i regolamenti vigenti:» e alta lettera 
b), secondo periodo, le parole: «di ciascun 
professionista firmatario del progetto» sono 
sostituite dalle seguenti: «di categoria cui 
ciascun firmatario del progetto fa riferimento 
in forza della iscrizione obbligatoria al rela- 
tivo albo professionale. Detto contributo do- 
vrà essere versato pro quota alle rispettive 
Casse secondo gli ordinamenti statutari e i 
regolamenti vigenti»; 

4) al comma 8, è aggiunto, in fine, il 
seguente periodo: «All'atto dell’affidamento 
dell’incarico deve essere dimostrata la rego- 
larità contributiva del soggetto affidatario»; 

5) i commi 10, Li e 12 sono sostituiti 
dai seguenti: 

«/0. Per l'affidamento di incarichi di pro- 
gettazione di importo pari o superiore alla 
soglia di applicazione della disciplina comu- 
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nitaria in materia di appalti pubblici di ser- 
vizi, si applicano le disposizioni di cui al de- 
creto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e 
successive modificazioni, ovvero, per i sog- 
getti tenuti all'applicazione del decreto legi- 
slativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive 
modificazioni, le disposizioni ivi previste. 

11. Per l’affidamento di incarichi di pro- 
gettazione il cui importo stimato sia com- 
preso tra 100.000 euro e ia soglia di applica- 
zione della disciplina comunitaria in materia 
di appalti pubblici di servizi, il regolamento 
disciplina le modalità di aggiudicazione che 
le stazioni appaltanti devono rispettare, in al- 
ternativa alla procedura del pubblico incanto, 
in modo che sia assicurata adeguata pubbii- 
cità agli stessi e siano contemperati i princìpi 
generali della trasparenza e del buon anda- 
mento con l'esigenza di garantire la propor- 
zionalità tra le modalità procedurali e il cor- 
rispettivo dell'incarico. 

12. Per l’affidamento di incarichi di pro- 
gettazione ovvero della direzione dei lavori 
il cui importo stimato sia infenore a 
100.000 euro le stazioni appaltanti per il tra- 
mite del responsabile del procedimento pos- 
sono procedere all'affidamento ai soggetti 
di cui al comma I, lettere d), e), f) e 2), di 
loro fiducia, previa verifica dell’esperienza 
e della capacità professionale degli stessi e 
con motivazione della scelta in relazione al 
progetto da affidare»; 


6) dopo il comma 12-bis è inserito il se- 
guente: 


«12-ter. Il Ministro della giustizia, di con- 
certo con il Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti, determina, con proprio decreto, le 
tabelle dei corrispettivi delle attività che pos- 
sono essere espletate dai soggetti di cui al 
comma ! del presente articolo, tenendo conto 
delle tariffe previste per le categone profes- 
sionali interessate. I corrispettivi sono mi- 
nimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma 
dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, 
n. 143, introdotto dall'articolo unico della 
legge 3 maggio 1976, n. 340, Ogni patto 
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contrario è nullo. Fino all'emanazione del 
decreto continua ad applicarsi quanto previ- 
sto nei decreto del Ministro della giustizia 
del 4 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001.5; 


i} all'articolo 19: 


1) al comma È, la lettera 5) è sosti- 
tuita dalla seguente: 


«b) la progettazione esecutiva di cul al- 
l'articolo 16, comma 5, e l'esecuzione dei la- 
vori pubblici di cui all'articolo 2, comma |, 
qualora: 

I) riguardino lavori di importo infe- 
riore a 200.000 euro; 

2) riguardino lavori la cui compo- 
nente impiantistica 0 tecnologica incida per 
più del 60 per cento del valore dell’opera; 

3) riguardino lavori di manutenzione, 
restauro e scavi archeologici; 

4) riguardino lavori di importo pari 0 
superiore a 10 milioni di euro»; 


2) dopo il comma 1-bis, sono inseriti 
i seguenti: 

«I-ter. L'appaltatore che partecipa ad un 
appalto integrato di cui al comma |, lettera 
b), deve possedere i requisiti progettuali pre- 
visti dal bando o deve avvalersi di un proget- 
tista qualificato alla realizzazione del pro- 
getto esecutivo individuato in sede di offerta 
o eventualmente associato; il bando indica 
l'ammontare delle spese di progettazione 
esecutiva comprese nell'importo a base di 
appalto ed i requisiti richiesti al progettista, 
in conformità a quanto richiesto dalla norma- 
tiva in materia di gare di progettazione. 
L'ammontare delle spese di progettazione 
non è soggetto a ribasso d'asta. L'appaltatore 
risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti 
alla necessità di introdurre varianti in corso 
d'opera a causa di carenze del progetto ese- 
cutivo. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 
47, comma |, del regolamento di cui al de- 
creto del Presidente della Repubblica 21 di- 
cembre 1999, n. 554, nel caso di opere di 
particolare pregio architettonico, il responsa- 
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bile del procedimento procede in contraddit- 
torio con il progettista qualificato alla realiz- 
zazione del progetto esecutivo a verificare la 
conformità con il progetto definitivo, al fine 
di accertare l’unità progettuale. Ai contrad- 
dittorio partecipa anche il progettista titolare 
dell'affidamento del progetto definiuvo, che 
si esprime in ordine a tale conformità. 


I-quater., I lavori di restauro e manuten- 
zione di beni mobili e delle superfici deco- 
rate di beni architettonici sottoposte alle di- 
sposizioni di tutela previste dal testo unico 
di cui al decreto legislativo 29 ottobre 
1999, n. 490, non sono suscettibili di affida- 
mento congiuntamente ad altre lavorazioni 
afferenti ad altre categorie di opere generali 
e speciali individuate dal regolamento di 
cui all'articolo 3, commi 2 e 3, e dal regola- 
mento di cui all'articolo 8, comma 2. L’affi- 
damento dei lavori di restauro e manuten- 
zione di beni mobili e delle superfici deco- 
rate di beni architettonici comprende, di re- 
gola, l’affidamento dell’attività di progetta- 
zione successiva a livello preliminare. 


I-quinquies. Nel caso di affidamento dei 
lavori in assicurazione di qualità, qualora la 
stazione appaltante non abbia già adottato 
un proprio sistema di qualità, è fatto obbligo 
alla stessa di affidare, ad idonei soggetti qua- 
lificati, secondo le procedure di cui al de- 
creto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, i 
servizi di supporto al responsabile del proce- 
dimento ed al direttore dei lavori, in modo 
da assicurare che anche il funzionamento 
della stazione appaltante sia conforme ai li- 
velli di qualità richiesti dall’appaltatore»; 


3) al comma 2, le parole: «Qualora 
nella gestione siano previsti prezzi o tariffe 
amministrati, controllati o predeterminati» 
sono sostituite dalle seguenti: «Qualora ne- 
cessario»; le parole: «, che comunque non 
può superare il 50 per cento dell’importo to- 
tale dei lavori. Il prezzo può essere corrispo- 
sto a collaudo effettuato in un’unica rata o in 
più rate annuali, costanti o variabili» sono 
soppresse: sono aggiunti, in fine, i seguenti 
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periodi: «A titolo di prezzo, i soggetti aggiu- 
dicatori possono cedere in proprietà o diritto 
di godimento beni immobili nella propria di- 
spenibilità, o allo scopo espropriati, la cui 
utilizzazione sia strumentale o connessa al- 
l’opera da affidare in concessione, nonché 
beni immobili che non assolvono più a fun- 
zioni di interesse pubblico, già indicati nel 
programma di cuì all’articolo 14, ad esclu- 
sione degli immobili ricompresi nel patrimo- 
nio da dismettere ai sensi del decreto-legge 
25 settembre 2001, n. 35Ì, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 23 novembre 
2001, n. 410, Qualora il soggetto concedente 
disponga di progettazione definitiva o esecu- 
tiva, l'oggetto della concessione, quanto alle 
prestazioni progettuali, può essere circo- 
scritto alla revisione della progettazione e 
al suo completamento da parte del concessio- 
nario»; 

4) al comma 2-bis, le parole: «La du- 
raia della concessione non può essere supe- 
riore a trenta anni» sono sostituite dalle se- 
guenti: «L’amministrazione aggiudicatrice, 
al fine di assicurare il perseguimento dell’e- 
quilibrio economico-finanziario degli investi- 
menti del concessionario, può stabilire che la 
concessione abbia una durata anche superiore 
a trenta anni, tenendo conto del rendimento 
della concessione, della percentuale del 
prezzo di cui al comma 2 sull'importo totale 
dei lavori, e dei rischi connessi alle modifi- 
che delle condizioni del mercato»; 


5) dopo il comma 2-bis, sono inseriti 
i seguenti: 


«2-ter. Le amministrazioni aggiudicatrici 
possono affidare in concessione opere desti- 
nate alla utilizzazione diretta della pubblica 
amministrazione, in quanto funzionali alla 
gestione di servizi pubblici, a condizione 
che resti al concessionario l'alea econo- 
mico-finanziaria della gestione dell’opera. 


2-quater. Il concessionario, ovvero la so- 
cietà di progetto di cui all'articolo 37-quater, 
partecipano alla conferenza di servizi finaliz- 
zata all'esame ed alla approvazione dei pro- 
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getti di loro competenza; in ogni caso essi 
non hanno diritto di voto»: 


6) al comma 4, le parole: «in ogni 
caso» sono sostituite dalle seguenti: «salvo 
Il caso di cui al comma 5,»; e le parole: «nu- 
mero 1}» sono sostituite dalle seguenti: «nu- 
meri 1), 2) e 4)»; 

7) al comma 5, dopo le parole: « 
contratti» sono inserite le seguenti: «di cui 
al comma |, lettera a), di importo inferiore 
a 500.000 euro e i contratti» e, dopo le pa- 
role: «scavi archeologici», sono aggiunte ie 
seguenti: «nonché quelli relativi alle opere 
in sotterraneo e quelli afferenti alle opere 
di consolidamento dei terreni»; 


m) all'articolo 20; 


I) al comma 2, dopo le parole: «po- 
nendo a base di gara un progetto» sono inse- 
rite le seguenti: «almeno di livello»: 


2) al comma 4, dopo le parole: «pre- 
vio parere del Consiglio superiore dei lavori 
pubblici» sono inserite le seguenti: «per i la- 
vori di importo pari 0 superiore a 25.000.000 
di euro»; 


n) all'articolo 21; 


1) al comma 1-bis, primo periodo, fe 
parole: «a 5 milioni di ECU» sono sostituite 
dalle seguenti: «al controvalore in euro di 
5.000.000 di DSP»; è soppresso il secondo 
periodo; dopo il terzo periodo sono inseriti 
1 seguenti: «Il bando o la lettera di invito de- 
vono precisare le modalità di presentazione 
delle giustificazioni, nonché indicare quelle 
eventualmente necessarie per l'ammissibilità 
delle offerte. Non sono richieste giustifica- 
zioni per quegli elementi i cui valori minimi 
sono rilevabili da dati ufficiali. Ove l'esame 
delle giustificazioni richieste e prodotte non 
sia sufficiente ad escludere l’incongruità 
della offerta, il concorrente è chiamato ad in- 
tegrare i documenti giustificativi ed all’e- 
sclusione potrà provvedersi solo all’esito 
della ulteriore verifica, in contraddittorio»; 
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2) dopo il comma 1-bis, è inserito il 
seguente: 


«l-ter. L’aggiudicazione degli appalti me- 
diante pubblico incanto o licitazione privata 
può essere effettuata con il criterio dell’of- 
ferta economicamente più vantaggiosa, deter- 
minata in base agli elementi di cui al comma 
2, lettera a), nei caso di appalti di importo 
superiore alla soglia comunitaria in cui, per 
la prevalenza della componente tecnologica 
o per la particolare rilevanza tecnica delle 
possibili soluzioni progettuali, si ritiene pos- 
sibile che la progettazione possa essere util- 
mente migliorata con integrazioni tecniche 
proposte dall'appaltatore»; 


3) dopo il comma 8, è aggiunto il se- 
guente: 


«B-bis. L'aggiudicazione dei lavori di re- 
stauro e manutenzione di beni mobili e delle 
superfici decorate di beni architettonici sotto- 
poste alle disposizioni di tutela previste dal 
testo unico delle disposizioni legislative in 
materia di beni culturali e ambientali, di 
cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, 
n. 490, il cui importo stimato sia inferiore 
a 5.000.000 di DSP, è disposta secondo il crite- 
rio dell’offesta economicamente più vantag- 
giosa, assumendo quali elementi obbligatori 
di valutazione il prezzo e l'apprezzamento 
dei curricula in relazione alle caratteristiche 
dell’intervento individuate nella scheda tec- 
nica di cui all'articolo 16, comma 3-bis. In 
questa ipotesi, all'elemento prezzo dovrà es- 
sere comunque attribuita una rilevanza pre- 
valente secondo criteri predeterminati»; 


e) all'articolo 23, comma l-ter, il 
quarto periodo è sostituito dai seguenti: 
«Ogni domanda deve indicare gii eventuali 
altri soggetti a cul sono state inviate le do- 
mande e deve essere corredata da una auto- 
certificazione, ai sensi della vigente norma- 
tiva in materia, con la quale il richiedente at- 
testa 11 possesso delle qualifiche e dei requi- 
siti previsti dal regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 25 gennaio 
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2000, n. 34, di non trovarsi in nessuna delle 
cause di esclusione dalle gare d’appalto e di 
non aver presentato domanda in numero su- 
periore a quanto previsto al secondo periodo 
del presente comma. Le stazioni appaltanti 
procedono a verifiche a campione sui sog- 
getti concorrenti e comunque sui soggetti ag- 
giudicatari»; 
P} all'articolo 24: 


1) al comma I, alla lettera a) è pre- 
messa la seguente: 


«0a) lavori di importo complessivo non 
superiore a 100.000 euro»; 


2) al comma L, lettera a}, le parole: 
«non superiore a 300.000 ECU» sono sosti- 
tuite dalle seguenti: «compreso tra oltre 
100.000 euro e 300.000 euro»; alle lettere 
b) e c), la parola: «ECU» è sostituita dalla 
seguente: «euro»; 

3) dopo il comma 5 è inserito il se- 
guente: 


«5-bis. L'affidamento di appalti di cui al 
comma 1, letiera c), ii cui importo stimato 
sia superiore a 40.000 euro, avviene me- 
diante gara informale sulla base di quanto di- 
sposto dall'articolo 21, comma 8-bis, alla 
quale devono essere invitati almeno quindici 
concorrenti, se sussistono in tale numero 
soggetti qualificati ai sensi della presente 
legge per i javori oggetto dell'appalto. Per 
l'affidamento di appalti di cui al comma |, 
lettera c), il cui importo stimato sia inferiore 
a 40.000 euro, le stazioni appaltanti possono 
procedere all'affidamento a soggetti, singoli 
o raggruppati, di propria fiducia. In questo 
caso comunque le stazioni appaltanti devono 
verificare la sussistenza, in capo agli affida- 
tari, dei requisiti di cui alla presente legge 
e motivarne la scelta in relazione alle presta- 
zioni da affidare.»; 


4) dopo il comma 7 è inserito il se- 
guenie: 


«7-bis. Con riferimento ai lavori di re- 
stauro e manutenzione di beni mobili e delle 
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supertici decorate di beni architettonici sotto- 
poste alle disposizioni di tutela previste dal 
testo unico deile disposizioni legislative in 
materia di beni culturali e ambientali, di 
cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, 
n. 490, è ammissibile l’affidamento a tratta- 
tiva privata, ad un soggetto esecutore di un 
appalto, di lavori complementari, non figu- 
ranti nel progetto inizialmente approvato © 
nell’affidamento precedentemente disposto, 
che siano diventati necessari, a seguito di 
circostanza non prevedibile, all'intervento 
nel suo complesso, sempreché talì lavori 
non possano essere tecnicamente o economi 
camente separati dall’appalto principale 
senza grave inconveniente per il soggetto ag- 
giudicatario oppure, quantunque separabili 
dall'esecuzione dell’appalto iniziale, siano 
strettamente necessari al suo perfeziona- 
mento. L'importo dei lavori complementari 
non può complessivamente superare il 50 
per cento dell'appalto principale.»; 


9) all’articolo 27, dopo il comma 2, è 
aggiunto il seguente: 


«2-bis. Con riferimento agli interventi di 
restauro e manutenzione di beni mobili € 
delle superfici decorate di beni architettonici, 
sottoposte alle disposizioni di tutela previste 
dal testo unico delie disposizioni legislative 
in materia di beni culturali e ambientali, di 
cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, 
n. 490, l'ufficio di direzione dei lavori del 
direttore dei lavori deve comprendere tra 
gli assistenti con funzioni di direttore opera- 
tivo un soggetto con qualifica di restauratore 
di beni culturali ai sensi della normativa vi- 
gente.»; 


r} all'articolo 28, comma 4, sono ag- 
giunti, in fine, i seguenti penodi: «Possono 
fare parte delle commissioni di collaudo, li- 
mitatamente ad un solo componente, 1 fun- 
zionari amministrativi che abbiano prestato 
servizio per almeno cinque anni in uffici 
pubblici. È abrogata ogni diversa disposi- 
zione, anche di natura regolamentare»; 
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s) all'articolo 29: 


1) al comma |, lettera a), le parole: 
«superiore a $ mulloni di ECU» sono sosti- 
tuite dalle seguenti: «pari o superiore al con- 
trovalore in euro di 5.000.000 di DSP»; alla 
lettera è), alla parola: «superiore», sono pre- 
messe le parole: «pari o» e la parola: «ECU» 
è sostituita dalla seguente: «euro»; alla let- 
tera c) la parola: «ECU» è sostituita dalla 
seguente: «euro»; 

2) ii comma 2 è sostituito dal se- 
guente: 


«2. Le spese relative alla pubblicità de- 
vono essere inserite nel quadro economico 
del progetto tra le somme a disposizione del- 
l’amministrazione, che è tenuta ad assicurare 
il rispetto delle disposizioni di cul al presente 
articolo, tramite il responsabile del procedi- 
mento di cui all'articolo 80, comma 10, del 
regolamento di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, 
il quale, in caso di mancata osservanza delle 
disposizioni stesse, dovrà effettuare a proprio 
carico le forme di pubblicità ivi disciplinate, 
senza alcuna possibilità di rivalsa sull’ammi- 
nistrazione»; 


1) all'articolo 30: 


1) al comma 2, il secondo periodo è 
sostituito dai seguenti: «In caso di aggiudica- 
zione con mbasso d'asta superiore al 10 per 
cento, la garanzia fidejussoria è aumentata 
di tanti punti percentuali quanti sono quelli 
eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia 
superiore al 20 per cento, l'aumento è di 
due punti percentuali per ogni punto di ri- 
basso superiore ai 20 per cento. La cauzione 
definitiva è progressivamente svincolata a 
decorrere dal raggiungimento di un importo 
dei lavori eseguiti, attestato mediante stati 
d’avanzamento lavori o analogo documento, 
pari al 50 per cento dell’importo contrat- 
tuale. AI raggiungimento dell'importo dei la- 
vori eseguiti di cui al precedente periodo, la 
cauzione è svincolata in ragione del 50 per 
cento dell'ammontare garantito; successiva- 
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mente si procede allo svincolo progressivo in 
ragione di un $ per cento dell'iniziale am- 
montare per ogni ulteriore 10 per cento di 
importo dei lavori eseguiti. Lo svincolo, nei 
termini e per le entità anzidetti, è automa- 
tico, senza necessità di benestare del com- 
mittente, con la sola condizione della pre- 
ventiva consegna all'istituto garante, da parte 
dell'appaltatore o del concessionario, degli 
stati d'avanzamento lavori o di analogo do- 
cumento, in originale o copia autentica, atte- 
stanti il raggiungimento delle predette per- 
centuali di lavoro eseguito. L'ammontare re- 
siduo, pari al 25 per cento dell’iniziale im- 
porto garantito, è svincolato secondo la nor- 
mativa vigente. Le disposizioni di cui ai pre- 
cedenti periodi si applicano anche ai contratti 
in corso»; al terzo periodo, dopo le parole: 
«La mancata costituzione della garanzia» 
sono inserite le seguenti: «di cui al primo pe- 
nodo»; 

2) il comma 6 è sostituito dal se- 
guenti: 


«6. Prima di iniziare le procedure per l'af- 
fidamento dei lavori, le stazioni appaltanti 
devono verificare, nei termini e con le moda- 
lità stabiliti dal regolamento, la rispondenza 
degli elaborati progettuali ai documenti di 
cui all'articolo 16, commi 1 e 2, e la loro 
conformità alla normativa vigente. Gli oneri 
derivanti dall’accertamento della rispondenza 
agli elaborati progettuali sono ricompresi 
nelle risorse stanziate per la realizzazione 
delle opere. Con apposito regolamento, adot- 
tato si sensi dell'articolo 3, il Governo re- 
gola le modalità di verifica dei progetti, atte- 
nendosi ai seguenti criteri: 


4) per i lavori di importo superiore a 20 
milioni di euro, la verifica deve essere effet- 
tuata da organismi di controllo accreditati ai 
sensi della norma europea UNI CEI EN 
45004; 

b) per i lavori di importo inferiore a 20 
milioni di euro, la verifica può essere effet- 
tuata dagli uffici tecnici delle predette sta- 
zioni appaltanti ove il progetto sia stato re- 
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datto da progettisti esterni o le stesse stazioni 
appaltanti dispongano di un sistema interno 
di controllo di qualità, ovvero da altri sog- 
getti autorizzati secondo | criteri stabiliti 
dal regolamento; 

c}) in ogni caso, il soggetto che effettua 
la verifica del progetto deve essere munito di 
una polizza indennitaria civile per danni a 
terzi per i rischi derivanti dallo svoigimento 
dell'attività di propria competenza. 


6-bis. Sino alla data di entrata in vigore 
deli regolamento di cui al comma 6, la veri- 
fica può essere effettuata dagli uffici tecnici 
delle stazioni appaltanti o dagli organismi 
di controllo di cui alla lettera a) del mede- 
simo comma. Gli incarichi di verifica di am- 
montare inferiore alla soglia comunitaria 
possono essere affidati a soggetti di fiducia 
delia stazione appaltante.»; 


3) al comma 7-bis è aggiunto, in fine, 
il seguente periodo: «Il sistema, una volta 
istituito, è obbligatorio per tutti i contratti 
di cui all'articolo 19, comma 1, lettera è} 
di importo superiore a 75 milioni di euro»; 


u) all'articolo 31-bis, il comma | è so- 
stituito dai seguenti: 


«I. Per i lavori pubblici affidati dai sog- 
getti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere 
a) e b), in materia di appalti e di concessioni, 
qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve 
sui documenti contabili, l’importo econo- 
mico dell’opera possa variare in misura so- 
stanziale e in ogni caso non inferiore al 10 
per cento dell'importo contrattuale, il respon- 
sabile del procedimento promuove la costitu- 
zione di apposita commissione perché for- 
muli, acquisita la relazione del direttore dei 
lavori e, ove costimito, dell'organo di cot- 
laudo, entro novanta giorni dalla apposizione 
dell'ultima delle predette riserve, proposta 
motivata di accordo bonario. In merito alla 
proposta si pronunciano, nei successivi trenta 
giorni, l'appaltatore ed il soggetto commit- 
tente. Decorso tale termine è in facoltà del- 
l'appaltatore avvalersi del disposto dell’arti- 
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colo 32. La procedura per la definizione del- 
l’accordo bonario può essere reiterata per 
una sola volta. La costituzione della commis- 
sione è altresì promossa dal responsabile del 
procedimento, indipendentemente  dail'im- 
porio economico delle riserve ancora da de- 
finirsi, al ricevimento da parte dello stesso 
del certificato di collaudo o di regolare ese- 
cuzione di cui all’aritcolo 28. Nell'occasione 
la proposta motivata della commissione è 
formulata entro novanta giorni dal predetto 
ricevimento. 

I-bis. La commissione di cui al comma | 
è formata da tre componenti in possesso di 
specifica idoneità, designati, rispettivamente, 
il primo dal responsabile del procedimento, il 
secondo dall'impresa appaltatrice o conces- 
stonaria ed il terzo, di comune accordo, dal 
componenti già designati contestualmente al- 
l'accettazione congiunta del relativo incarico. 
In caso di mancato accordo, alla nomina del 
terzo componente provvede su istanza della 
parte più diligente, per le opere di compe- 
tenza delle amministrazioni statali e degli 
enti pubblici nazionali e dei loro concessio- 
nari, il presidente del tribunale del luogo 
dove è stato stipulato il contratto. Qualora 
l'impresa non provveda alla designazione 
del componente di sua elezione nel termine 
di trenta giorni dalla richiesta del responsa- 
bile del procedimento, questi provvede a for- 
mulare direttamente la proposta motivata di 
accordo bonario, acquisita la relazione del 
direttore dei lavori e, ove costituito, dell’or- 
gano di collaudo. Gli oneri connessi ai com- 
pensi da riconoscere ai commissari sono po- 
sti a carico dei fondi stanziati per i singoli 
interventi. 

f-ter. L'accordo bonario, definito con le 
modalità di cui ai commi 1 e I-bis ed accet- 
tato dall'appaltatore, ha natura transattiva. Le 
parti hanno facoltà di conferire alla commis- 
sione il potere di assumere decisioni vinco- 
lanti, perfezionando, per conto delie stesse, 
l'accordo bonario risolutivo delle riserve. 

/-quater. Le disposizioni dei commi da | a 
l-fter non si applicano ai lavori per i quali 


l'individuazione del soggetto affidatano sia 
già intervenuta alla data di entrata in vigore 
della presente disposizione; per gli appalti 
di importo inferiore a 10 milioni di euro, ia 
cosutuzione della commissione è facoltativa 
ed il responsabile del procedimento può es- 
sere componente della commissione stessa.»; 


v) all'articolo 32; 


1) al comma 2, sono premesse le pa- 
role: «Per | soggetti di cui all'articolo 2, 
comma 2, lettera a}, della presente legge,»; 

2) al comma 4 è aggiunto, in fine, il 
seguente periodo: «Sono fatte salve le dispo- 
sizioni che prevedono la costituzione di col- 
legi arbitrali in difformità alla normativa 
abrogata, contenute nelle clausole di contratti 
o capitolati d'appalto già stipulati alla data di 
entrata in vigore del regolamento, a condi- 
zione che i collegi arbitrali medesimi non ri- 
sultino già costituiti alla data di entrata in vi- 
gore della presente disposizione»; 

3) dopo il comma 4 è aggiunto il se- 
guente: 

«4-bis. Sono abrogate tutte le disposizioni 
che, in contrasto con i precedenti commi, 
prevedono limitazioni ai mezzi di risoluzione 
delle controversie nella materia dei lavori 
pubblici come definita all'articolo 2»; 


2) all'articolo 33, comma I, dopo le pa- 
role: «destinate ad attività» sono inserite le 
seguenti: «della Banca d’Italia,»; 

aa) all'articolo 37-bis: 


1} al comma I, le parole: «Entro il 30 
giugno di ogni anno» sono soppresse; dopo 
le parole: «promotori stessi», è inserito il se- 
guente periodo: «Le proposte sono presentate 
entro ii 30 giugno di ogni anno oppure, nel 
caso in cui entro tale scadenza non siano 
state presentate proposte per il medesimo in- 
tervento, entro il 31 dicembre»; dopo le pa- 
role: «un piano economico-finanziario asse- 
verato da un istituto di credito» sono inserite 
le seguenti: «o da società di servizi costituite 
dall’istituto di credito stesso ed iscritte nel- 
l’elenco generale degli intermediari finan- 
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ziani. ai sensi dell'articolo 106 del testo 
unico delle leggi in materia bancaria e credi- 
tizia, di cui al decreto legislativo 1° settem- 
bre 1993, n. 385, o da una società di revi- 
sione ai sensi dell'articolo ! della legge 23 
novembre 1939, n. 1966»; dopo le parvie: 
«garanzie offerte dal promotore all’ammini- 
strazione aggiudicatrice» sono inserite le se- 
guenti: «; il regolamento detta indicazioni 
per chiarire ed agevolare le attività di asse- 
verazione»; e sono aggiunti, in fine, i se- 
guenti periodi; «I soggetti pubblici e privati 
possono presentare alle amministrazioni ag- 
giudicatrici, nell’ambito della fase di pro- 
grammazione di cui all'articolo 14 della pre- 
sente legge, proposte d'intervento relative 
alla realizzazione di opere pubbliche o di 
pubblica utilità e studi di fattibilità. Tale pre- 
sentazione non determina, in capo alle am- 
ministrazioni, alcun obbligo di esame e valu- 
tazione. Le amministrazioni possono adot- 
tare, nell’ambito dei propri programmi, le 
proposte di intervento e gli studi ritenuti di 
pubblico interesse; l'adozione non determina 
alcun diritto del proponente al compenso per 
le prestazioni compiute o alla realizzazione 
degli interventi proposti»; 

2) al comma 2, sono aggiunti, in fine, 
i seguenti periodi: «La realizzazione di lavori 
pubblici o di pubblica utilità rientra tra i set- 
tori ammessi di cui all'articolo 1, comma I, 
lettera c-bis), del decreto legislativo 17 mag- 
gio 1999, n. 153. Le Camere di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura, nell’am- 
bito degli scopi di utilità sociale e di promo- 
zione dello sviluppo economico dalle stesse 
perseguiti, possono presentare studi di fatti- 
bilità 0 proposte di intervento, ovvero aggre- 
garsi alla presentazione di proposte di realiz- 
zazione di lavori pubblici di cui al comma |, 
ferma restando la loro autonomia decisio» 
nale»; 


3) dopo il comma 2, sono aggiunti | 
seguenti: 


«2-bis. Entro venti giorni dalla avvenuta 
redazione dei programmi di cui al comma 
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I, le amministrazioni aggiudicatrici rendono 
pubblica la presenza negli stessi programmi 
di interventi realizzabili con capitali privati, 
in quanto suscettibili di gestione economica, 
pubblicando un avviso indicativo con le mo- 
dalità di cui all'articolo 80 del regolamento 
di cui al decreto del Presidente della Repub- 
blica 21 dicembre 1999, n. 554, mediante af- 
fissione presso la propria sede per almeno 
sessanta giorni consecutivi, nonché pubbli- 
cando lo stesso avviso, a decorrere dalla 
sua istituzione, sul sito informatico indivi- 
duato con decreto del Presidente del Consi- 
glio dei ministri ai sensi dell'articolo 24 
della legge 24 novembre 2000, n. 340, e, 
ove istituito, sul proprio sito informatico. 
L'avviso è trasmesso all'Osservatorio dei la- 
vori pubblici che ne dà pubblicità. Fermi tali 
obblighi di pubblicazione, le amministrazioni 
aggiudicatrici hanno facoltà di pubblicare to 
stesso avviso facendo ricorso a differenti mo- 
dalità, nel rispetto dei principi di cui all’arti- 
colo 1, comma 1, della presente legge. 

2-ter. Entro quindici giorni dalla ricezione 
della proposta, le amministrazioni aggiudica» 
trici provvedono: 


a) alla nomina e comunicazione al pro- 
motore del responsabile del procedimento; 

b) alla verifica della completezza dei 
documenti presentati ‘e ad eventuale detta- 
gliata richiesta di integrazione.»; 


bb) all'articolo 37-ter, comma |, le pa- 
role: «Entro il 31 ottobre di ogni anno» sono 
soppresse e sono aggiunti, in fine, i seguenti 
periodi: «La pronuncia delle amministrazioni 
aggiudicatrici deve intervenire entro quattro 
mesi dalla ricezione delia proposta del pro- 
motore. Ove necessario, il responsabile del 
procedimento concorda per iscritto con il 
promotore un più lungo programma di esame 
e valutazione. Nella procedura negoziata di 
cui all'articolo 37-guater il promotore potrà 
adeguare la propria proposta a quella giudi- 
cata dall’amministrazione più conveniente. 
In questo caso, il promotore risulterà aggiu- 
dicatario della concessione»; 
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cc) all'articolo 37-quater: 


1) al comma |, all’alinea, le parole: 
«il 31 dicembre» sono sostituite dalle se- 
guenti: «tre mesi dalla pronuncia di cui al- 
l'articolo 37-ter>; alla lettera 4), sono ag- 
giunte, in fine, le parole: «; è altresì consen- 
tita la procedura di appalto-concorso»; 

2) al comma S le parole da: «Nel 
caso» fino a; «secondo offerente» sono sosti- 
tuite dalle seguenti: «Nel caso in cui la gara 
sia esperita mediante appalto-concorso € 
nella successiva procedura negoziata di cui 
al comma I, lettera ), il promotore risulti 
aggiudicatario, lo stesso è tenuto a versare 
all’altro soggetto, ovvero agli altri due sog- 
getti che abbiano partecipato alla procedura, 
il rimborso delle spese sostenute e documen- 
tate nei limiti dell'importo di cui all'articolo 
37-bis, comma |, quinto periodo»; 

3) il comma 6 è abrogato; 

4) le parole: «articolo 37-bis, comma 
1, ultimo periodo», ovunque ricorrano, sono 
sostituite dalle seguenti: «articolo 37-bis, 
comma |, quinto periodo»; 


dd) all’articolo 37-quinguies, dopo il 
comma l-bis, è aggiunto il seguente: 


«I-ter. Per effetto del subentro di cui al 
comma l, che non costituisce cessione del 
contratto, la società di progetto diventa la 
concessionaria a titolo originario e sostituisce 
l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'Am- 
ministrazione concedente. Nel caso di versa- 
mento di un prezzo in corso d'opera da parte 
della pubblica amministrazione, i soci della 
società restano solidalmente responsabili 
con la società di progetto nei confronti del- 
l' Amministrazione per l’eventuale rimborso 
del contributo percepito. In alternativa, la so- 
cietà di progetto può fornire alla pubblica 
amministrazione garanzie bancarie ed assicu- 
rative per la restituzione delle somme versate 
a titolo di prezzo in corso d'opera, liberando 
in tal modo i soci. Le suddette garanzie ces- 
sano alla data di emissione del certificato di 
collaudo dell’opera. Il contratto di conces- 
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sione stabilisce le modalità per la eventuale 
cessione delle quote della società di progetto, 
fermo restando che i soci che hanno con- 
corso a formare i requisiti per la qualifica- 
zione sono tenuti a partecipare alla società 
ed a garantire, nei limiti di cui sopra, il 
buon adempimento degli obblighi del con- 
cessionario sino alla data di emissione del 
certificato di collaudo dell’opera. L'ingresso 
nel capitale sociale della società di progetto 
e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte 
di banche ed altri investitori istituzionali che 
non abbiano concorso a formare i requisiti 
per la qualificazione possono tuttavia avve- 
nire in qualsiasi momento.»; 


ge) dopo l’articolo 38, è aggiunto il se- 
guente: 


«Art. 38-bis. - {Deroghe in situazioni di 
emergenza ambientale), — I. Al fine di acce- 
lerare la realizzazione di infrastrutture di tra- 
sporto, viabilità e parcheggi, tese a miglio- 
rare la qualità dell’aria e dell'ambiente nelle 
città, l'approvazione dei progetti definitivi da 
parte del consigiio comunale costituisce va- 
riante urbanistica a tutti gli effetti». 


2. Per i programmi già approvati alla data 
di entrata in vigore della presente legge, le 
proposte dei promotori di cui all'articolo 
37-bis della legge L1 febbraio 1994, n. 109, 
come modificato dal comma 1 del presente 
articolo, possono essere presentate senza 
pubblicazione del preventivo avviso indica- 
tivo entro la data del 30 giugno 2002. Qua- 
lora entro tale data non siano pervenute pro- 
poste da parte del promotore, si dà luogo al- 
l’avviso indicativo. La procedura di compa- 
razione delle proposte, di cui all'articolo 
37-ter, comma 1, delia legge Il febbraio 
1994, n. 109, come modificato dal comma 
1 del presente articolo, è estesa anche alle 
proposte già ricevute dalle amministrazioni 
aggiudicatrici e non ancora istruite. In questo 
caso si intende che i termini decorrano dalla 
data di entrata in vigore della presente legge. 
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3. All'articolo 18, comma 9, della legge 
19 marzo 1990, n. 55, e successive modifica- 
zioni, è aggiunto il seguente periodo: «Per i 
subappalti © cottimi di importo inferiore al 
2 per cento dell'importo dei lavori affidati 
o di importo inferiore a 100.000 euro, i ter- 
mini per il rilascio dell’autorizzazione da 
parte della stazione appaltante sono ridotti 
della metà». 


4. Nell'esercizio del potere regolamentare 
di cui all'articolo 3 della legge 11 febbraio 
1994, n. 109, e successive modificazioni, il 
Governo provvede ad adeguare il regola- 
mento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, alle 
previsioni della presente legge, determinando 
in particolare i requisiti di idoneità e i criteri 
di remunerazione dei componenti della com- 
missione istituita ai sensi del comma 1, let- 
tera x), del presente articolo, e apportando 
altresì allo stesso le modificazioni la cui op- 
portunità sia emersa nel corso del primo pe- 
riodo di applicazione della medesima legge. 
H Govemo provvede altresì a modificare il 
regolamento di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, an- 
che al fine di aggiornare i requisiti richiesti 
alle imprese, secondo regole che migliorino 
la qualificazione del mercato e la adeguata 
concorrenza. Îì Governo provvede infine a 
modificare il regolamento di cui al citato de- 
creto del Presidente della Repubblica n. 34 
del 2000 prevedendo la possibilità per l'Au- 
torità per Ja vigilanza sui lavori pubblici di 
comminare sanzioni rapportate alla gravità 
delle violazioni compiute dagli organismi di 
attestazione (SOA). 


5. Per garantire la piena autonomia funzio- 
nale ed organizzativa del Consiglio superiore 
dei lavori pubblici ai sensi dell’articolo 6, 
comma i, della legge ll febbraio 1994, 
n. 109, è istituito un apposito centro di re- 
sponsabilità amministrativa nello stato di 
previsione del Ministero delle infrastrutture 
e dei trasporti per il funzionamento del pre- 
detto organo tecnico consultivo. 
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6. È abrogato l'articolo 55 del regio de- 
creto 23 ottobre 1925, n. 2537. 

7. In apposita unità previsionale di base 
da istituire nell’ambito del centro di respon- 
sabilità di cui al comma 5 è trasferita, nella 
misura da determinare con decreto del Mini- 
stro delle infrastrutture e dei trasporti, di 
concerto con il Ministro dell’economia e 
delle finanze, quota parte delle risorse 
iscritte per l’anno 2002 nell’unità previsio- 
nale di base 3.1.1.0 -- Funzionamento, dello 
stato di previsione del Ministero delle infra- 
strutture e dei trasporti, al centro di respon- 
sabilità «Opere pubbliche ed edilizia». 

8. Ai fini di cui al comma 5, è altresì 
autorizzata la spesa aggiuntiva di 1.000.000 
di euro annui a decorrere dall'anno 2002. 

9. All'unità previsionale di base di cui al 
comma 7 affluiscono, sulla base di apposito 
regolamento, emanato dal Ministro delle in- 
frastrutture e dei trasporti, di concerto con 
il Ministro dell'economia e delle finanze, i 
proventi delle attività del Servizio tecnico 
centrale del Consiglio superiore dei lavori 
pubblici connesse con l’applicazione del re- 
golamento di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e at- 
tinenti allo svolgimento delle funzioni di or- 
ganismo di certificazione ed ispezione, non- 
ché di notifica di altri organismi e di bene- 
stare tecnico europeo. Confluiscono, altresì, 
in detta unità previsionale di base, secondo 
quanto disposto dall’articolo 43, comma 4, 
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i pro- 
venti dell’attività di studio e ricerca, anche 
nel campo della modellistica fisica delle 
opere, svolte dallo stesso Servizio tecnico 
centrale per l’espietamento dei compiti rela- 
tivi al rilascio delle concessioni ai laboratori 
di prove sui materiali, ai sensi dell’articolo 
20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e 
di prove geotecniche sui terreni e sulle rocce, 
ai sensi dell'articolo 8 del citato regolamento 
di cui al decreto del Presidente della Repub- 
blica n. 246 dei 1993, nonché dell'attività 
ispettiva, relativamente agli aspetti che ri- 
guardano la sicurezza statica delle costru- 
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zioni, presso impianti di prefabbricazione e 
di produzione di prodotti di impiego struttu- 
rale nelle costruzioni civili. 

10. All'onere derivante dall'attuazione del 
comma $, pari a 1.000.000 di euro a decor- 
rere dal 2002, si provvede mediante corri- 
spondente riduzione dello stanziamento 
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002- 
2004, nell’ambito dell'unità previsionale di 
base di parte corrente «Fondo speciale» dello 
stato di previsione del Ministero dell’econo- 
mia e delle finanze per l’anno 2002, allo 
scopo parzialmente utilizzando {'accantona- 
mento relativo al Ministero delle infrastrut- 
ture e dei trasporti. 


Art. 8. 


(Sviluppo Italia Spa) 


I. Ai fini della realizzazione di interventi 
riguardanti le aree depresse del Paese, anche 
mediante finanza di progetto, le amministra- 
zioni centrali, regionali e locali competenti 
possono avvalersi, per le attività tecniche, 
economiche c finanziarie occorrenti, delle 
convenzioni con Sviluppo Italia Spa di cui 
al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, 
e successive modificazioni. 


Art. 9. 


{Delega al Governo in materia 
di finanziamento delle società di progetto) 


1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 
dodici mesi dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, sentite le competenti 
Commissioni parlamentari, che si pronun- 
ciano entro trenta giorni dalla richiesta, un 
decreto legislativo inteso ad agevolare, anche 
con opportune deroghe alle previsioni del co- 
dice civile in materia, il finanziamento delle 
società di progetto concessionarie o cor- 
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traenti generali, da parte delle banche, atte- 
nendosi ai seguenti principi e criteri direttivi: 


a) la società finanziata potrà cedere, aile 
banche che erogano i finanziamenti, i propri 
crediti, ivi inclusi quelli verso il concedente 
o committente, senza il consenso del con- 
traente ceduto; 

b) la società finanziata potrà costituire, 
in favore della banca che eroga i finanzia 
menti, privilegio generale su tutti i beni ed 
i crediti della società stessa, anche a consi- 
stenza variabile; 

c} 1 diritti dei terzi contraenti delle so- 
cietà finanziate dovranno essere salvaguar- 
dati con adeguata forma di pubblicità, attra- 
verso lo strumento del registro delle imprese; 

d) mantenimento dei capitale sociale al 
fine di salvaguardare la capacità di rimborso 
del finanziamento. 


Art. 10. 


{Canone per l'occupazione di spazi ed aree 

pubbliche in occasione della realizzazione 

di opere destinate all'erogazione di servizi 
di pubblica utilità) 


1. Il canone per l'occupazione di spazi ed 
aree pubbliche di cui all’articolo 63 dei de- 
creto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, 
applicato alle occupazioni permanenti e tera- 
poranee per la realizzazione di infrastrutture 
pubbliche e private di preminente interesse 
nazionale destinate all'erogazione di servizi 
di pubblica utilità, è determinato in modo 
da comprendere nel suo ammontare la tassa 
per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche 
di cui al capo ÎI del decreto legislativo 15 
novembre 1993, n. 507, nonché ogni altro 
onere imposto dalle province c dai comuni 
per le occupazioni connesse con la realizza- 
zione di dette infrastrutture. 

2. All'articolo 63, comma 3, primo pe- 
riodo, del decreto legislativo 15 dicembre 
1997, n. 446, je parole: «di eventuali oneri 
di manutenzione derivanti dall'occupazione 
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dei suolo e del sottosuolo» sono sostituite 
dalie seguenti: «di eventuali effettivi e com- 
provati oneri di manutenzione in concreto 
derivanti dall'occupazione del suolo e del 
sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, 
già posti a carico delle aziende che eseguono 
I lavori». 


Art. iL. 


{Disposizioni in materia di ferrovie 
e trasporti pubblici locali) 


1. I comma 2 dell’articolo 131 delia legge 
23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato; prose- 
guono, pertanto, senza soluzione di conti- 
nuità, le concessioni rilasciate alla TAV 
Spa dall’ente Ferrovie dello Stato il 7 agosto 
1991 e il 16 marzo 1992, ivi comprese le 
successive modificazioni ed integrazioni, ed 
i sottostanti rapporti di general conrracting 
instaurati dalla TAV Spa pertinenti le opere 
di cui all’articolo 2, lettera 4), della legge 
17 maggio 1985, n. 210, e successive modi- 
ficazioni. 

2. IT comma 4 dell'articolo 131 della legge 
23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato; conse- 
guentemente prosegue il programma di am- 
modernamenio e potenziamento delle infra- 
strutture ferroviarie previsto dalla legge 22 
dicembre 1986, n. 910, e successive modifi- 
cazioni. Nelle more dell’assunzione da parte 
delle regioni delle attività amministrative 
sulle aziende ferroviarie in concessione ed 
in gestione commissariale, il Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti svolge, prose- 
guendo nei rapporti già in essere, i compiti 
di coordinamento e vigilanza, dandone infor- 
mazione alla Presidenza del Consiglio dei 
ministri, 

3. Le società costituite ai sensi dell’arti- 
colo 3} della legge 17 maggio 1999, 
n. 144, subentrano in tutti i rapporti attivi e 
passivi imputabili alle corrispondenti gestioni 
commissariali governative alla data del 31 
dicembre 2000. Il periodo transitorio di affi- 
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damento, da parte delle regioni, della ge- 
stione dei servizi, fissato al 31 dicembre 
2003 dal comma 3-bis dell’articolo 18 del 
decreto legisiativo 19 novembre 1997, 
n. 422, e successive modificazioni, è proro- 
gabile per un biennio. 


4. Al’onere derivante dall’attuazione dei 
commi | e 2 del presente articolo, determi- 
nato in 1.808.000 euro per l’anno 2002 e 
in 2.583.000 euro a decorrere dall'anno 
2003, si provvede mediante corrispondente 
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini 
del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito 
dell'unità previsionale di base di parte cor- 
rente «Fondo speciale» dello stato di previ- 
sione del Ministero dell'economia e delle fi- 
nanze per l’anno 2002, allo scopo parzial- 
mente utilizzando, quanto a 582.285 euro 
per l’anno 2002, 1.465.344 euro per l’anno 
2003 e 1.244.505 euro a decorrere dal 
2004, l’accantonamento relativo al Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti; quanto a 
1.117.656 euro per l’anno 2003 e 1.338.495 
euro a decorrere dal 2004, l'accantonamento 
relativo al Ministero dell'economia e delle 
finanze; quanto a 1.225.715 euro per l’anno 
2002, l'accantonamento relativo al Ministero 
delle politiche agricole e forestali. 


S. Dopo il comma 2 dell’articolo 15 dei 
decreto legislativo 19 novembre 1997, 
n. 422, sono inseriti i seguenti: 


«2-bis. Per soggetti direttamente coinvolti 
nella realizzazione delle opere di cui al 
comma 2 sono da intendersi le province, i 
comuni e le comunità montane nel caso di 
esercizio associato di servizi comunali di tra- 
sporto locale di cui all'articolo 11, comma i, 
della legge 31 gennaio 1994, n. 97, che par- 
tecipano alla realizzazione dell’opera con lo 
stanziamento di un contributo di importo 
pari o superiore al $ per cento dell'investi- 
mento. 


NS: ASP 
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2-ter. Le risorse necessarie all'attuazione 
degli accordi di programma di cui al comma 
2 sono depositate presso conti di tesoreria in- 
fruttiferi intestati ai Ministero delle infra- 
strutture e dei trasporti con vincolo di desti- 
nazione alle singole regioni. L'erogazione, 
mediante svincolo, è disposta da parte del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
in favore delle regioni a valere sui conti di 
tesoreria infruttiferi intestati alle stesse re- 
gioni in ragione dello stato di avanzamento 
della realizzazione degli interventi indivi- 
duati negli accordi di programma di cui al 
comma 2, secondo i termini e le modalità 
ivi concordate e comunque in maniera tale 
da assicurare il tempestivo e corretto adem- 
pimento degli obblighi connessi all’esecu- 
zione delle opere». 


Art. 12. 


{Regolazione di partite debitorie 
con le ferrovie concesse ed in ex gestione 
commissariale governativa) 


I. La regolazione delle partite debitorie 
con le ferrovie concesse ed in ex gestione 
commissariale governativa prevista dall’arti- 
colo 145, comma 30, della legge 23 dicem- 
bre 2000, n. 388, è effettuata, nei limiti delle 
risorse ivi assentite, sulla base dei disavanzi 
maturati alla data del 3! dicembre 2000, re- 
lativi ai servizi di competenza statale, com- 
prensivi degli oneri per trattamento di fine 
rapporto e ferie non godute del personale di- 
pendente, come msultanti dai bilanci debita- 
mente certificati dagli organi di controllo, 
procedendo a compensare in diminuzione 
del disavanzo, così determinato, eventuali 
partite creditorie per lo Stato. 


2. Per le finalità di cui al comma 1, i sog- 
getti beneficiari dovranno produrre apposita 
autocertificazione, firmata dal legale rappre- 
sentante e dal collegio sindacale ovvero dal 
collegio dei revisori dei conti, da cui si 
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evinca l'ammontare del disavanzo da ripia- 
nare. 

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti, d’intesa con il Ministero dell’eco- 
nomia e delle finanze, provvede a compiere 
opportune verifiche in ordine ai dati esposti 
nelle autocertificazioni presentate dalle 
aziende. 


Art. 13. 


{Attivazione degli interventi previsti 
nel programma di infrastrutture) 


I. Per la progettazione e realizzazione 
delle opere strategiche di preminente inie- 
resse nazionale, individuate in apposito pro- 
gramma approvato dal Comitato intermini- 
steriale per la programmazione economica 
{CIPE}, e per le attività di istruttoria e moni- 
toraggio sulle stesse, nonché per opere di 
captazione ed adduzione di risorse idriche 
necessarie a garantire continuità dell’approv- 
vigionamento idrico per quanto di compe- 
tenza del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti, sono autorizzati limiti di impegno 
quindicennali di 193.900.000 euro per l’anno 
2002, di 160.400.000 euro per l’anno 2003 e 
di 109.400.000 euro per l’anno 2004. Le pre- 
dette risorse, che, al fini del soddisfacimento 
del principio di addizionalità, devono essere 
destinate, per almeno il 30 per cento, al 
Mezzogiorno, unitamente a quelle prove- 
nienti da rimborsi comunitari, integrano i fi- 
nanziamenti pubblici, comunitari e privati 
allo scopo disponibili. Con decreto del Mini- 
stro delle infrastrutture e dei trasporti, di 
concerto con il Ministro dell'economia € 
delle finanze, sono individuati i soggetti 
autorizzati a contrarre mutui 0 ad effemuare 
altre operazioni finanziarie e le quote a cia- 
scuno assegnate, sono stabilite le modalità 
di erogazione delle somme dovute dagli isti- 
tuti finanziatori ai mutuatari e le quote da 
utilizzare per le attività di progettazione, 
istruttoria e monitoraggio. Le somme non 
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utilizzate dai soggetti attuatori al termine 
della realizzazione delle opere sono versate 
all’entrata del bilancio dello Stato per essere 
riassegnate, con decreto del Ministro dell’e- 
conomia e delle finanze, ad apposito capitolo 
da istituire nello stato di previsione del Mini- 
stero delle imfrastrutture e dei trasporti per 
gli interventi di cui al presente articolo. 


2. Al fine di permettere la prosecuzione 
degli investimenti nel settore dei trasporti 
di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 
18 giugno 1998, n. 194, favorendo la ridu- 
zione delle emissioni inquinanti derivanti 
dalla circolazione di mezzi adibiti a servizi 
di trasporto pubblico locale, sono autorizzati 
limiti di impegno quindicennali pari a 30 mi- 
lioni di euro per l’anno 2003 e a ulteriori 40 
milioni di euro per l’anno 2004. Una quota 
non inferiore al 10 per cento delle risorse ai- 
tivabili con gli stanziamenti di cui al pre- 
sente comma dovrà essere destinata dalle re- 
gioni all'esecuzione di interventi che preve- 
dano lo sviluppo di tecnologie di trasporto 
ad elevata efficienza ambientale e l'acquisto 
di autobus ad alimentazione non convenzio- 
nale e a basso impatto ambientale. 


3. Il comma 1 dell’articolo 1 della legge 
21 dicembre 2001, n. 443, è sostituito dal se- 
guente: 


«I. Il Governo, nel rispetto delle attribu- 
zioni costituzionali delle regioni, individua 
le infrastrutture pubbliche e private e gli in- 
sediamenti produttivi strategici e di premi- 
nente interesse nazionale da realizzare per 
la modernizzazione e lo sviluppo del Paese. 
L’individuazione è operata, a mezzo di un 
programma predisposto da! Ministro delle in- 
frastrutture e dei trasporti, d’intesa con i Mi- 
nistri competenti e le regioni o province 
autonome interessate e inserito, previo parere 
del CIPE e previa intesa della Conferenza 
unificata di cui all'articolo 8 del decreto le- 
gislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel Docu- 
mento di programmazione economico-finan- 
ziaria, con l'indicazione dei relativi stanzia- 
menti. Nell'individuare le infrastrutture e 
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gli insediamenti strategici di cui al presente 
comma, il Governo procede secondo finalità 
di riequilibrio socio-economico fra le aree 
del territorio nazionale, nonché a fini di ga- 
ranzia della sicurezza strategica e di conteni- 
mento dei costi dell’approvvigionamento 
energetico del Paese e per l'adeguamento 
della strategia nazionale a quella comunitaria 
delle infrastrutture e della gestione dei ser- 
vizi pubblici locali di difesa dell’ambiente. 
AJ fine di sviluppare la portualità turistica, 
il Governo, nell’individuare le infrastrutture 
e gli insediamenti strategici, fiene conto an- 
che delle strutture dedicate alla nautica da 
diporto di cui all'articolo 2, comma |, lettere 
a} e b), del regolamento di cui al decreto dei 
Presidente della Repubblica 2 dicembre 
1997, n. 509. Il programma tiene conto del 
Piano generale dei trasporti. L'inserimento 
nel programma di infrastrutture strategiche 
non comprese nel Piano generale dei tra- 
sporti costituisce automatica integrazione 
dello stesso. Îl Governo indica nel disegno 
di legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, 
comma 3, lettera i-ter), della legge 5 agosto 
1978, n. 468, e successive modificazioni, le 
risorse necessarie, che si aggiungono ai fi- 
nanziamenti pubblici, comunitari e privati 
allo scopo disponibili, senza diminuzione 
delle risorse già destinate ad opere concor- 
date con le regioni e le province autonome 
e non ricomprese nel programma. In sede 
di prima applicazione della presente legge 
il programma è approvato dal CIPE entro il 
31 dicembre 200. Gli interventi previsti 
dal programma sono automaticamente inse- 
riti nelle intese istituzionali di programma e 
negli accordi di programma quadro nei com- 
parti idrici ed ambientali, ai fini della indivi- 
duazione delle priorità e ai fini dell’armoniz- 
zazione con le iniziative già incluse nelie in- 
tese e negli accordì stessi, con le indicazioni 
delle risorse disponibili e da reperire, e sono 
compresi in una intesa generale quadro 
avente validità pluriennale tra il Governo £ 
ogni singola regione o provincia autonoma, 
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al fine del congiunto coordinamento e realiz- 
zazione delle opere». 


4. All’arvicolo | della legge 21 dicembre 
2001, n. 443, dopo il comma 1 è inserito il 
seguente: 


«/-bis. II programma da inserire nel Docu- 
mento di programmazione economico-finan- 
ziaria deve contenere le seguenti indicazioni: 

a} elenco delle infrastrutture e degli in- 
sediamenti strategici da realizzare; 

b) costi stimati per ciascuno degli inter- 
venti; 

c) risorse disponibili e relative fonti di 
finanziamento; 

d) stato di realizzazione degli interventi 
previsti nei programmi precedentemente ap- 
provati; 

e) quadro delle risorse finanziane già 
destinate e degli ulteriori finanziamenti ne- 
cessari per il completamento degli inter- 
venti». 


5. AI comma 2 dell’articolo 1 della legge 
21 dicembre 2001, n. 443, la lettera c}] è so- 
stituita dalla seguente: 


«c) attribuzione al CIPE, integrato dai 
presidenti delle regioni e delle province auto- 
nome interessate, del compito di valutare le 
proposte dei promotori, di approvare il pro- 
getto preliminare e definitivo, di vigilare 
sulla esecuzione dei progetti approvati, adot- 
tando i provvedimenti concessori ed autoriz- 
zatori necessari, comprensivi della localizza- 
zione dell’opera e, ove prevista, della VIA 
istruita dal competente Ministero, ll Mini- 
stero delle infrastrutture e dei trasporti cura 
le istruttorie, formula le proposte ed assicura 
il supporto necessario per l’attività del CIPE, 
avvalendosi, eventualmente, di una apposita 
struttura tecnica, di advisor e di commissari 
straordinari, che agiscono con i poteri di 
cui all’articolo 13 del decreto-legge 25 
marzo 1997, n. 67, convertito, con modifica- 
zioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, 
nonché della eventuale ulteriore collabora- 
zione richiesta at Ministero dell'economia e 
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delle finanze nel settore della finanza di pro- 
getto, ovvero offerta dalle regioni o province 
autonome interessate, con onerì a proprio ca- 
rico», 


6. All’articolo 1 della legge 21 dicembre 
2001, n. 443, dopo il comma 3, è inserito 
il seguente: 


«3-bis. In alternativa alle procedure di ap- 
provazione dei progetti preliminari e defini- 
tivi, di cui al comma 2, l'approvazione dei 
progetti definitivi degli interventi individuati 
nel comma 1 può essere disposta con decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri, pre- 
via deliberazione del CIPE integrato dai pre- 
sidenti delle regioni o delle province auto- 
nome interessate, sentita la Conferenza unifi- 
cata di cui all'articolo 8 del decreto legisla- 
tivo 28 agosto 1997, n. 231, e previo parere 
delle competenti Commissioni parlamentari. 
Con il predetto decreto sono dichiarate la 
compatibilità ambientale e la localizzazione 
urbanistica dell'intervento nonché la pub- 
blica utilità dell'opera; lo stesso decreto so- 
stituisce ogni altro permesso, autorizzazione 
o approvazione comunque denominati, e 
consente la realizzazione di tutte le opere 
ed attività previste nel progetto approvato». 


7. AI comma 12 dell’articolo 1 della legge 
21 dicembre 2001, n. 443, dopo le parole: 
«della presente legge» sono inserite le se- 
guenti: «, salvo che le leggi regionali ema- 
nate prima delia data di entrata in vigore 
della presente legge siano già conformi a 
quanto previsto dalle lettere a), £), c) e d) 
del medesimo comma 6, anche disponendo 
eventuali categonie aggiuntive e differenti 
presupposti urbanistici». 

8. Al comma Î2 dell'articolo | della legge 
21 dicembre 2001, n. 443, il secondo periodo 
è sostituito dal seguente: «Le regioni a sta- 
tuto ordinario possono ampliare © ridurre 
l'ambito applicativo delle disposizioni di 
cui al periodo precedente». 

9. Per avviare fa realizzazione degli inter- 
venti necessari per il completamento delle 
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strutture logistiche dell’Istituto universitario 
europeo di Firenze, è autorizzata, a favore 
del Ministero delle infrastrutture e dei tra- 
sporti, la spesa di 2.000.000 di euro per 
l’anno 2002, 4.500.000 euro per l’anno 
2003 e 5.000.000 di euro per l'anno 2004, 

10. All’onere derivante dall'attuazione del 
comma 9, pari a 2.000.000 di euro per l'anno 
2002, 4.500.000 euro per l’anno 2003 e 
5.000.000 di euro per l’anno 2004, si prov- 
vede mediante corrispondente riduzione dello 
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 
triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità 
previsionale di base di conto capitale «Fondo 
speciale» dello stato di previsione del Mini- 
stero dell'economia e delle finanze per 
l’anno 2002, allo scopo parzialmente utiliz- 
zando l'accantonamento relativo al Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti. 

Il. All'onere derivante dall’attuazione dei 
commi l e 2, pari a 193.900.000 euro per 
l’anno 2002, 384.300.000 euro per l’anno 
2003 e 533.700.000 euro a decorrere dal- 
l'anno 2004, si provvede, per gli anni 
2002, 2003 e 2004, mediante corrispondente 
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini 
del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito 
dell'unità previsionale di base di conto capi- 
tale «Fondo speciale» dello stato di previ- 
sione del Ministero dell’economia e delle fi- 
nanze per l’anno 2002, allo scopo parzial- 
mente utilizzando l'accantonamento relativo 
al Ministero delle infrastrutture e dei tra- 
sporti. 


Art. 14. 


(Delega al Governo in materia 
di attraversamento stabile dello Stretto 
di Messina) 


I. H Governo è delegato ad adottare, entro 
dodici mesi dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, sentito il parere delle 
competenti Commissioni parlamentari, che 
sì pronunciano entro trenta giorni dalla ri- 
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chiesta, un decreto legislativo inteso a rifor- 
mare ed aggiornare la legge 17 dicembre 
1971, n. 1158, relativa all’attraversamento 
stabile dello Stretto di Messina, attenendosi 
ai seguenti principi e criteri direttivi: 


a) riconduzione della procedura di ap- 
provazione del progetto e realizzazione delle 
opere alla disciplina di cui alla legge 21 di- 
cembre 2001, n. 443, e relative norme di at- 
tuazione, applicabili all'opera in oggetto, in 
virtù della inclusione dell’attraversamento 
stabile nel programma delle opere di premi- 
nente interesse nazionale, approvato ai sensi 
del comma 1 dell’articolo della medesima 
legge n. 443 del 2001; 

b) qualificazione della società «Stretto 
di Messina» quale organismo di diritto pub- 
blico cui sono demandate le attività per la 
realizzazione dell’opera, in conformità alla 
direttiva del Presidente del Consiglio dei mi- 
nistri 23 gennaio 1998, pubblicata nella Gaz- 
zetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1998. 


Art. 15, 


{Programma per il miglioramento della 
sicurezza stradale sulla rete nazionale) 


ì. Per la realizzazione di un programma di 
interventi ed azioni diretti al miglioramento 
della sicurezza stradale sulla rete classificata 
nazionale, con priorità per le strade ad ele- 
vata incidentalità e con particolare attenzione 
alla installazione di adeguate reti di prote- 
zione sui viadotti autostradali e stradali, ap- 
provato dal Ministro delle infrastrutture e 
dei trasporti in coerenza con il Piano nazio- 
nale della sicurezza stradale approvato dal 
CIPE, è autorizzato un limite di impegno 
quindicennale di 20.000.000 di eure per 
l’anno 2002, quale concorso dello Stato 
agli oneri derivanti da mutui o altre opera- 
zioni finanziarie che l'Ente nazionale per le 
strade (ANAS), o gli enti destinatari delie 
competenze trasferite, sono autorizzati ad ef- 
tettuare. 


O 
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2. Per una migliore sicurezza stradale, il 
Governo, entro dodici mesi dalla data di en- 
trata in vigore della presente legge, è tenuto 
ad adottare il regolamento di cui all'articolo 
22, comma 4, della legge 24 novembre 2000, 
n. 340, ai fini dell’attuazione dei Piani ur- 
bani di mobilità. 

3. Nell'ambito del programma di cui al 
comma l si procede, senza nuovi o maggiori 
oneri per il bilancio dello Stato, all’obbliga- 
toria installazione nelle autostrade, come de- 
finite dall'articolo 2 del decreto legislativo 
30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della 
strada), e successive modificazioni, di reti 
di protezione sui viadotti e sui cavalcavia. 
Le disposizioni dei presente comma non si 
applicano ai lavori per i quali V'individua- 
zione del soggetto affidatario sia già interve- 
nuta alla data di entrata in vigore della pre- 
sente legge. 

4. All'onere derivante dall’attuazione del 
presente articolo, pari a 20.000.000 di euro 
a decorrere dall'anno 2002, st provvede, 
per gli anni 2002, 2003 e 2004, mediante 
corrispondente riduzione dello stanziamento 
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002- 
2004, nell’ambito dell'unità previsionale di 
base di conto capitale «Fondo speciale» dello 
stato di previsione del Ministero dell’econo- 
mia e delle finanze per l’anno 2002, allo 
scopo parzialmente utilizzando l’accantona- 
mento relativo al Ministero delle infrastrut- 
ture e dei trasporti. 

5. Per i lavori di manutenzione ordinaria e 
straordinaria sulla rete stradale di importo 
non superiore a 200.000 euro, il disposto del- 
l'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, 
n. 241, si intende adempiuto mediante pub- 
blicazione per estratto dell’avvio del procedi- 
mento su un quotidiano a diffusione locale. 

©. Per la verifica della puntuale attuazione 
degli interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria nonché di completamento della 
rete autostradale affidata in concessione, il 
soggetto concedente provvede annualmente 
ad accertare l'effettiva realizzazione di 
quanto previsto nei rispettivi piani finanziari, 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


assumendo le eventuali iniziative a norma di 
convenzione, e redige annualmente una rela- 
zione da inviare al Ministro delle infrastrut- 
ture e dei trasporti che provvede a trasmet- 
terla alle competenti Commissioni pariamen- 
tari, 


Art. 16. 


{Fondo di rotazione per la progettazione 
di interventi dì compensazione ambientale 
sul sistema stradale) 


1. Al fine di ridurre l’impatto del sistema 
stradale ed autostradale sul territorio e di mi- 
gliorarne la qualità, è istituito presso il Mini 
stero delle infrastrutture e dei trasporti il 
fondo di rotazione per la progettazione di 
opere di compensazione ambientale. Per Îa 
costituzione del suddetto fondo è autorizzato 
un limite di impegno quindicennale di 
10.000.000 di euro a decorrere dall’anno 
2003 quale concorso dello Stato agli oneri 
derivanti da mutui o altre operazioni finan- 
ziarie che gli enti gestori delle strade, cia- 
scuno per la rete di competenza, sono auto- 
rizzati ad effettuare. Il fondo di rotazione è 
destinato al finanziamento di interventi di- 
retti a migliorare la qualità ambientale delie 
reti stradali nazionali e regionali esistenti 
nonché alla promozione di iniziative pilota 
che, nel caso di territori di particolare fragi- 
lità dal punto di vista naturalistico e paesag- 
gistico, possono fare ricorso ai concorsi di 
idee. 

2, Con decreto del Ministro delle infra- 
strutture e dei trasporti, di concerto con il 
Ministro dell'economia e delle finanze e 
con il Ministro dell'ambiente e della tutela 
del territorio, sono definite le modalità e le 
procedure per l'utilizzazione del fondo. 

3. H disposto dell’articolo 55, comma 22, 
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si in- 
tende nel senso che ANAS procede con ca- 
denza periodica alla ricognizione dei residui 
passivi derivanti da impegni registrati nelle 


Sa: 
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proprie scritture contabili, non utilizzabili en- 
tro il periodo di tempo di validità del piano © 
programma nel quale erano originariamente 
inseriti. I residui passivi risultanti da tale ac- 
certamento vanno ad integrare il fondo di ri- 
serva dell'Ente, da utilizzare per i fini istitu- 
zionali. 

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si ap- 
plicano anche ai fondi iscritti nel bilancio 
dell'ANAS, in relazione ad opere specifiche 
non più realizzabili. All'individuazione delle 
predette opere si procede con decreto, pub- 
blicato nella Gazzera Ufficiale, del Ministro 
delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il 
Ministro dell'economia e delle finanze, su 
motivata proposta dell'ANAS, previo accer- 
tamento delle sopravvenute, oggettive circo- 
stanze ostative alla realizzazione delle stesse 
opere. Le somme che si rendono disponibili 
sono destinate a copertura di investimenti 
per opere infrastrutturali sulla rete viaria na- 
zionale individuate dagli accordi di pro- 
gramma tra l'ANAS e il Ministro delle infra- 
strutture e dei trasporti. 

S. All'onere derivante dall'attuazione del 
presente articolo, pari a 10.000.000 di euro 
a decorrere dall'anno 2003, si provvede, 
per gli anni 2003 e 2004, mediante utilizzo 
delle proiezioni dello stanziamento iscritto, 
ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nel- 
l'ambito dell'unità previsionale di base di 
conto capitale «Fondo speciale» dello stato 
di previsione del Ministero dell'economia e 
delle finanze per l’anno 2002, allo scopo 
parzialmente utilizzando l'accantonamento 
relativo al Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti. 


Art, 17. 


{Veicoli a minimo impatto ambientale) 


1. Per l’attuazione dell’arricolo 4, comma 
19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e 
successive modificazioni, in relazione alla 
sostituzione del parco autoveicoli a propul- 
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sione tradizionale con veicoli a minimo im- 
patto ambientale, è autorizzata la spesa di 
30.000.000 di euro per ciascuno degli anni 
2002, 2003 e 2004. 

2. AlVonere derivante dall’attuazione del 
comma l si provvede mediante corrispon- 
dente riduzione dello stanziamento iscritto, 
ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nei- 
l'ambito dell’unità previsionale di base di 
conto capitale «Fondo speciale» dello stato 
di previsione del Ministero dell'economia e 
delle finanze per l’anno 2002, allo scopo 
parzialmente utilizzando l’accantonamento 
relativo al medesimo Ministero. 


Art. 18. 


{Interventi in materia di mobilità ciclistica) 


1. Per la prosecuzione degli interventi pre- 
visti dalla legge 19 ottobre 1998, n. 366, 
sono autorizzati ulteriori limiti di impegno 
quindicennali di 2 milioni di euro, a decor- 
rere dall’anno 2002, quale concorso dello 
Stato agli oneri derivanti dalla contrazione 
di mutui o di altre operazioni finanziarie 
che le regioni sono autorizzate ad effettuare 
nei limiti della quota a ciascuna di esse asse- 
gnata. 

2. All'onere derivante dall’attuazione del 
comma l si provvede mediante corrispon- 
dente riduzione dello stanziamento iscritto, 
ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nel- 
l'ambito dell'unità previsionale di base di 
conto capitale «Fondo speciale» dello stato 
di previsione del Ministero dell'economia e 
delle finanze per l’anno 2002, allo scopo 
parzialmente utilizzando l’accantonamento 
relarivo al medesimo Ministero. 


Art. 19, 


{Realizzazione di opere di interesse locale} 


1. Ai fine di garantire il miglioramento 
della viabilità di particolari realtà territoriali, 
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sono attribuiti agli enti rispettivamente inte- 
ressati stanziamenti destinati alle seguenti 
iniziative nei limiti finanziari indicati: 

4) per la progettazione € realizzazione 
dei prolungamento della strada statale Cim- 
pello-Sequals fino a Gemona, I totto funzio- 
nale Sequals-strada provinciale della Val- 
cosa, è autorizzata la spesa di 2.000.000 di 
euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 
2004, da assegnare alla provincia di Porde- 
none; 

b) per la progettazione e realizzazione 
di opere per la messa in sicurezza della ex 
strada statale n. 668, tratto  Lonato-Orzi- 
nuovi, secondo le priorità individuate dalla 
provincia di Brescia, è autorizzata la spesa 
di 3.000.000 di euro per l’anno 2002, da as- 
segnare alla provincia di Brescia; 

c) per la progettazione e realizzazione 
di opere di messa in sicurezza e migliora- 
mento della viabilità delle strade statali 
n. 36 e n. 38, nel tratto Lecco-Sondrio, è 
autorizzata la spesa di 3.000.000 di euro 
per l’anno 2002, da assegnare alla provincia 
di Lecco e alla provincia di Sondrio, per es- 
sere utilizzati, previa convenzione con l’A- 
NAS e la regione Lombardia, secondo i li- 
miti e le finalità di seguito elencati: 


1) provincia di Lecco: 1.180.000 euro 
per il collegamento dello svincolo di Dervio 
sulla strada statale n. 36 con la strada pro- 
vinciale n. 72; 

2) provincia di Sondrio: 1.820.000 
euro per la messa in sicurezza della strada 
statale n. 38 nei comuni di Piantedo, Delie- 
bio, Andalo Valtellino e Rogolo; 


d) per la progettazione delle varianti 
sulle ex strade statali n. 639 e n. 342, tratto 
Bergamo-Lecco, secondo le priorità concor- 
date tra le province di Bergamo e di Lecco, 
è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro 
per l’anno 2002, da assegnare alle medesime 
province di Bergamo e di Lecco; 

e) per la progettazione e realizzazione 
dei Ponte al lago del Corlo e del suo collega- 
mento con la valle di Carazzagno nel co- 
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mune di Arsiè, in provincia di Belluno, è 
autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per 
l’anno 2002, da assegnare al comune di Ar- 
siè. H comune di Arsiè può attribuire, me- 
diante apposita convenzione, le funzioni di 
stazione appaltante, anche relativamente alla 
progettazione dell’opera di cui alla presente 
lettera, al provveditorato regionale alle opere 
pubbliche; 

f) per gli interventi di messa in sicu- 
rezza della rete viaria individuati dalla pro- 
vincia di Treviso secondo il progetto «strade 
sicure», è autorizzata la spesa di 1.500.000 
euro per l’anno 2002, da assegnare alla 
stessa provincia di Treviso; 

£}) per la progettazione e realizzazione 
del nuovo ponte sul fiume Mincio «Bypass 
ponte Visconte o di Valeggio sul Mincio - 
variante alla strada provinciale n, 55» e dei 
suo collegamento con la ex strada statale 
n. 249, è autorizzata la spesa di 4.000.000 
di euro per l’anno 2002, da assegnare alla 
provincia di Verona; 

h) per la progettazione e realizzazione 
di opere per la messa in sicurezza dell’ex 
strada statale n. 174 nel tratto Nardo-Gala- 
tone e per la progettazione e realizzazione 
nello stesso tratto del cavalcavia alla linea 
ferrata in prossimità della stazione ferrovia- 
ria Nardò centrale e del suo raccordo con 
lo svincolo della strada statale n. 101, è auto- 
rizzata la spesa di 3.000.000 di euro per 
Panno 2002, da assegnare alla provincia di 
Lecce; 

i) per il potenziamento delle infrastrut- 
ture viarie nell’area industriale denominata 
Bacino del Salotto, compresa tra i comuni 
di Santeramo, Altamura e Matera, e con par- 
ticolare riferimento alla circonvallazione di 
Santeramo in Colle, secondo il progetto già 


approvato, è ‘autorizzata la spesa di 
2.000.000 di euro per l’anno 2002, 
2.000.000 di euro per l’anno 2003 e 


2.500.000 euro per l’anno 2004, da attribuire 
all’ANAS; 

i) per il completamento della strada 
fondo valle Isclero, tratto S$. Salvatore Tele- 
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sino-Paolisi, è autorizzata la spesa di 1.500.000 
euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 
2004, da assegnare alla provincia di Bene- 
vento; 


m) per la progettazione e realizzazione 
del completamento della tangenziale est di 
Galatina è autorizzata la spesa di 1.500.000 
euro per l’anno 2002, 2.000.000 di euro per 
l'anno 2003 e 2.500.000 euro per l'anno 
2004, da assegnare al comune di Galatina; 


n} per la progettazione e la realizza- 
zione del nuovo traforo del Colle di Tenda, 
strada statale n. 20, seconda canna, e per 
consentire la messa in sicurezza della galle- 
ria esistente è autorizzata la spesa di 
1.000.000 di euro per l’anno 2002, da asse- 
gnare all'ANAS; 


0) per la progettazione e realizzazione 
della strada provinciale Melito-Cassandrino- 
S. Antimo è autorizzata la spesa di 
2.000.000 di euro per l’anno 2002, da asse- 
gnare alla provincia di Napoli; 

P) per la messa in sicurezza della strada 
provinciale Formia-Maranola-Castellonorato 
è autorizzata la spesa di 1.250.000 euro per 
Vanno 2002, da assegnare alla provincia di 
Latina; 

g) per i lavori di adeguamento della 
strada statale n. I4I, nel tratto urbano del co- 
mune di Romano d’Ezzelino-Vicenza, è 
autorizzata la spesa di 1.350.000 eura per 
Vanno 2002, da assegnare al comune di Ro- 
mano d'Ezzelino; 


r) per l'adeguamento dell’ex strada sta- 
tale n. 523, tratto Ponte Scodellino-Bivio 
Bertorella e tratto Sestri Levante-Battilana, 
è autorizzata la spesa di 4.000.000 di euro 
per l'anno 2002, da assegnare per un importo 
pari a 3.000.000 di euro alla comunità mon- 
tana delle Valli del Taro e del Ceno in con- 
venzione con la provincia di Parma e per un 
importo pari a 1.000.000 di euro alla provin- 
cia di Genova; 

s) per la progettazione del nodo auto- 
stradale e stradale di Genova, comprese in- 
frastrutture di raccordo, è autorizzata la spesa 
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di 1.000.000 di euro per l’anno 2002, da as- 
segnare alla regione Liguria; 

) per la progettazione e la realizzazione 
di lavori di sistemazione e miglioramento 
dell’insenmento ambientale relativi all'ex 
strada statale n. 4-bis del Terminillo ed alia 
strada provinciale di raccordo tra Terminillo 
c Leonessa, è autorizzata la spesa di 
1.225.000 euro per l’anno 2002, da assegnare 
alla regione Lazio; 

u} per la progettazione della bretella 
autostradale Carcare-Predosa è autorizzata 
la spesa di 250.000 euro per l’anno 2002, 
da assegnare al comune di Cairo Montenotte; 

v) per la progettazione di una bretella di 
collegamento tra la strada statale n. 118 e la 
strada statale n. 115, nei tratti intersecati dal 
torrente Magazzolo, è autorizzata la spesa di 
1.250.000 euro per l’anno 2002, da assegnare 
all'ANAS; 

z) per la realizzazione di un percorso 
pedonale sulle mura etrusche della città di 
Perugia è autorizzata la spesa di 1.500.000 
euro per l’anno 2002, da assegnare al co- 
mune di Perugia; 

aa) per la progettazione e la realizza. 
zione di interventi di adeguamento e messa 
in sicurezza della strada provinciale n. 7, S. 
Silvestro Felisio, nel tratto dal fiume Senio 
allo scavalco della A14, compresa la messa 
in sicurezza della strada provinciale n. 55, 
Ponte Sant'Andrea, ed adeguamento plani- 
metrico della stessa strada provinciale 
n. 55, quinto lotto nel comune di Faenza, è 
autorizzata la spesa di 1.650.000 euro per 
l'anno 2002, da assegnare alla provincia di 

. Ravenna; 

bb) per la progettazione e la realizza- 
zione di interventi di adeguamento per la 
strada statale n, 247, Riviera Berica, nel 
tratto compreso tra Vicenza e Noventa Vi- 
centina, tra il chilometro 21,400 ed il chilo- 
metro 21,800 e tra il chilometro 20,700 e il 
chilometro 21, per la messa in sicurezza de- 
gli incroci tra la strada statale medesima e ie 
strade provinciali Berico Euganea e Dorsate 
dei Berici, è autorizzata la spesa di 
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1.000.000 di euro per l’anno 2002, da asse- 
gnare alla provincia di Vicenza; 


cc) per la progettazione di un collega- 
mento viario diretto Como-Varese, è autoriz- 
zata la spesa di 1.000.000 di euro per Vanno 
2002, da assegnare alla provincia di Como; 


dd) per la realizzazione dell’asse viario 
a valle dell'abitato di Barcellona Pozzo di 
Gotto, è autorizzata la spesa di 1.000.000 
di euro per l’anno 2002, da assegnare al co- 
mune di Barcellona Pozzo di Gotto; 


ee) per la realizzazione di percorsi pe- 
donali e ciclabili con risanamento delle 
aree interessate, così come previsto dal pro- 
getto Parco fluviale del Pescara, è autoriz- 
zata la spesa di 1.250.000 euro per l’anno 
2002, da assegnare alla provincia di Pescara; 


S) per i lavori di ammodernamento 
della strada provinciale bivio Fiume Alli - 
strada statale n. 106 è autorizzata la spesa 
di 600.000 euro per l’anno 2002, da asse- 
gnare alla provincia di Catanzaro; 


gg} per la progettazione e realizzazione 
di opere per la messa in sicurezza della su- 
perstrada Cassino-Formia, è autorizzata la 
spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2002, 
da assegnare alla regione Lazio. 


2. Gli enti assegnatari dei finanziamenti, 
competenti alla realizzazione degli interventi 
di cui al comma I, sono autorizzati a proce- 
dere alla progettazione ed esecuzione dei la- 
vori sulla base della normativa vigente in 
materia di lavori pubblici, anche in diffor- 
mità alla programmazione triennale di cui al- 
l'articolo 14 della legge ll febbraio 1994, 
n. 109, e successive modificazioni, ovvero 
agli strumenti di programmazione formal- 
mente approvati. 


3. Per la conservazione e recupero dei 
rioni Sassi di Matera, di cui alla legge ll no- 
vembre 1986, n. 771, è autorizzata la spesa 
di 1.000.000 di euro per l’anno 2002, 
1.500.000 euro per Panno 2003 e 1.500.000 
euro per l'anno 2004, da assegnare al co- 
mune di Matera. 
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4. All'onere derivante dall'attuazione dei 
commi i, dalla lettera a) alla lettera m}), e 
3, pari a 26.000.000 di euro per l’anno 
2002, 9.000.000 di euro per l'anno 2003 e 
10.000.000 di euro per l’anno 2004, si prov- 
vede mediante corrispondente riduzione dello 
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 
triennale 2002-2004, nell’ambito dell'unità 
previsionale di base di conto capitale «Fondo 
speciale» dello stato di previsione del Mini- 
stero dell'economia e delle finanze per 
l’anno 2002, allo scopo parzialmente utiliz- 
zando l'accantonamento relativo al Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti. 

5. All'onere derivante dall’attuazione del 
comma |, dalla lettera n) alla lettera gg), de- 
terminato in 22.325.000 euro per l’anno 
2002, si provvede mediante riduzione di 
pari importo dell’autorizzazione di spesa di 
cui al comma 6 dell’articolo 54 della legge 
28 dicembre 2001, n. 448. 


Art. 20. 


{Interventi per i campionati mondiali 
di sci alpino del 2005 in Valtellina} 


1. Per la realizzazione di strutture viarie e 
di trasporto, di impianti sportivi e di servizio, 
funzionali allo svolgimento dei campionati 
mondiali di sci alpino del 2005 in Valtellina, 
sono autorizzati limiti di impegno quindicen- 
nali di 5.164.569 euro a decorrere dall'anno 
2002, di 5.164.569 euro a decorrere dal- 
l’anno 2003 e di 165.000 euro a decorrere 
dall'anno 2004, quale concorso dello Stato 
agli oneri derivanti dalla contrazione di mu- 
tui o altre operazioni finanziarie che la re- 
gione Lombardia è autorizzata ad effettuare. 
Le relative rate di ammortamento per capi- 
tale ed interessi sono corrisposte agli istituti 
finanziatori da parte del Ministero dell’eco- 
nomia e delle finanze. 

2. Ai fini dell’individuazione delle infra- 
strutture di cui al comma È, la regione Lom- 
bardia stipula un apposito accordo di pro- 


36 


Serie generale - n. 181 


3-8-2002 


gramma quadro, ai sensi dell’articolo 2, 
comma 203, lettera c), della legge 23 dicem- 
bre 1996, n. 662, con il Ministero delle infra- 
strutture e dei trasporti, il Ministero dell’eco- 
nomia e delle finanze e gli enti locali interes- 
sati, 

3. All'onere derivante dall'attuazione del 
presente articolo, pari a 5.164.569 euro per 
l'anno 2002, 10.329.138 euro per l’anno 
2003 e 10.494.138 euro a decorrere dall'anno 
2004, si provvede mediante corrispondente 
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini 
dei bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito 
dell'unità previsionale di base di conto capi- 
tale «Fondo speciale» delio stato di previ- 
sione del Ministero dell'economia e delle fi- 
nanze per l’anno 2002, allo scopo parzial- 
mente utilizzando l'accantonamento relativo 
al medesimo Ministero. 


Art, 21. 


{Giochi olimpici invernali Torino 2006) 


I. Per la realizzazione e il completamento 
delle infrastrutture, sportive e turistiche, che 
insistono sul territorio della regione Pie- 
monte, individuate con apposito programma 
deliberato dalla giunta regionale della mede- 
sima regione, funzionali allo svolgimento dei 
XX Giochi olimpici invernali Torino 2006, 
sono autorizzati limiti di impegno quindicen- 
nali di 10.329.138 euro per l’anno 2003 e di 
5.164.569 euro per l'anno 2004. 

2. La regione Piemonte è autorizzata a 
contrarre mutui o ad effettuare altre opera- 
zioni finanziarie per i fini di cui al comma 
I. Le relative rate di ammortamento per ca- 
pitale ed interessi sono corrisposte agli isti- 
tuti finanziatori dal Ministero dell’economia 
e delle finanze. 

3. All'onere derivante dall’attuazione del 
presente articolo, pari a 10.329.138 euro 
per l’anno 2003 ed a 15.493.707 euro per 
l’anno 2004, si provvede mediante corrispon- 
dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai 
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fini del bilancio triennale 2002-2004, nel- 
l'ambito dell'unità previsionale di base di 
conto capitale «Fondo speciale» dello stato 
di previsione del Ministero dell'economia e 
delle finanze per l’anno 2002, allo scopo 
parzialmente utilizzando l'accantonamento 
relativo al medesimo Ministero. 


Art. 22. 


(Interventi per le Universiadi invernali 
«Tarvisio 2003») 


1. È autorizzata la spesa di 2.500.000 euro 
per l’anno 2002, e di 5.000.000 di euro per 
l’anno 2003, da assegnare alla regione 
Friuli-Venezia Giulia per il finanziamento 
delle iniziative e delle opere connesse alla 
preparazione e allo svolgimento delle Uni- 
versiadi invernali «Tarvisio 2003», 

2. Il Ministro dell'istruzione, dell’univer- 
sità e della ricerca, d'intesa con il Comitato 
olimpico nazionale italiano (COND e con 
l'Unione nazionale comuni comunità enti 
montani (UNCEM), predispone un progetto 
pilota di istruzione riservato a giovani atleti 
italiani praticanti sport invernali. Il progetto 
è volto ad incentivare la pratica sportiva nel- 
l'ambito della programmazione scolastica al 
fine di conciliare la pratica agonistica di 
una o più discipline sportive con la fre- 
quenza scolastica. A tal fine è autorizzata, 
per ciascuno degli anni del triennio 2002- 
2004, la spesa di 2 milioni di euro. 

3. All’onere derivante dall’attuazione del 
comma 1, pari a 2.500.000 euro per l’anno 
2002 e 5.000.000 di euro per l’anno 2003, 
sì provvede mediante corrispondente ridu- 
zione dello stanziamento iscritto, ai fini dei 
bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito 
dell'unità previsionale di base di conto capi- 
tale «Fondo speciale» dello stato di previ- 
sione del Ministero dell’economia e delle fi- 
nanze per l’anno 2002, allo scopo parzial- 
mente utilizzando l’accantonamento relativo 
al medesimo Ministero. All'onere derivante 
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dall'attuazione del comma 2, pari a 2 milioni 
di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 
2004, si provvede mediante corrispondente 
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini 
del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito 
dell’unità previsionale di base di parte cor- 
rente «Fondo speciale» dello stato di previ- 
sione del Ministero dell'economia e delle fi- 
nanze per l’anno 2002, allo scopo parzial- 
mente utilizzando l'accantonamento relativo 
al Ministero dell'istruzione, dell’università e 
della ricerca. 


Art, 23. 


(Finanziamenti per il programma «Genova 
capitale europea della cultura 2004») 


I. Per la realizzazione del programma 


«Genova capitale europea della cultura 
2004» è autorizzata la spesa di euro 
2.000.000. per Vanno 2002 e di euro 


5.000.000 per ciascuno degli anni 2003 e 
2004. 

2. A decorrere dal 2002 è autorizzato un 
limite di impegno quindicennale di euro 
1.500.000, quale concorso dello Stato agli 
oneri derivanti da mutui o da altre operazioni 
finanziarie che il comune di Genova è auto- 
rizzato ad effettuare per interventi infrastrut- 
turali, per il trasporto pubblico delle persone, 
di restauro e ristrutturazione anche di beni di 
valore storico-artistico. 

3. L’individuazione degli interventi di cui 
ai commi |! e 2 è effettuata con decreto del 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 
di concerto con il Ministro per 1 beni e le at- 
tività culturali, previa intesa con il sindaco di 
Genova. 

4. All'onere derivante dall'attuazione del 
comma 1, pari a euro 2.000.000 per l’anno 
2002 e ad euro 5.000.000 per ciascuno degli 
anni 2003 e 2004, si provvede mediante cor- 
rispondente riduzione dello stanziamenio 
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002- 
2004, nell’ambito dell'unità previsionale di 
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base di conto capitale «Fondo speciale» della 
stato di previsione del Ministero dell’econo- 
mia e delle finanze per l'anno 2002, allo 
scopo parzialmente utilizzando, quanto a 
2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 
2002, 2003 e 2004, l'accantonamento rela- 
tivo al Ministero dell’economia e delle fi- 
nanze e, quanto a 3.000.000 di euro per cia- 
scuno degli anni 2003 e 2004, l’accantona- 
mento relativo al Ministero per i beni e le at- 
tività culturali. 

5. All’onere derivante dall’attuazione del 
comma 2, pari a 1.500.000 euro per ciascuno 
degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede 
mediante corrispondente riduzione dello 
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 
triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità 
previsionale di base di conto capitale «Fondo 
speciale» dello stato di previsione del Mini- 
stero dell'economia e delle finanze per 
l’anno 2002, allo scopo parzialmente utiliz- 
zando l'accantonamento relativo al Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti. 


Art. 24. 


{Differimento di termine 
per il completamento di interventi 
strutturali e di riqualificazione urbana} 


1. All'articolo 1, comma I, della legge 29 
novembre 2001, n. 436, le parole: «entro i 
31 dicembre 2001» sono sostituite dalle se- 
guenti: «entro il 30 giugno 2003». 


Art. 25. 


(Interventi aeroportuali) 


1. Al fine di garantire la sicurezza degli 
aeroporti e le attività di prevenzione dalle 
azioni terroristiche, il controllo totale dei ba- 
gagli da stiva, nonché la realizzazione di in- 
terventi aeroportuali diretti ad assicurare un 
migliore funzionamento, ivi compresi gli in- 
terventi per l'abbattimento della rumorosità, 
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è autorizzato il limite di impegno quindicen- 
nale di 5.000.000 di curo a decorrere dal- 
l’anno 2002. 

2. All'onere derivante dall’attuazione del 
presente articolo, pari a 5.000.000 di euro a 
decorrere dall'anno 2002, si provvede me- 
diante corrispondente riduzione dello stanzia- 
mento iscritto, ai fini del bilancio triennale 
2002-2004, nell’ambito dell’unità previsio- 
nale di base di conto capitale «Fondo spe- 
ciale» dello stato di previsione del Ministero 
dell’economia e delie finanze per l’anno 
2002, allo scopo parzialmente utilizzando 
l'accantonamento relativo al Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti. 


Art. 26. 


(Recepimento degli annessi alla Convenzione 
internazionale per l'aviazione 
civile internazionale) 


1. AF recepimento degli annessi alla Con- 
venzione internazionale per l'aviazione civile 
intemazionale supulata a Chicago il 7 dicem- 
bre 1944, resa esecutiva con decreto legisla- 
tivo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con 
legge 17 aprile 1956, n. 561, si provvede in 
via amministrativa, sulla base dei princìpi 
generali stabiliti dal decreto del Presidente 
della Repubblica 4 lugiio 1985, n. 461, ema- 
nato in attuazione dell’articolo 687 del co- 
dice della navigazione, anche mediante l'e- 
manazione di regolamenti tecnici dell'Ente 
nazionale per l'aviazione civile. 

2. Con le stesse modalità di cui al comma 
1 si provvede alla predisposizione delle 
norme di adeguamento alle eventuali modifi- 
che degli annessi e al recepimento dell’ulte- 
riore normativa tecnica applicativa degli 
stessi. 

3. Il Governo è autorizzato a modificare, 
con regolamento emanato ai sensi dell’arti- 
colo 17, comma 2, della legge 23 agosto 
1988, n. 400, e in attuazione dei principi sta- 
biliti dal decreto del Presidente della Repub- 
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blica n. 46! del 1985, le disposizioni di 
legge incompatibili con quelle degli annessi 
oggetto del recepimento. 


4. All'onere derivante dall'attuazione del 
presente articolo, valutato in 250.000 euro 
per anno 2002, si provvede mediante corri- 
spondente riduzione dello stanziamento 
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002- 
2004, nell’ambito dell’unità previsionale di 
base di parte corrente «Fondo speciale» dello 
stato di previsione del Ministero dell’econo- 
mia e delle finanze per l’anno 2002, allo 


‘scopo parzialmente utilizzando l’accantona- 


mento relativo al medesimo Ministero. 


Art, 27. 


{Programmi di riabilitazione urbana) 


I. Con decreto del Ministro delle infra- 
strutture e dei trasporti, di concerto con i Mi- 
nistri interessati, di intesa con la Conferenza 
unificata di cui all'articolo 8 del decreto ie- 
gislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono defi- 
niti i criteri e le modalità di predisposizione, 
di valutazione, di finanziamento, di controllo 
e di monitoraggio di programmi volti alla 
riabilitazione di immobili ed attrezzature di 
livello locale e al miglioramento della acces- 
sibilità e mobilità urbana, denominati «pro- 
grammi di riabilitazione urbana», nonché di 
programmi volt al riordino delle reti di tra- 
sporto e di infrastrutture di servizio per la 
mobilità attraverso una rete nazionale di 
autostazioni per le srandi aree urbane. 


2. I programmi sono promossi dagli enti 
locali, di intesa con gii enti e le amministra- 
zioni competenti sulle opere e sull'assetto 
del territorio. 


3. Le opere ricomprese nei programmi 
possono riguardare interventi di demolizione 
e ricostruzione di edifici e delle relative at- 
trezzature e spazi di servizio, finalizzati 
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alla riqualificazione di porzioni urbane carat- 
terizzate da degrado fisico, economico e s0- 
ciale, nel rispetto della normativa in materia 
di tutela storica, paesaggistico-ambientale e 
dei beni culturali. 


4. Le opere che costituiscono i programmi 
possono essere cofinanziate da risorse pri- 
vate, rese disponibili dai soggetti interessati 
dalle trasformazioni urbane. A cura degli 
enti locali promotori è trasmessa al Ministro 
delle infrastrutture e dei trasporti, con ca- 
denza annuale, una relazione sull’attuazione 
dei programmi di riabilitazione urbana e su- 
gli effetti di risanamento ambientale e civile 
ottenuti. 


5. Il concorso dei proprietari rappresen- 
tanti la maggioranza assoluta del valore degli 
immobili in base all’imponibile catastale, ri- 
compresi nel piano attuativo, è sufficiente a 
costituire il consorzio ai fini della presenta- 
zione al comune delle proposte di realizza- 
zione dell’intervento e del relativo schema 
di convenzione. Successivamente il sindaco, 
assegnando un termine di novanta giorni, dif- 
fida i proprietari che non abbiano aderito alla 
formazione del consorzio ad attuare le indi- 
cazioni del predetto piano attuativo sottoscri- 
vendo la convenzione presentata. Decorso in- 
fruttuosamente il termine assegnato, il con- 
sorzio consegue la piena disponibilità degli 
immobili ed è abilitato a promuovere l’avvio 
della procedura espropriativa a proprio fa- 
vore delle aree e delle costruzioni dei pro- 
prietari non aderenti. L'indennità espropria- 
tiva, posta a carico del consorzio, in deroga 
all'articolo 5-bis del decreto-legge 11 luglio 
1992, n. 333, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, deve cor- 
rispondere al valore venale dei beni espro- 
priati diminuito degli oneri di urbanizzazione 
stabiliti in convenzione. L'indennità può es- 
sere corrisposta anche mediante permute di 
altre proprietà immobiliari site nei comune. 
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Art. 28. 


(Edificabilità delle zone limitrofe 
ad aree cimiteriali) 


I. All’articolo 338 del testo unico delle 
leggi sanitarie, di cui al regio decreto 24 tu- 
glio 1934, n. 1265, e successive modifica- 
zioni, sono apportate le seguenti modifica- 
zioni: 


a) il primo comma è sostituito dal se- 
guenie: 


«I cimiteri devono essere collocati alla di- 
stanza di almeno 200 metri dal centro abi- 
tato. È vietato costruire intorno ai cimiteri 
nuovi edifici entro il raggio di 200 metri 
dal perimetro dell’impianto cimiteriale, quale 
risultante dagli strumenti urbanistici vigenti 
nel comune ©, in difetto di essi, comunque 
quale esistente in fatto, salve le deroghe ed 
eccezioni previste dalla legge»; 


b) i commi quarto, quinto, sesto e set- 
timo sono sostituiti dai seguenti: 


«Il consiglio comunale può approvare, 
previo parere favorevole delia competente 
azienda sanitaria locale, la costruzione di 
nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già 
esistenti ad una distanza inferiore a 200 me- 
tri dal centro abitato, purché non oltre il li- 
mite di 50 metri, quando ricorrano, anche al- 
ternativamente, le seguenti condizioni: 


a) risulti accertato dal medesimo consi- 
glio comunale che, per particolari condizioni 
locali, non sia possibile provvedere altri- 
menti; 

b) l'impianto cimiteriale sia separato dal 
centro urbano da strade pubbliche almeno di 
livello comunale, sulla base della classifica- 
zione prevista al sensi della legislazione vi- 
gente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali 
rilevanti, ovvero da ponti o da impianti fer- 
roviari. 

Per dare esecuzione ad un'opera pubblica 
o all'attuazione di un intervento urbanistico, 
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purché non vi ostino ragioni igienico-sanita- 
rie, il consiglio comunale può consentire, 
previo parere favorevole della competente 
azienda sanitaria locale, la riduzione della 
zona di rispetto tenendo conto degli elementi 
ambientali di pregio dell’area, autorizzando 
l'ampliamento di edifici preesistenti o la co- 
struzione di nuovi edifici. La riduzione di cui 
al periodo precedente si applica con identica 
procedura anche per la realizzazione di par- 
chi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e 
privati, attrezzature sportive, locali tecnici e 
serre. 

Al fine dell’acquisizione del parere della 
competente azienda sanitaria locale, previsto 
dal presente articolo, decorsi inutilmente due 
mesi dalla richiesta, il parere si ritiene 
espresso favorevolmente. 

All’intemo della zona di rispetto per gli 
edifici esistenti sono consentiti interventi di 
recupero ovvero interventi funzionali all’uti- 
lizzo dell’edificio stesso, tra cui l’amplia- 
mento nella percentuale massima del 10 per 
cento € i cambi di destinazione d'uso, oltre 
a quelli previsti dalle lettere @), d), c) e 4) 
del primo comma dell’articolo 31 della legge 
5 agosto 1978, n. 457», 


2. All’articolo 57 del regolamento di poli- 
zia mortuaria, di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, 
i commi 3 e 4 sono abrogati. 


An. 29. 


{Modifiche all'articolo 18 
della legge 17 febbraio 1992, n. 179) 


1. All'articolo 18, comma 2, della legge 
17 febbraio 1992, n. 179, e successive modi- 
ficazioni, sono apportate le seguenti modifi- 
cazioni: 

a) alla lettera 5), le parole: «60 per 
cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 
per cento» e le parole da; «a maggioranza» 
fino a: «dei soci iscritti» sono sostituite dalle 
seguenti: «dal consiglio di amministrazione è 
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approvata nei successivi centoventi giorni 
con una doppia votazione, a maggioranza 
dei due terzi, dell’assemblea ordinaria rego- 
tarmente costituita da tenere a distanza di al- 
meno sessanta giorni Vuna dall’altra»; 

b) alla lettera g), le parole da: «per le 
cooperative a proprietà indivisa» fino a: «di 
presentazione del piano» sono soppresse. 


Art. 30. 


(Conferimento di immobili in uso governa- 

tivo al Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti e infrastrutture delle Forze di 
polizia) 


1. Gli immobili demaniali già in uso alle 
soppresse amministrazioni dei lavori pubblici 
e dei trasporti e della navigazione, non tra- 
sferiti alle regioni, inclusi gli alloggi di per- 
tinenza, sono conferiti in uso governativo al 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
al fine di assicurare, nel rispetto della norma- 
tiva in materia di tutela storica, paesaggi- 
stico-ambientale e dei beni culturali, tempe- 
stivi ed efficaci provvedimenti di adegua- 
mento funzionale delle strutture centrali, de- 
centrate e periferiche, inclusa la mobilità del 
personale, per il cantieramento e la realizza- 
zione delle infrastrutture di rilievo nazionale 
ed internazionale. Le entrate derivanti dalla 
concessione temporanea degli alloggi e delie 
foresterie sono conferite dall’amministrazione 
delle infrastrutture e dei trasporti all'ammini- 
strazione finanziaria competente. 

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei tra- 
sporti, di concerto con i Ministri dell'interno 
e dell'economia e delle finanze, predispone 
un programma pluriennale straordinario di 
interventi per ii triennio 2002-2004, al fine 
di realizzare infrastrutture ed impianti neces- 
sari allo sviluppo e all’ammodernamento 
delle strutture della Polizia di Stato, del- 
l'Arma dei carabinieri, del Corpo della guar- 
dia di finanza, del Corpo delle capitanerie di 
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porto, del Corpo forestale dello Stato e del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 

3. Per l'attuazione del programma di cui al 
comma 2 l’amministrazione può assumere 
impegni pluriennali, corrispondenti alla du- 
rata dei finanziamenti. 

4. Per le finalità di cui al comma 2 sono 
autorizzati limiti di impegno quindicennali 
di 5.000.000 di euro per l’anno 2002, 
10.000.000 di euro per l’anno 2003 e 
15.000.000 di euro per l’anno 2004, 

5. Presso il Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti è istituito, senza nuovi o mag- 
giori oneri per il bilancio dello Stato, un Co- 
mitato avente il compito di formulare pareri 
sullo schema del programma di cui ‘al 
comma 2, sul suo coordinamento ed integra- 
zione interforze. Il Comitato, presieduto dal 
. Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 
o da un suo delegato, è composto: 


a} dal Capo delia Polizia - Direttore ge- 
nerale della pubblica sicurezza, o da un suo 
delegato; 

b) dal Comandante generale dell’ Arma 
dei carabinieri, o da un suo delegato; 

c) dal Comandante generale del Corpo 
della guardia di finanza, o da un suo dele- 
gato; 

d) dal Comandante generale del Corpo 
delle capitanerie di porto, o da un suo dele- 
gato; 

e) dal Comandante del Corpo forestale 
dello Stato, o da un suo delegato; 

£ dal Capo dipartimento dei vigili del 
fuoco, del soccorso pubblico e difesa civile, 
o da un suo delegato; 

g) da un rappresentante per ciascuno dei 
Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, 
dell'economia e delle finanze e dell’interno. 


6. Le funzioni di segretario del Comitato 
di cui al comma 5 sono espletate da un fun- 
zionario designato dal Ministro delle infra- 
strutture e dei trasporti. Nessun compenso 0 
rimborso spese è previsto per i componenti 
del Comitato stesso. 
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7.0 Comitato di cui al comma 5 trasmette 
annualmente al Parlamento una relazione 
sullo stato di attuazione degli interventi. 

$. All'onere derivante dall’attuazione del 
presente articolo, pari a 5.000.000 di euro 
per l’anno 2002, 15.000.000 di euro per 
Vanno 2003 e 30.000.000 di euro a decorrere 
dall'anno 2004, si provvede, per gli anni 
2002, 2003 e 2004, mediante corrispondente 
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini 
del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito 
dell’unità previsionale di base di conto capi- 
tale «Fondo speciale» dello stato di previ- 
sione del Ministero dell'economia e delle fi- 
nanze per l’anno 2002, allo scopo parzial- 
nente utilizzando l'accantonamento relativo 
al Ministero delle infrastrutture e dei tra- 
sporti. 


Art. 31. 


{Disposizioni in materia di impianti a fune} 


I, All'articolo 145, comma 46, della legge 
23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «Gli 
impianti di cui si prevede l’ammoderna- 
mento con i benefici di cui all'articolo 8, 
comma 3, della legge }l maggio 1999, 
n.140, potranno godere, previa verifica da 
parte degli organi di controllo delia loro ido- 
neità al funzionamento e della loro sicurezza, 
di una proroga di un anno» sono sostituite 
dalle seguenti: «Gli impianti di cui si pre- 
vede l'ammodermamento con i benefici di 
cui all’articolo 8, comma 3, della legge LI 
maggio 1999, n. 140, o con altri benefici 
pubblici statali, regionali o di enti locali po- 
tranno godere, previa verifica da parte degli 
organi di controllo della loro idoneità al fun- 
Zzionamento e della loro sicurezza, di una 
proroga di due anni». 

2. Possono usufruire della proroga di cui 
all'articolo 145, comma 46, della citata legge 
n. 388 del 2000, come modificato dal 
comma | del presente articolo, anche gli im- 
pianti la cui vita tecnica è terminata nei sei 
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mesì antecedenti la data di entrata in vigore 
della presente legge. 

3. Fermi restando gli orientamenti della 
Commissione europea in materia di concor- 
renza, i fondi previsti dall’articolo 8 della 
legge 11 maggio 1999, n. 140, sono trasferiti 
alle regioni a statuto ordinario in conformità 
al decreto del Ministro dell'industria, del 
commercio e dell’artigianato 24 novembre 
1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 299 del 22 dicembre 1999. 

4. In luogo del contributo annuo di cui al- 
l'articolo 8, comma 3, della citata legge 
n. 140 del 1999, lo Stato trasferisce alle re- 
gioni a statuto ordinario, in unica soluzione, 
nell'anno 2002, l'ammontare complessivo di 
180.000.000 di euro. Per l'anno 2002, quanto 
a 2.582.000 euro, si provvede mediante ridu- 
zione dell’autorizzazione di spesa di cuì al- 
l'articolo 8 della citata legge n. 140 del 
1999, come rideterminata dalla tabella F al- 
legata alla legge 23 dicembre 2000, n. 388. 
Per la restante parte, pan a 177.418.000 
euro per l’anno 2002, si provvede mediante 
corrispondente riduzione dello stanziamento 
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002- 
2004, nell’ambito dell'unità previsionale di 
base di conto capitale «Fondo speciale» dello 
stato di previsione del Ministero dell’econo- 
mia e delle finanze per l'anno 2002, allo 
scopo parzialmente utilizzando l’accantona- 
mento relativo al medesimo Ministero. 

5. Sono fatti salvi gli interventi già previ- 
sti e finanziati con il primo bando, ai sensi 
dell'articolo 8, comma 2, della citata legge 
n. 140 del 1999, purché già realizzati o in 
corso di realizzazione entro il termine del 
31 dicembre 2002. Il contributo da liquidare 
è pari al 40 per cento dell'ammontare com- 
plessivo della spesa. 

6, Le risorse previste dal comma | dell’ar- 
ticolo 54 della legge 23 dicembre 1999, 
n. 488, e quelle previste dalla presente legge 
sono ripartite entro il 30 settembre 2002 alle 
regioni a statuto ordinario, con decreto del 
Ministro delle attività produttive, di concerto 
con il Ministro delle infrastrutture e dei tra- 
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sporti, previa intesa con la Conferenza per- 
manente per i rapporti tra lo Stato, le regioni 
e le province autonome di Trento e di Bol- 
zano. Tali risorse costituiscono il concorso 
dello Stato al finanziamento delle iniziative 
regionali di sostegno all'innovazione e al- 
l'ammodernamento degli impianti a fune. 


Art. 32. 


{Disposizioni in materia 
di trasporto rapido di massa) 


1. La lettera 4) del comma | dell'articolo 
3 della legge 26 febbraio 1992, n. 21I, come 
modificata dall'articolo 13, comma 8, deila 
legge 7 dicembre 1999, n. 472, è sostituita 
dalla seguente: 


«a} essere corredati dalla progettazione 
preliminare, dallo studio di valutazione di 
impatto ambientale, dal piano economico-fi- 
nanziario volto ad assicurare l'equilibrio fi- 
nanziario, che deve, tra l'altro, indicare Vin- 
vestimento complessivo, ivi compresi gli 
oneri finanziari, i costi ci manutenzione delle 
infrastrutture e degli impianti, i costi di ge- 
stione, i proventi vari e di esercizio, calcolati 
sulla base delle tariffe definite per conse- 
guire l'equilibrio del piano economico-finan- 
ziario medesimo, nonché gli investimenti pri- 
vati e pubblici derivanti da leggi statali e re- 
gionali e da impegni di bilancio comunale;». 


2. All'articolo 5, comma 2, della legge 26 
febbraio 1992, n. 211, e successive modifica- 
zioni, le parole da: «Entro 240 giorni» fino 
a: «distinta per lotti funzionali,» sono sosti- 
tuite dalle seguenti: «Entro 270 giorni dalla 
data di approvazione dei programmi di inter- 
venti, 1 soggetti interessati trasmettono al Mi- 
nistero delle infrastrutture e dei trasporti la 
progettazione definitiva, indicando conte- 
stualmente se intendono procedere secondo 
quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'articolo 
13 della legge 7 dicembre 1999, n. 472,». 
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3. All'articolo 5 della legge 26 febbraio 
1992, n. 211, è aggiunto, in fine, il seguente 
comma: 


«2-bis. Contestualmente alla trasmissione 
della progettazione definitiva dovrà essere 
presentato un programma temporale delle 
scadenze relative agli adempimenti succes- 
sivi del soggetto beneficiario, fino alla con- 
segna dei lavori, per consentire il monitorag- 
gio da parte del Ministero delle infrastrutture 
e dei trasporti sull'esito degli investimenti fi- 
nanziati. Il soggetto beneficiario è tenuto a 
comunicare tempestivamente e a documen- 
tare le cause di scostamento rispetto al pro- 
gramma; il conseguimento degli obiettivi di 
programma costituirà elemento di valuta- 
zione nella destinazione di ulteriori contri- 
buti per nuovi progetti». 


4. All'articolo 13 della legge 7 dicembre 
1999, n. 472, il comma $ è sostituito dal se- 
guente: 


«S. Ad avvenuta approvazione dei progetti 
definitivi, verificato il possesso di tutti i pa- 
reri, nulla osta ed autorizzazioni necessari 
per la realizzazione delle opere, sono trasfe- 
riti agli enti beneficiari, in relazione all’a- 
vanzamento dei lavori, i contributi necessari 
alla realizzazione delle opere». 


5. Le disposizioni di cui al presente arti- 
colo si applicano agli interventi finanziati 
con delibere del CIPE successive alla data 
di entrata in vigore della presente legge; 
per gli interventi finanziati con delibere del 
CIPE antecedenti, il soggetto beneficiario 
può avvalersi delle procedure introdotte dal 
presente articolo. 


Art. 33. 


{Disposizioni in materia di capitanerie 
di porto - guardia costiera) 


|. Ai fini dell’accertamento di conformità 
previsto dall'articolo 2 del regolamento di 
cui al decreto del Presidente della Repub- 
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blica 18 aprile 1994, n. 383, le opere di edi- 
lizia relative a fabbricati. pertinenze e opere 
accessorie destinate o da destinare a comandi 
e reparti delle capitanerie di porto - guardia 
costiera, comprese quelle per sistemi di con- 
trollo dei traffici marittimi, sono equiparate 
alle opere destinate alla difesa militare. Re- 
stano ferme je autorizzazioni di competenza 
del Ministero per i beni e le attività culturali, 
ai sensi del testo unico delle disposizioni le- 
gislative in matena di beni culturali e am- 
bientali, di cui al decreto legislativo 29 otto- 
bre 1999, n. 490, qualora le predette opere, 
costruzioni e impianti tecnologici ricadano 
su immobili o arce vincolate. 

2. Al fine di avviare la necessaria progres- 
siva sostituzione dei militari in servizio ob- 
bligatorio di leva nel Corpo delle capitanerie 
di porto con volontari di truppa, sono auto» 
rizzati l'immissione in servizio permanente 
di 495 volontari e l'arruolamento di 145 vo- 
lontari, in ferma volontaria prefissata, breve 
e in rafferma, ad incremento delle dotazioni 
organiche fissate dagli articoli 2 e 7 del de- 
creto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, 
per lo stesso Corpo, secondo la seguente pro- 
gressione: 140 volontari in servizio perma- 
nente e 35 volontari in ferma volontaria, nel- 
l’anno 2002; 170 volontari in servizio per- 
manente e 59 volontari in ferma volontaria, 
nell'anno 2003; 185 volontari in servizio 
permanente e S1 volontari in ferma voionta- 
ria, nell’anno 2004. Contestualmente il con- 
tingente di 3.325 militari di truppa chiamati 
ad assolvere il servizio militare obbligatorio 
nel Corpo delle capitanerie di porto si riduce 
nell'anno 2002 a 3.150 unità, nell’anno 2003 
a 2.921 unità e nell’anno 2004 a 2.685 unità. 

3. All'onere derivante dall’attuazione del 
comma 2, valutato complessivamente in 
5.000.000 di euro per l’anno 2092, 
10.000.000 di euro per l’anno 2003 e 
15.000.000 di euro a decorrere dall’anno 
2004, si provvede mediante corrispondente 
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini 
del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito 
dell’unità previsionale di base di parte cor- 
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rente «Fondo speciale» dello stato di previ- 
sione del Ministero dell’economia e delle fi- 
nanze per l'anno 2002, allo scopo parziai- 
mente utilizzando l'accantonamento relativo 
al Ministero delle infrastrutture e dei tra- 
sporti. 


Art. 34. 


(Benefici per le imprese armatoriali che 

esercitano il cabotaggio e contributi per 

l'eliminazione del naviglio. Modifiche al 
codice della navigazione) 


I. All'articolo 52, comma 32, della legge 
28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate 
le seguenti modificazioni: 


a) al primo periodo ie parole: «del 43 
per cento» sono sostituite dalle seguenti: 
«delP80 per cento»; 

b) l’ultimo periodo è soppresso. 


2. All'onere derivante dall’attuazione del 
comma |, lettera a), determinato in 16 mi- 
lioni di euro per l’anno 2002, si provvede 
medianie cornspondente riduzione dello 
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 
triennale 2002-2004, nell’ambito dell'unità 
previsionale di base di parte corrente «Fondo 
speciale» dello stato di previsione del Mini- 
stero dell’economia e delle finanze per 
l’anno 2002, allo scopo parzialmente utiliz- 
zando l'accantonamento relativo al mede- 
simo Ministero. 

3. A decorrere dall’anno 2002 è autoriz- 
zato un limite di impegno quindicennale di 
6.500.000 euro quale concorso dello Stato 
agli oneri derivanti da mutui o altre opera- 
zioni finanziarie a favore delle imprese ar- 
matoriali che esercitano, anche in via non 
esclusiva, per l’intero anno attività di cabo- 
taggio, individuate con decreto del Ministro 
delle infrastrutture e dei trasporti. Con pro- 
prio decreto, da emanare entro un mese dalla 
data di entrata in vigore della presente legge, 
Il Ministro deile infrastrutture e dei trasporti 
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stabilisce le modalità e i termini di applica- 
zione del presente articolo. 


4. Al fine di accelerare l'eliminazione del 
naviglio cisterniero vetusto per una migliore 
tutela dell'ambiente marino, di cui all'arti- 
colo 2 della legge 7 marzo 2001, n. 51, è 
autorizzato un limite d’impegno quindicen- 
nale di 6.700.000 euro a decorrere dall’anno 
2002. Al relativo onere si provvede mediante 
corrispondente riduzione dello stanziamento 
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002- 
2004, nell’ambito dell’unità previsionale di 
base di conto capitale «Fondo speciale» dello 
stato di previsione del Ministero dell'econo- 
mia c delle finanze per l’anno 2002, allo 
scopo parzialmente utilizzando l’accantona- 
mento relativo al medesimo Ministero. 


5. All'onere derivante dall’attuazione dei 
comma 3, pari a 6.500.000 euro a decorrere 
dall'anno 2002, si provvede, per gli anni 
2002, 2003 e 2004, mediante corrispondente 
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini 
del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito 
dell'unità previsionale di base di conto capi- 
tale «Fondo speciale» dello stato di previ- 
sione del Ministero dell'economia e delle fi- 
nanze per l’anno 2002, allo scopo parzial- 
mente utilizzando l'accantonamento relativo 
al Ministero delle infrastrutture e dei tra- 
sporti. 

6. All'articolo 1, comma 5, del decreto- 
legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 
1998, n.30, e successive modificazioni, 
dopo le parole: «diretto verso un altro Stato» 
sono aggiunte le seguenti: «, se si osservano 
i criteri di cui all'articolo 2, comma |, lettere 
È) e c). Le predette navi possono effettuare 
servizi di cabotaggio nel limite massimo di 
quaîtro viaggi mensili, se osservano i criteri 
di cui all'articolo 2, comma |, lettera a}, 
comma l-bis». 


7. All'articolo 5, comma 3, della legge 7 
marzo 2001, n. 51, le parole: «da lire 2 mi- 
lioni a lire 12 milioni» sono sostituite dalle 
seguenti: «da 1.033 euro a 6.197 euro» e le 
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parole: «lire 5 milioni» sono sostituite dalle 
seguenti: «2,58 euro». 

8. All'articolo 318 del codice della naviga- 
zione, dopo il comma 2, è insento il se- 
guente: 


«2-bis. I certificati dei primi ufficiali di 
coperta non italiani, imbarcati in virtù degli 
accordi collettivi nazionali di cui al comma 
2, sono soggetti a riconoscimento da parte 
dell'amministrazione competente, ai sensi 
dell'articolo 3 dei regolamento di cui al de- 
creto del Presidente della Repubblica 9 mag- 
gio 2001, n, 324». 


9. All'articolo 359 del codice della naviga- 
zione, al primo comma, dopo le parole: «na- 
vigazione marittima o interna» sono inserite 
le seguenti: «e nei porti nazionali» e al se- 
condo comma, dopo le parole: «l'autorità 
consolare» sono inserite le seguenti: «o la 
capitaneria di porto». 


Art. 35. 


(Programma di ricerca in materia 
di cabotaggio e navigazione a corto raggio) 


1. Il Ministro delle infrastrutture e dei tra- 
sporti è autorizzato a concedere, nel quadro 
della disciplina comunitaria per gli aiuti di 
Stato alla ricerca e allo sviluppo, al Centro 
per gli studi di tecnica navale spa (Cetena) 
di Genova, un contributo sulle spese soste- 
nute per uno specifico programma straordì- 
nario di ricerca, da condurre congiuntamente 
con il Consorzio Confitarma-Federlinea per 
la ricerca (Cofir) di Genova e da completare 
entro tre anni dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, per lo sviluppo del ca- 
botaggio marittimo, delle autostrade del 
mare e della navigazione a corto raggio. 

2. Per l'approvazione del programma di ri- 
cerca di cui al comma |, nonché per la deter- 
minazione e corresponsione del relativo con- 
tributo, si applica Varticolo 6 della legge 31 
luglio 1997, n. 261, tenendo altresi conto 
delle attività di ricerca nelle discipline scien- 
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tifico-economiche di potenziale interesse per 
la navigazione marittima e fluviale. 

3. Per ie finalità del presente articolo è 
autorizzata la spesa di 300.000 euro per cia- 
scuno degli anni 2002, 2003 e 2004. 

4. All'onere derivante dall'attuazione del 
presente articolo, pari a 300.000 euro per 
ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si 
provvede mediante corrispondente riduzione 
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilan- 
cio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’u- 
nità previsionale di base di parte corrente 
«Fondo speciale» dello stato di previsione 
dei Ministero dell'economia e delie finanze 
per l’anno 2002, allo scopo parzialmente uti- 
lizzando l’accantonamento relativo al Mini- 
stero delle intrastrutture e dei trasporti. 


Art. 36. 


{Ammodernamento delle infrastrutture 
portuali. Classificazione del porto 
di Oristano) 


1. Ii termine di adozione del regolamento 
di cui all’articofo 100 della legge 21 novem- 
bre 2000, n. 342, è prorogato al 30 giugno 
2002. 

2. Ai fine del proseguimento del pro- 
gramma di ammodermamento e riqualifica- 
zione delle infrastrutture portuali di cui al- 
articolo 9 della legge 30 novembre 1998, 
n. 413, e di quelle individuate dall’articolo 
1, comma 4, lettera d), della legge 9 dicem- 
bre 1998, n. 426, sono autorizzati ulteriori fi- 
miti di impegno quindicennali di 34.000.000 
di euro per l’anno 2003 e di 64.000.000 di 
euro per l'anno 2004, quale concorso dello 
Stato agli oneri derivanti da mutui o altre 
operazioni finanziarie che i soggetti indivi- 
duati con decreto del Ministro delle infra- 
strutture e dei trasporti sono autorizzati ad 
effettuare. 

3. Il sistema informativo del demanio ma- 
rittimo può essere sottoposto a particolari 
procedure per assicurare ia sicurezza dei dati. 
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4. All'onere derivante dall’attuazione del 
presente articolo, pari a 34.000.000 di euro 
per l'anno 2003 e a 98.000.000 di euro a de- 
correre dall’anno 2004, si provvede mediante 
corrispondente riduzione delle proiezioni per 
gii anni 2003 e 2004 dello stanziamento 
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002- 
2004, nell'ambito dell’unità previsionale di 
base di conto capitale «Fondo speciale» dello 
stato di previsione del Ministero dell’econo- 
mia e delle finanze per l’anno 2002, allo 
scopo parzialmente utilizzando l’accantona- 
mento relativo al Ministero delle infrastrut- 
ture e dei trasporti. 

5. Il porto di Oristano è classificato, ai fini 
dell'articolo 4 della legge 28 gennaio 1994, 
n. 84, e successive modificazioni, porto di ri- 
levanza economica nazionale ed inserito 
nella categoria Il, classe ll. 


Art. 37. 


{Disposizioni sugli interporti) 


1. Il termine per l'esercizio della delega di 
cui all'articolo 24, comma 1, della legge 5 
marzo 2001, n. $7, per il completamento 
della rete interportuale nazionale è prorogato 
al 31 dicembre 2002. 

2. Al comma 1 dell'articolo 24 della legge 
5 marzo 2001, n. 57, la lettera e) è sostituila 
dalla seguente: 


«e} includere nell’ambito degli inter- 
venti da ammettere a finanziamento i centri 
merci, i magazzini generali e le piattaforme 
logistiche, compresi quelli multimodali, i ter- 
minali intermodali nonché quelli dedicati al 
transito ed allo stazionamento, per un pe- 
riodo non superiore a trenta giorni, delle 
merci pericolose, e, ove necessario, comple- 
tare funzionalmente gli interporti già indivi- 
duati e ammessi al finanziamento nell’am- 
bito del Sistema nazionale integrato dei tra- 
sporti». 


3. L'articolo 35, comma i, lettera &), del 
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, 
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è da iniendere nel senso che sono ricomprese 
nel settore dei trasporti le opere strettamente 
funzionali alla realizzazione dei sistemi tra- 
sportistici, quali le strutture finalizzate all’in- 
termodalità. 

4. Alle attività di cui al comma 3 si appli- 
cano le disposizioni di cui al decreto legisia- 
tivo 17 marzo 1995, n. 158; ogni disposi- 
zione incompatibile è abrogata. 


Art. 38. 


(Disposizioni in materia di trasporto 
ferroviario e interventi per lo sviluppo 
del trasporto ferroviario di merci) 


1. Per l'anno 2001, lYammontare delie 
somme da corrispondere in relazione agli ob- 
blighi di servizio pubblico nel settore dei tra- 
sporti per ferrovia previsti dal regolamento 
(CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giu- 
gno 1969, ed in conformità all'articolo 5 
della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, 
del 29 luglio 1991, relativo alla disciplina 
delia modalità della fornitura e commercia- 
lizzazione dei servizi, in attesa della stipula 
del contratto di servizio pubblico per l’anno 
2001, è accertato, in via definitiva e senza 
dare luogo a conguagli, in misura pari a 
quella complessivamente prevista per lo 
stesso anno e per lo stesso contratto dal bi- 
lancio di previsione dello Stato, Il Ministero 
dell'economia e delle finanze è autorizzato a 
corrispondere alla società Trenitalia spa, alle 
singole scadenze, le somme spettanti. 

2. Per i servizi di trasporto ferroviario 
viaggiatori di interesse nazionale da sotto- 
porre al regime degli obblighi di servizio 
pubblico, con particolare nferimento al tra- 
sporto passeggeri notturno e farm salvi gli 
obblighi di servizio pubblico consistenti in 
agevolazioni tariffarie che saranno discipli- 
nati con il regolamento di cui al comma 4, 
il Ministero delle infrastrutture e del trasporti 
provvede, allo scopo di incentivare il supera- 
mento degli assetti monopolistici e di intro» 
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durre condizioni di concorrenzialità dei ser- 
VIZI stessi, ad avviare procedure concorsuali 
per la scelta delle imprese ferroviarie per l’e- 
rogazione del servizio sulla base dei principi 
stabiliti con il decreto legislativo 19 novem- 
bre 1997, n. 422, e successive modificazioni. 

3. Fino alla definitiva individuazione dei 
servizi di cul al comma 2 ed all'espleta- 
mento delle procedure di cui al medesimo 
comma, e comunque non oltre il 31 dicem- 
bre 2003, al fine dì garantire la continuità 
del servizio e tenuto conto degli attuali as- 
setti del mercato, con contratto di servizio, 
da stipulare con la società Trenitalia spa 
sono definiti gli obblighi di servizio pub- 
blico, i relativi oneri a carico dello Stato, 
nonché le compensazioni spettanti alla mede- 
sima società in ragione degli obblighi di ser- 
vizio previsti dalle norme vigenti. 

4, Nel quadro della liberalizzazione del 
trasporto ferroviario il Governo, su proposta 
del Ministro delle infrastrutture e dei tra- 
sporti, adotta, entro quattro mesi dalla data 
di entrata in vigore della presente legge, un 
regolamento, ai sensi dell’articolo 17, 
comma 2, della legge 23 agosto 1988, 
n. 400, per disciplinare gli interventi di cui 
al comma S del presente articolo, nonché la 
materia relativa all’incentivazione del tra- 
sporto merci su ferrovia e a criteri e modalità 
per l'erogazione della connessa contribu- 
zione pubblica. Dalla data di entrata in vi- 
gore del regolamento sono abrogate le dispo- 
sizioni vigenti, anche di legge, con esso in- 
compatibili. 

S. Alle imprese che si impegnano contrat- 
tualmente per un trienmo con il Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti e con 
un'impresa ferroviaria a realizzare un quanti- 
tativo minimo annuo di treni completi di tra- 
sporto combinato o di merci pericolose, è ri- 
conosciuto un contributo in funzione dei 
treni-chilometro effettuati sul territorio ita- 
liano nel triennio 2002-2004. Qualora a con- 
suntivo l'impegno contrattuale non venga 
onorato per almeno il 90 per cento, il diritto 
di percepire il contributo decade automatica- 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


mente. Per trasporto combinato si intende il 
trasporto merci per cui l’autocarro, il rimor- 
chio, il semirimorchio con o senza il veicolo 
trattore, la cassa mobile o il contenitore ef- 
fettuano la parte iniziale o terminaie dei tra- 
gitto su strada e l’altra parte per ferrovia 
senza rottura di carico. Per trasporto ferro- 
viario di merci pericolose, anche in carmi tra- 
dizionali, si intende il trasporto delle merci 
classificate dai regolamento internazionale 
per il trasporto di merci pericolose {RID). 
La misura del contributo è stabilita con de- 
creto del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti, di concerto con il Ministro dell’e- 
conomia e delle finanze, in funzione del ii- 
mite massimo di risorse a tale scopo attri- 
buite ai sensi del comma f. 


6. Nell’ambito dello stato di previsione del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 
è istituito un fondo denominato «Fondo per 
la coniribuzione agli investimenti per lo svi- 
luppo del trasporto merci per ferrovia, con 
particolare riferimento al trasporto combinato 
e di merci pericolose ed agli investimenti per 
le autostrade viaggianti», per il quale sono 
autorizzati limiti di impegno quindicennali 
di 14.500.000 euro per l'anno 2002, di 
5.000.000 di euro per l'anno 2003 e di 
13.000.000 di euro per l'anno 2004, quale 
concorso dello Stato agli oneri derivanti da 
mutui o altre operazioni finanziarie che i 
soggetti individuati con decreto del Ministro 
delle infrastrutture e dei trasporti sono auto- 
rizzati ad effettuare. Almeno il 30 per cento 
e non oltre il 75 per cento di tali fondi è de- 
srinato alla copertura finanziana degli oneri 
di cui al comma 5. 

7. Per il triennio 2002-2004, il 25 per 
cento degli importi di cui al comma 6, ripar- 
tito proporzionalmente per ciascuna annualità 
del triennio, è finalizzato al rilascio di un 
contributo per i treni-chilometri effettuati 
nel territorio nazionale a favore delle im- 
prese ferroviarie che si Impegnano a sotto- 
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scrivere un accordo di programma con i Mi- 
nisteri competenti, previo accordo con le im- 
prese di settore, per il trasporto combinato € 
accompagnato delle merci. Per trasporto 
combinato si intende il trasporto di merci ef- 
fettuato con le modalità definite al comma 5; 
per trasporto accompagnato si intende il tra- 
sporto di merci, caricate su veicoli adibiti al 
trasporto di merci su strada, mediante carri 
ferroviari speciali. 

8. A valere sul Fondo di cui al comma 6, 
il Ministero delle infrastrutture è dei trasporti 
può affidare incarichi di siudio e di consu- 
lenza per elaborare studi di settore a sup- 
porto della definizione degli interventi dello 
Stato disciplinati dal presente articolo e per 
l'assistenza tecnica per la gestione delle reia- 
tive procedure. 


9. Il comma 2 dell’articolo 145 della legge 
23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato. Le in- 
frastratture ferroviarie per le quali msultino 
stipulati gli accordi nei termini e con le mo- 
dalità di cui all'articolo 8, comma 6-bis, del 
decreto legislativo 19 novembre 1997, 
in. 422, e successive modificazioni, previa in- 
tegrazione degli accordi di programma sotto- 
scritti ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del 
medesimo decreto legislativo 19 novembre 
1997, n. 422, e ratificati con decreto del Pre- 
sidente del Consiglio dei ministri 16 novem- 
bre 2000, pubblicato nel supplemento ordina- 
rio alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 di- 
cembre 2000, sono trasferite alle regioni ter- 
ritorialmente competenti, con le modalità di 
cuì all’articoio 8, comma 4, del citato de- 
creto legislativo n. 422 del 1997. Alla realiz- 
zazione degli interventi funzionali al poten- 
ziamento delle infrastrutture ferroviarie delle 
linee Parma-Suzzara e Ferrara-Suzzara, coe- 
rentemente ai programmi di utilizzo delle ri- 
sorse nell’ambito di itinerari di rilievo nazio- 
nale ed internazionale, si provvederà attra- 
verso una intesa generale quadro, con la 
quale saranno individuate le risorse neces- 
sarie. 
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10. All'onere derivante dall'attuazione del 
comma 6, pari a 14.500.000 euro per l'anno 
2002, 19.500.000 euro per l’anno 2003 e 
32.500.000 euro a decorrere dall'anno 2004, 
si provvede mediante corrispondente ridu- 
zione dello stanziamento iscritto, ai fim dei 
bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito 
dell'unità previsionale di base di conto capi- 
tale «Fondo speciale» dello stato di previ- 
sione del Ministero dell'economia e delle fi- 
nanze per l’anno 2002, allo scopo parzial- 
mente utilizzando l'accantonamento relativo 
al Ministero delle infrastrutture e det tra- 


sporti. 


AR59. 


{Realizzazione del piano triennale 
per l'informatica) 


1. Nell'ambito delle misorse disponibili in 
bilancio, il Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti può stipulare per il settore infor- 
matico contratti di prestazione d’opera ai 
sensi degli articoli 2222 e seguenti del co- 
dice civile o contratti di collaborazione a 
tempo determinato. 

2. Per la gestione e lo sviluppo dei sistemi 
informativi automatizzati del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti nonché per Ia 
realizzazione di un programma di sperimen- 
tazione avente la durata di un anno di sistemi 
innovativi di rilevazione e controllo automa- 
tizzato dei percorsi effettuati in aree urbane 
ed extraurbane dai veicoli che trasportano 
merci pericolose, al fine di monitorare e va- 
lidare le migliori tecnologie in materia, sono 
autorizzati limiti di impegno quindicennali di 
5.728.000 euro per l’anno 2002, di 6.229.000 
euro per l’anno 2003 e di 18.228.000 euro 
per l'anno 2004, 

3. All'onere derivante dall'attuazione del 
presente articolo, pari a 5.728.000 euro per 
l'anno 2002, 11.957.000 euro per l’anno 
2003 e 30.185.000 euro per l’anno 2004, si 
provvede, per i medesimi anni, mediante cor- 
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mspondente riduzione dello stanziamento 
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002- 
2004, nell’ambito dell’unità previsionale di 
base di conto capitale «Fondo speciale» dello 
stato di previsione del Ministero dell’econo- 
mia e delle finanze per l’anno 2092, allo 
scopo parzialmente utilizzando }accantona- 
mento relativo al Ministero delle infrastrut- 
ture e dei trasporti. 

4. È facoltà del Ministero delle infrastrut- 
ture e dei trasporti concedere a soggetti pub- 
blici o privati l’accesso, a titolo oneroso, alla 
consultazione delle banche dati, alle proce- 
dure elaborative, agli strumenti di analisi 
dei risultati dei sistemi informativi e statistici 
del Ministero. Le modalità ed i corrispettivi 
per l'accesso da parte dei soggetti di cui al 
presenie comma sono definiti con decreto 
del Ministro delle infrastruiture e dei tra- 
sporti, di concerto con il Ministro dell’eco- 
nomia e delle finanze e con il Ministro per 
l'innovazione e le tecnologie, ai sensi del- 
l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 
1988, n. 400, da adottare entro tre mesi dalla 
data di entrata in vigore della presente legge. 
I comispettivi di cui al presente articolo sono 
versati all'entrata del bilancio dello Stato per 
essere nassegnati, con decreto del Ministro 
dell'economia e delle finanze, ad appositi ca- 
pitoli dello stato di previsione del Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti per far 
fronte agli onerì derivanti dalla gestione dei 
sistemi informativi e statistici, nonché dalla 
formazione e dall’artnazione del piano infor- 
mativo e siatistico. 

5. Per il completamento nell’intero territo 
no nazionale delle fasi realizzative del pro- 
getto esecutivo dei Sistema di controllo dei 
traffico maritimo VTS (Vessel Traffic Ser- 
vice), ritenuto prioritario per l'avvio delle 
autostrade del mare e dello sportello unico 
per io short sea shipping, il Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, nell’ambito 
delle risorse finanziarie di cui al comma 2 
e di quelle disponibili in bilancio, si avvale 
della procedura di cui all'articolo 7, comma 
2, lettera f), del decreto legislativo Î7 marzo 


1995, n. 157, nel rispetto degli adempimenti 
previsui dal decreto legislativo [2 febbraio 
1993, n. 39, e successive modificazioni. 


Art. 40, 


{Installazione di cavidotti per reti 
di telecomunicazioni) 


1. I lavori di costruzione e di manuten- 
zione straordinaria di strade, autostrade, 
strade ferrate, aerodromi, acquedotti, porti, 
interporti, 0 di altri beni immobili apparte- 
nenti allo Stato, alle regioni a statuto ordina- 
rio, agli enti locali e agli altri enti pubblici, 
anche a struttura societaria, la cul esecuzione 
comporta lavori di trincea o comunque di 
scavo del sottosuolo, purché previsti dai pro- 
grammi degli enti proprietari, devono com- 
prendere cavedi multiservizi 0, comunque, 
cavidotti di adeguata dimensione, conformi 
alle norme tecniche UNI e CEI pertinenti, 
per il passaggio di cavi di telecomunicazioni 
e di altre infrastrutture digitali, nel rispetto 
della vigente normativa in materia di sicu- 
rezza e di tutela dell'ambiente e della salute 
pubblica. Nelle nuove costruzioni civili a 
sviluppo verticale devono essere parimenti 
previsti cavedi multiservizi 0, comunque, ca- 
vidotti di adeguate dimensioni per rendere 
agevoli i collegamenti delle singole unità im- 
mobiliari. 

2. Le disposizioni di cui al camma Ì si ap- 
plicano anche nel caso di realizzazione di 
beni immobili appartenenti alle aziende spe- 
ciali e consorzi di cui agli articoli 2, 31 e 
114 del testo unico di cui al decreto legisla- 
tivo 18 agosto 2000, n. 267, nonché alle so- 
cietà di cui agli articoli 113, 113-6fs, 115, 
116 e 120 del medesimo testo unico di cui 
al decreto legisiativo n. 267 del 2000, e suc- 
cessive modificazioni. 

3. Gli organismi di telecomunicazioni, ti- 
tolari di licenze individuali ar sensi della 
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normativa di settore vigente, utilizzano i ca- 
vedi o i cavidotti di cui al comma | senza 
pneri, anche economici e finanziari, per il 
soggelto proprietario e sostenendo le spesc 
di ordinaria e straordinaria manutenzione. 

4. } soggetti proprietari sono tenuti ad of- 
frire l'accesso al cavedi o ai cavidotti, sino ai 
limite della capacità di contenimento, con 
modalità eque e non discriminatorie, a tutti 
i soggetti titolari di licenze individuali nila- 
sciaie ai sensi della normativa di settore vi- 
gente, Ii corrispettivo complessivamente ri- 
chiesto ai titolari di licenze individuali per 
l'accesso ai cavedì o ai cavidotti deve essere 
commisurato alle spese aggiuntive sostenute 
dal soggetto proprietario per ia realizzazione 
dei cavidotti. Detto corrispettivo, comunque, 
deve essere tale da non determinare oneri ag- 
giuntivi a carico dei soggetti proprietari, 

5. La concessione, anche in condivisione, 
dei diritti di passaggio per l'installazione e 
l’accesso alle reti pubbiiche di telecomunica- 
zioni nei beni immobili di cui ai commi 1 e 
2 avviene nel rispetto della normativa di set- 
tore vigente. 

6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 
si applicano anche alie istituzioni pubbliche 
di ricerca per l’accesso alla rete dell’univer- 
sità e della ricerca scientifica (rete GARR), 
nonché all'organismo gestore della stessa. 

7. Le disposizioni del presente articolo co- 
stituiscono principi fondamentali, ai sensi del 
secondo periodo del terzo comma dell'arti- 
colo 117 della Costituzione, nei confronti 
dell’attività legislativa delle regioni a statuto 
ordinario. 

8. Le disposizioni del presente articolo 
non si applicano alle regioni a statuto spe- 
ciale e alle province autonome di Trento e 
di Bolzano. 

9. All’articolo 16 del testo unico di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 6 
giugno 2001, n. 380, dopo il comma 7, è in- 
sento il seguente: 


«7-bis. Tra gli interventi di urbanizzazione 
primaria di cui al comma 7 rientrano i cavedì 
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multiservizi e i cavidotti per il passaggio di 
reti di telecomunicazioni, salvo nelle aree in- 
dividuate dai comuni sulla base dei criteri 
definiti dalle regioni». 


10. Le disposizioni del presente articolo 
non si applicano ai lavori per i quali l'indivi- 
duazione del soggetto affidatario sia già in- 
tervenuta alla data di entrata in vigore della 
presente legge. 


Art. dl. 


{Riassetto in materia di telecomunicazioni) 


I. Il Governo è delegato ad adottare, entro 
un anno dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, uno o più decreti legislativi, 
previa acquisizione dei pareri delle Commis- 
sioni parlamentari competenti, da rendersi 
entro quarantacinque giorni dal ricevimento 
della richiesta, per il riassetto delle disposi- 
zioni vigenti conseguenti al recepimento 
delle direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 
2002/21/CE e 2002/22/CE, del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, 
nonché delle altre approvate entro il termine 
di esercizio della delega, riguardanti: 


a) l'istituzione di un quadro normativo 
comune per le reti ed i servizi di comunica- 
zione elettronica; 

b)} le autorizzazioni per le reti e 1 servizi 
di comunicazione elettronica; 

c) l'accesso alle reti di comunicazione 
elettronica e alle risorse correlate e l'inter- 
connessione alle medesime; 

d) il servizio universale; 

e) i diritti degli utenti e la sicurezza dei 
dati personali nelle comunicazioni elettroni- 
che. 


2. Nell'esercizio della delega di cui al 
comma Ì, il Governo si attiene ai seguenti 
principi e criteri direttivi: 

a) adozione di un codice delle disposi- 
zioni legislative e regolamentari in matena 


CSI 
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di telecomunicazioni, secondo i seguenti cri- 
teri: i 

1) garanzia di accesso al mercato con 
criteri di obiettività, trasparenza, non discri- 
minazione e proporzionalità; 

2) utilizzazione efficiente dello spet- 
tro radio, ferme restando le disposizioni vi- 
genti in materia di radiodiffusione sonora e 
televisiva, anche attraverso l’attribuzione 
della facoltà di trasferimento del diritto d'uso 
delle radiofrequenze, previa notifica all'Au- 
torità per le garanzie nelle comunicazioni e 
al Ministero delle comunicazioni, senza di- 
storsioni della concorrenza; 

3) previsione di procedure tempe- 
stive, non discriminatorie e trasparenti per 
la concessione del diritto di installazione di 
infrastrutture e ricorso alla condivisione delle 
strutture, anche con riferimento, ove compa- 
tibili, ai principi della legge 21 dicembre 
2001, n. 443; 

4) riduzione dei termini per la con- 
clusione dei procedimenti amministrativi, 
nonché regolazione uniforme dei medesimi 
procedimenti anche con riguardo a quelli re- 
lativi al rilascio di autorizzazioni per la in- 
stallazione delle infrastrutture di reti mobili, 
in conformità ai principi di cui alla legge 7 
agosto 1990, n. 241; 

5) interoperabilità dei servizi in tec- 
nica digitale; 

6) affidamento all'Autorità per le ga- 
ranzie nelle comunicazioni delle funzioni di 
vigilanza, controllo e garanzia sull’attuazione 
delle politiche di regolamentazione del Mini- 
stero delle comunicazioni, fatte salve le com- 
petenze di cui alla legge 31 luglio 1997, 
n. 249, e successive modificazioni, al de- 
creto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, conver- 
tito, con modificazioni, dalla tegge 20 marzo 
2001, n. 66, ed al decreto-legge 12 giugno 
2001, n. 217, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 3 agosto 2001, n. 317; 

7) disciplina flessibile dell’accesso e 
dell’interconnessione avendo riguardo alle 
singole tipologie di servizi, in modo da ga- 
rantire concorrenza sostenibile, innovazione, 
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interoperabilità dei servizi e vantaggi per i 
consumatori; 


8) garanzia della fornitura del servi- 
zio universale, senza distorsioni della con- 
COFEnza, 


b) previsione, per le successive corre- 
zioni, modificazioni o integrazioni in futuro 
occorrenti, anche sulla base di direttive euro- 
pee, dell'applicazione della procedura previ- 
sta dall’articolo 17, comma 2, della legge 
23 agosto 1988, n. 400, con il parere delle 
Commissioni parlamentari competenti per 
materia, secondo i medesimi criteri e princìpi 
direttivi stabiliti nel presente comma; 


c) depenalizzazione delle fattispecie di- 
sciplinate dall'articolo 195 del testo unico 
delle disposizioni legislative in materia po- 
stale, di bancoposta e di telecomunicazioni, 
di cui al decreto del Presidente della Repub- 
blica 29 marzo 1973, n. 156, escluse quelle 
aventi ad oggetto impianti per la radiodiffu- 
sione sonora e televisiva, sulla base dei se- 
guenti criteri e comunque con previsione di 
sanzioni pecuniarie di importo non inferiore 
a quello attualmente vigente: 


1) individuazione degli illeciti di na- 
tura amministrativa riguardanti la compe- 
tenza del Ministero delle comunicazioni e 
dell'Autorità per ie garanzie nelle comunica- 
zioni; 

2) fissazione delle sanzioni ammini- 
strative da applicare per le singole fattispecie 
in equo rapporto alla gravità degli illeciti; 

3) determinazione delle modalità di 
accertamento degli illeciti; 


4) fissazione delle sanzioni ammini- 
strative per fattispecie costituenti contravven- 
zioni da 1.500 euro a 50.000 euro e per fat- 
tispecie costituenti delitti da 2.500 euro a 
250.000 euro; 


5) previsione, nei casi più gravi, ov- 
vero in ipotesi di reiterazione per più di 
due volte nei quinquennio di illeciti della 
medesima natura, della sanzione accessoria 
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della sospensione da uno a sei mesi o della 
revoca della concessione, autorizzazione 0 li- 
cenza, nel rispetto del principio di proporzio- 
nalità: 


d) espressa abrogazione di tutte le di- 
sposizioni incompatibili. 


Art. 42. 


{Ulteriori disposizioni per la ricostruzione 
nei territori delle regioni Marche e Umbria 
colpiti dal sisma del 1997 e interventi în fa- 
vore di altre aree colpite da eventi sismici) 


1. {l termine per l’occupazione temporanea 
degli immobili da parte dei comuni indicato 
all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 
30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modi- 
ficazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 6, è 
prorogabile una sola volta per ulteriori tre 
anni. La proroga del termine di occupazione 
temporanea degli immobili da parte dei co- 
muni non dà diritto ad alcun indennizzo. 


2. Le spese eccedenti l'ammontare del 
contributo, sostenute dal comune per ia rea- 
lizzazione dei lavori di riparazione dei danni 
e di ricostruzione di un immobile, nell’eser- 
cizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 
3, comma 6, del citato decreto-legge n. 6 
del 1998, convertito, con modificazioni, dalla 
legge n. 61 del 1998, sono assistite da privi- 
legio speciale e immobiliare sull'immobile 
medesimo, ai sensi e per gli effetti dell’arti- 
colo 2748, secondo comma, del codice ci- 
vile. 


3. AlFarticolo 4, comma 4, del citato de- 
creto-legge n. 6 del 1998, convertito, con 
modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, è 
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non 
costituisce causa di decadenza l'alienazione 
dell’immobile, anche se perfezionata prima 
del completamento degli interventi di rico- 
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struzione, a fondazioni o a società a parteci- 
pazione pubblica, a condizione che l’immo- 
bile venga destinato a pubblici servizi 0 a 
scopi di pubblica utilità. 

4. Per gli interventi di cui alla legge 23 
gennaio 1992, n. 32, relativi ai comuni della 
provincia di Foggia, è attribuito un contri- 
buto pari a 1.000.000 di euro per ciascuno 
degli anni 2002, 2003 e 2004. A tal fine il 
CIPE, su proposta del Ministro delle infra- 
strutture e dei trasporti, provvede, ai sensi 
della citata legge n. 32 del 1992, alla ripar- 
tizione del suddetto contributo a favore dei 
comuni della provincia di Foggia danneggiati 
dagli eventi sismici del 1980-81. 

5. All'onere derivante dall’attuazione del 
comma 4, pani a 1.000.000 di euro per cia- 
scuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si prov- 
vede mediante corrispondente riduzione dello 
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 
triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità 
previsionale di base di conto capitale «Fondo 
speciale» dello stato di previsione del Mini- 
stero dell'economia e delle finanze per 
l’anno finanziario 2002, allo scopo parzial- 
mente utilizzando l'accantonamento relativo 
al Ministero delle infrastrutture e dei tra- 
sporti. 

6. Il Ministro per i beni e le attività cul- 
turali, con proprio decreto, provvede a di- 
sporre la riapertura delle operazioni di rileva- 
mento dei danni causati, nelle province di 
Ascoli Piceno e Macerata, dalla crisi sismica 
del 1997 ai patrimonio culturale ai sensi del- 
l'articolo 8 del citato decreto-legge n. 6 del 
1998, convertito, con modificazioni, dalla 
legge n. 61 del 1998, al fine di consentire 
il deposito di nuove istanze di contributo, 
per i relativi interventi di consolidamento e 
restauro, nel limite di 2 milioni di curo per 
ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004. Al 
relativo onere si provvede mediante corri- 
spondente riduzione dello stanziamento 
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002- 
2004, nell'ambito dell’unità previsionale di 
base di conto capitale «Fondo speciale» dello 
stato di previsione del Ministero dell’econo- 
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mia e delle finanze per l’anno finanziario 
2002, allo scopo parziaimente utilizzando 
l'accantonamento relativo al Ministero delie 
infrastrutture e dei trasporti. 


Art, 43, 


{Ulteriori disposizioni per garantire 
gli interventi nelle zone del Belice colpite 
dal sisma del 1968) 


ì. Ai finì dell'utilizzazione delle risorse 
esistenti per gli interventi di cui all’articolo 
17, comma $, della legge li marzo 1988, 
n. 67, come rifinanziati dalla tabella 3 alle- 
gata all'articolo 54 deila legge 23 dicembre 
1999, n. 488, gli enti beneficiari, convenzio- 
nati ai sensi dell'articolo 30 del testo unico 
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, 
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267, sono autorizzati nei limiti delle di- 
sponibilità in essere a contrarre mutui quin- 
dicennali, secondo criteri e modalità stabiliti 
con decreto del Ministero dell’economia e 
delle finanze. 

2. Il trasferimento in proprietà delle aree 
assegnate ai privati, ai sensi del secondo 
comma dell'articolo 4 dei decreto-legge 27 
febbraio 1968, n. 79, convertito, con modifi- 
cazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, è 
disposto, dopo l’ultimazione dei lavori, con 
ordinanza del sindaco. 

3. Gli atti, contratti, documenti e formalità 
occorrenti per la ricostruzione o la ripara- 
zione degli immobili distrutti o danneggiati 
nei comuni della valle del Belice, colpiti da- 
gli eventi sismici del gennaio 1968, sono 
esenti dalle imposte di bollo, registro, ipote- 
carie e catastali nonche dalle tasse di conces- 
sione governativa. Le esenzioni decorrono 
dal 1° gennaio 1968 fino al 31 dicembre 
2002 e non si fa luogo a restituzione di even- 
tuali imposte già pagate. 

4. All'onere derivante dall’attuazione del 
presente articolo, determinato in 3 milioni 
di euro per l’anno 2002, si provvede me- 
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diante corrispondente riduzione dello stanzia- 
mento iscritto, ai fini del bilancio triennale 
2002-2004, nell'ambito dell’unità previsio- 
nale di base di parte corrente «Fondo spe- 
ciale» dello stato di previsione del Ministero 
dell'economia e delle finanze per l'anno 
2002, allo scopo parzialmente utilizzando 
l'accantonamento relativo ul medesimo Mini- 
stero. 


Art. 44, 


{Modifiche all'articolo 120 del testo unico 
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 2067) 


I. All’articolo 120 del testo unico delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di 
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267, sono apportate le seguenti modifica- 
zioni: 


a) il comma 2 è sostituito dal seguente: 


«2. Le società di trasformazione urbana 
provvedono alla preventiva acquisizione de- 
gli immobili interessati dalt’intervento, alla 
trasformazione e alla commercializzazione 
degli stessi. Le acquisizioni possono avve- 
nire consensualmente o tramite ricorso alle 
procedure di esproprio da parte del comune»; 


b) il comma 3 è sostituito dal seguente: 


«3. Gli immobili interessati dall'intervento 
di trasformazione sono individuati con deli- 
bera del consiglio comunale. L’individua- 
zione degli immobili equivale a dichiara- 
zione di pubblica utilità, anche per gli immo- 
bili non interessati da opere pubbliche. Gli 
immobili di proprietà degli enti focali inte- 
ressati dall’intervento possono essere confe- 
riti alla società anche a titolo di conces- 
sione». 


ille 
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Art. 45. 


(Modifiche all'articolo 18 del decreto 
legislativo 19 novembre 1997, n. 422) 


I. All'articolo 18 del decreto legislativo 
19 novembre 1997, n. 422, sono apportate 
le seguenti modificazioni: 


a) al comma 2, lettera a), secondo pe- 
nodo, dopo le parole: «con esciusione» 
sono inserite le seguenti: «, terminato il pe- 
riodo transitorio previsto dal presente decreto 
o dalle singole leggi regionali,» 

b) al comma 2, lettera 4), secondo pe- 
riodo, la parola: «attraverso» è sostituita 
dalle seguenti: «a seguito di»; 

c) al comma 2, lettera #), secondo pe- 
riodo, dopo le parole: «delle società dalle 
stesse controllate» sono aggiunte le seguenti: 
«o ad esse collegate, delle loro contro!lanti e 
delle società di gestione delle reti, degli im- 
pianti e delle altre dotazioni patrimoniali»; 

d) al comma 2, lettera a), il terzo pe- 
riodo è soppresso; 

e} al comma 2, lettera @), dopo il quarto 
periodo sono aggiunti i seguenti: «Il bando 
di gara deve garantire che la dispontbilità a 
qualunque titolo delle reti, degli impianti e 
delle altre dotazioni patrimoniali essenziale 
per l'effettuazione del servizio non costitui- 
sca, in alcun modo, elemento discriminante 
per la valutazione delle offerte dei concor- 
renti. Il bando di gara deve altresì assicurare 
che i beni di cui al periodo precedente siano, 
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indipendentemente da chi ne abbia, a qualun- 
que utolo, la disponibilità, messi a disposi- 
zione del gestore risultato aggiudicatario a 
seguito di procedura ad evidenza pubblica»; 

f al comma 2, lettera e). le parole: 
«strumentali funzionali all’effettuazione» 
sono sostituite dalle seguenti: «essenziali 
per l'effettuazione». 


Art. 46. 


{Variazioni di bilancio) 


1. Il Ministro dell'economia e delle fi- 
nanze è autorizzato ad apportare, con propri 
decreti, le variazioni di bilancio occorrenti 
per l'attuazione della presente legge. 


Art. 47. 


{Disposizioni particolari per le regioni 
a statuto speciale e per le province 
autonome di Trento e di Bolzano) 


I. Le disposizioni della presente legge 
sono applicabili nelle regioni a statuto spe- 
ciale e nelle province autonome di Trento e 
di Bolzano compatibilmente con i rispettivi 
statuti e norme di attuazione, anche con rife- 
rimento alle disposizioni del titolo V della 
parte seconda della Costituzione, per le parti 
in cui prevedono forme di autonomia più 
ampie rispetto a quelle già attribuite. 


La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti 
normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare 


come legge dello Stato. 


Data a Roma, addi 1° agosto 2002 
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1998, n. 30 recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore 
dei trasporti e l’incremento dell’occupazione» è il seguente: 

«3. — Il Ministro dei trasporti e della navigazione può affidare 
incarichi di studio e di consulenza per la elaborazione del piano gene- 
rale dei trasporti, anche in relazione alla prossima organizzazione di 
una conferenza sui trasporti, per la valutazione dei progetti infra- 
strutturali, nonché per il reperimento delle relative risorse in sede 
comunitaria e presso il settore privato.». 


— Il testo dell’art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e succes- 
sive modificazioni recante: «Istituzione del Ministero dell'ambiente e 
norme in materia di danno ambientale» è il seguente: 

«Art. 13. — 1. Le associazioni di protezione ambientale a carat- 
tere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni sono indivi- 
duate con decreto del Ministro dell’ambiente sulla base delle finalità 
programmatiche e dell’ordinamento interno democratico previsti 
dallo statuto, nonché della continuità dell’azione e della sua rilevanza 
esterna, previo parere del Consiglio nazionale per l’ambiente da 
esprimere entro novanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine 
senza che il parere sia stato espresso, il Ministro dell'ambiente decide. 
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2. Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la prima composizione 
del Consiglio nazionale per l’ambiente, le terne di cui al precedente 
art. 12, comma 1, lett. c), effettua, entro trenta giorni dall’entrata in 
vigore della presente legge, una prima individuazione delle associa- 
zioni a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque 
regioni, secondo i criteri di cui al precedente comma 1, e ne informa 
il Parlamento.». 


— Il testo dell’art. 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281 e succes- 
sive modificazioni recante: «Disciplina dei diritti dei consumatori e 
degli utenti» è il seguente: 


«Art. 5 (Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rap- 
presentative a livello nazionale). — 1. Presso il Ministero dell’industria, 
del commercio e dell’artigianato è istituito l’elenco delle associazioni dei 
consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale. 


2. L’iscrizione nell’elenco è subordinata al possesso, da comprovare 
con la presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni e alle 
procedure stabilite con decreto del Ministro dell’industria, delcommercio 
e dell’artigianato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata 
in vigore della presente legge, dei seguenti requisiti: 


a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura pri- 
vata autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che 
sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo 
esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro; 


b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente 
con l’indicazione delle quote versate direttamente all’associazione 
per gli scopi statutari; 

c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della 
popolazione nazionale e presenza sul territorio di almeno cinque 
regioni 0 province autonome, con un numero di iscritti non inferiore 
allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse, da certificare con 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal legale rappre- 
sentante dell’associazione con le modalità di cui all’art. 4 della legge 
4 gennaio 1968, n. 15; 


d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle 
uscite con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei 
libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di conta- 
bilità delle associazioni non riconosciute; 


e) svolgimento di un’attività continuativa nei tre anni precedenti; 


f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, 
passata in giudicato, in relazione all’attività dell’associazione medesima, 
e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di 
amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costi- 
tuite, per gli stessi settori in cui opera l’associazione. 


3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti è preclusa 
ogni attività di promozione o pubblicità commerciale avente per 
oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di inte- 
ressi con imprese di produzione o di distribuzione. 


4. Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 
provvede annualmente all’aggiornamento dell’elenco. 


5. AlPelenco di cui al presente articolo possono iscriversi anche 
le associazioni dei consumatori e degli utenti operanti esclusivamente 
nei territori ove risiedono minoranze linguistiche costituzionalmente 
riconosciute, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), 
b), d), e) e f), nonché con un numero di iscritti non inferiore allo 
0,5 per mille degli abitanti della regione o provincia autonoma di rife- 
rimento, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell’atto di noto- 
rietà resa dal legale rappresentante dell’associazione con le modalità 
di cui all’art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 


5-bis. Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigia- 
nato comunica alla Commissione europea l’elenco di cui al presente 
articolo e le successive variazioni, al fine dell’iscrizione nell’elenco 
degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli inte- 
ressi collettivi dei consumatori.». 


— Il testo dell’art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 226 recante 
«Legge-quadro sul volontariato» è il seguente: 


«Art. 6 (Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle 
regioni e dalle province autonome). — 1. Le regioni e le province auto- 
nome disciplinano l’istituzione e la tenuta dei registri generali delle 
organizzazioni di volontariato. 


2. L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai 
contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per benefi- 
ciare delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispetti- 
vamente, agli articoli 7 e 8. 
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3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di 
volontariato che abbiano i requisiti di cui all’art. 3 e che alleghino 
alla richiesta copia dell’atto costitutivo e dello statuto o degli accordi 
degli aderenti. 


4. Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la 
revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei 
requisiti e l’effettivo svolgimento dell’attività di volontariato da parte 
delle organizzazioni iscritte. Le regioni e le province autonome 
dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento moti- 
vato. 


5. Contro il provvedimento di diniego dell’iscrizione o contro il 
provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso, nel termine di 
trenta giorni dalla comunicazione, al tribunale amministrativo regio- 
nale, il quale decide in camera di consiglio, entro trenta giorni dalla 
scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle 
parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è 
appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio 
di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi ter- 
mini. 

6. Le regioni e le province autonome inviano ogni anno copia 
aggiornata dei registri all’Osservatorio nazionale per il volontariato, 
previsto dall’art. 12. 


7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conser- 
vazione della documentazione relativa alle entrate di cui all’art. 5, 
comma 1, con l’indicazione nominativa dei soggetti eroganti». 


— Il testo dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante 
«Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri» è il seguente: 


«Art. 17 (Regolamenti). — 1. Con decreto del Presidente della 
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il 
parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta 
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disci- 
plinare: 


a) l’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei 
regolamenti comunitari; 


b) l'attuazione e l’integrazione delle leggi e dei decreti legisla- 
tivi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riser- 
vate alla competenza regionale; 


c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di 
atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comun- 
que riservate alla legge; 


d) l’organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni 
pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; 


e) l’organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pub- 
blici dipendenti in base agli accordi sindacali. 


2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera- 
zione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono 
emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da 
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le 
leggi della Repubblica, autorizzando l’esercizio della potestà regola- 
mentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della 
materia e dispongono l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto 
dall’entrata in vigore delle norme regolamentari. 


3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti 
nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate 
al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali 
regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono 
essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la neces- 
sità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti 
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie 
a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere 
comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro 
emanazione. 


4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali 
ed interministeriali, che devono recare la denominazione di regola- 
mento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti 
al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella 
Gazzetta Ufficiale. 


4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri 
sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su 
proposta del Ministro competente d’intesa con il Presidente del Con- 
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siglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi 
posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modi- 
ficazioni, con i contenuti e con l’osservanza dei criteri che seguono: 


a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri 
ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive 
competenze di supporto dell’organo di direzione politica e di rac- 
cordo tra questo e l’amministrazione; 


b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, 
centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con fun- 
zioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per fun- 
zioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplica- 
zioni funzionali; 


c) previsione di strumenti di verifica periodica dell’organizza- 
zione e dei risultati; 


d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle 
piante organiche; 


e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamen- 
tare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell’ambito 
degli uffici dirigenziali generali.». 


Note all'art. 2: 


— Il testo vigente dell’art. 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 
1993, n. 96 recante «Trasferimento delle competenze dei soppressi 
Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agen- 
zia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno», a norma del- 
l’art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488, come modificato dalla 
legge qui pubblicata, è il seguente: 


«Art. 9-bis (Definizione delle controversie). — 1. Per i progetti 
speciali e le opere di cui al comma 1 dell’art. 9, per i quali, in attua- 
zione della delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 157, sia stato già disposto 
il trasferimento a regioni, enti locali, loro consorzi, enti pubblici, 
consorzi di bonifica e consorzi per le aree di sviluppo industriale, la 
competenza per la definizione dei relativi rapporti è attribuita alla 
Cassa depositi e prestiti con le modalità di cui all’art. 8, commi 2, 3, 
4, 5, 6 e 7. Qualora, per detti progetti ed opere, alla data di entrata 
in vigore del presente decreto sia in atto una procedura contenziosa, 
ovvero sussistano pretese di maggiori compensi a qualsiasi titolo, il 
trasferimento alla Cassa depositi e prestiti avviene solo a contenzioso 
definito. 


2. Le controversie relative ai progetti speciali e alle altre opere di 
cui al comma I, per le liti pendenti al 31 dicembre 2001, possono essere 
definite transattivamente su iniziativa d'ufficio ovvero su istanza del cre- 
ditore da presentare entro e non oltre il 30 giugno 2002, nel limite del 
25 per cento delle pretese di maggiori compensi, al netto di rivalutazione 
monetaria, interessi,spese e onorari. Tale procedimento è altresì appli- 
cato a tutti gli interventi per i quali risultano iscritte esclusivamente 
riserve nella contabilità dei lavori. Qualora sulla controversia sia inter- 
venuto un lodo arbitrale o una decisione giurisdizionale non definitiva, 
il limite per la definizione transattiva è elevabile ad un massimo del 50 
per cento dell'importo riconosciuto al netto di rivalutazione monetaria 
e interessi. All'ammontare definito in sede transattiva si applica un coef- 
ficiente di maggiorazione forfettario pari al 5 per cento annuo compren- 
sivo di rivalutazione monetaria e di interessi. 


2-bis. L'esame e la definizione delle domande avvengono entro sei 
mesi dalla data di ricezione di ciascuna istanza. Per la procedura d’uffi- 
cio lo stesso termine decorre dalla data dell'avvio del procedimento. 
Nel caso di accettazione della proposta l’Amministrazione può ricorrere 
al parere dell'Avvocatura generale dello Stato, che deve pronunciarsi 
nel termine di sei mesi dalla richiesta, sullo schema di transazione 
secondo le norme di contabilità pubblica. In tal caso il termine è inter- 
rotto per il tempo occorrente ad acquisire tale parere. Nel caso in cui 
l'Avvocatura generale dello Stato non esprima il suo parere entro sei 
mesi dalla data della richiesta da parte dell'Amministrazione interes- 
sata, vale il principio del silenzio assenso. L'Amministrazione provvede 
al pagamento degli importi entro i due mesi successivi all'acquisizione 
del parere dell'Avvocatura generale dello Stato 


3. La presentazione dell’istanza sospende fino al 30 novembre 2002 
i termini relativi ai giudizi pendenti anche in fase esecutiva. Tale proce- 
dimento si applica altresì ai progetti speciali ed alle opere previste dalla 
delibera CIPE 8 aprile 1987, n.157, individuati all'art. 2, comma 2, della 
legge 19 dicembre 1992, n.488, già trasferiti dal commissario ad acta ai 
sensi dell'art. 9 del presente decreto. 
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4. Alla chiusura del contenzioso per il quale non sia stata presen- 
tata istanza di definizione transattiva, nonché alla definizione delle 
istanze non esaminate dal commissario liquidatore alla data del 
31 dicembre 1993, provvede il Ministero dei lavori pubblici. 


5. Le funzioni demandate al commissario liquidatore, ai sensi 
dell’art. 19, limitatamente alle opere ed ai progetti di cui al comma 
1, sono attribuite, a decorrere dalla cessazione dell’attività dello 
stesso commissario, al Ministero dei lavori pubblici che vi provvede, 
tramite il commissario ad acta, fino alla data del 30 aprile 1995. 
Decorso tale termine il Ministero dei lavori pubblici assume la diretta 
gestione delle attività. 


6. Per la definizione delle attività previste dai commi 2, 3 e 4 del- 
l’art. 9, dal comma 5 del presente articolo, nonché dall’art. 10, in 
favore del commissario ad acta possono essere disposte apposite 
aperture di credito. I relativi ordini di accreditamento sono emessi in 
deroga ai limiti di somma stabiliti dall’art. 56 del regio decreto 18 
novembre 1923, n. 2440; qualora gli stessi non siano estinti al termine 
dell’esercizio in cui sono stati emessi, possono essere trasportati a 
quelli successivi. 


7. Per lo svolgimento delle proprie attività il commissario ad 
acta si avvale anche degli uffici decentrati e periferici dell’Ammini- 
strazione dei lavori pubblici». 


8. Per gli eventuali completamenti, nonché per la realizzazione di 
nuovi interventi, il Ministero dei lavori pubblici applica le disposi- 
zioni contenute nei regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 mag- 
gio 1924, n. 827, sulla contabilità generale dello Stato, e successive 
modificazioni e integrazioni, salva l’applicazione della normativa 
comunitaria, ricorrendone i presupposti. 


9. Gli oneri, da definire con decreto del Ministro del tesoro, di 
concerto con il Ministro dei lavori pubblici, per i compensi del com- 
missario ad acta, nonché per i componenti della commissione consul- 
tiva nominata con decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 1 
settembre 1993 e per non più di cinque consulenti giuridici, da utiliz- 
zare per la definizione del contenzioso, sono a carico della quota del 
Fondo di cui all’art. 19, comma 5, assegnata al Ministero dei lavori 
pubblici». 


— Il testo del comma 1 dell’art. 9 del decreto legislativo 3 aprile 
1993, n. 96 recante «Trasferimento delle competenze dei soppressi 
Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agen- 
zia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno», a norma del- 
l’art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488 è il seguente: 


«1. Le attività di trasferimento dei progetti speciali e delle opere 
di cui alla delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 157, quali risultano dal rap- 
porto di cui all’art. 2, comma 2, della legge 19 dicembre 1992, 
n. 488, sono attribuite alla competenza del Ministero dei lavori pub- 
blici, che provvede mediante uno o più commissari ad acta e riferisce 
ogni tre mesi al CIPE». 


— Il testo dell’art. 20-bis del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 
convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 
recante Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione è il seguente: 


«Art. 20-bis (Funzioni attribuite al Ministero dei lavori pubblici). 
— 1. Le funzioni attribuite al Ministero dei lavori pubblici dagli arti- 
coli 9 e 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come da 
ultimo modificato dal decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244), conver- 
tito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, sono svolte 
secondo le procedure già regolanti l’attività dei soppressi organismi 
dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno. 


2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti 
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del- 
l’art. 4, comma I, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 304; dell’art. 8, 
comma 1, del decreto-legge 25 giugno 1996, n. 335; dell’art. 8, comma 
1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443; dell’art. 3 del decreto-legge 
31 dicembre 1996, n. 670». 


— Il testo dell’art. 1, comma 9 del decreto-legge 22 ottobre 1992, 
n. 415, convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, 
n. 488 recante «Modifiche della legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema 
di disciplina organica dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno» 
è il seguente: 


«9. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del pre- 
sente decreto, il CIPE provvede, su proposta del Ministro per gli 
interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentite le regioni interessate, 
alla revoca dei finanziamenti relativi agli interventi finanziati sui 
piani annuali di attuazione, rientranti anche nella competenza regio- 
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nale, che non risultino avviati entro i termini previsti nei rispettivi 
atti programmatico-convenzionali. Le risorse oggetto delle revoche 
vengono acquisite alla programmazione per il finanziamento di inter- 
venti previsti dal presente decreto, con priorità per gli interventi loca- 
lizzati nei territori in cui ricadono i finanziamenti revocati». 


— Il testo dell’art. 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 
recante Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento 
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la pro- 
mozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell’art. 3 della 
legge 19 dicembre 1992, n. 488 è il seguente: 


«Art. 9 (Trasferimento delle opere della gestione separata e dei 
progetti speciali). — 1. Le attività di trasferimento dei progetti spe- 
ciali e delle opere di cui alla delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 157, quali 
risultano dal rapporto di cui all’art. 2, comma 2, della legge 19 dicem- 
bre 1992, n. 488, sono attribuite alla competenza del Ministero dei 
lavori pubblici, che provvede mediante uno o più commissari ad acta 
e riferisce ogni tre mesi al CIPE. 


2. Il commissario ad acta, accertata la effettiva situazione delle 
opere, nonché i costi per completarle sulla base del progetto vigente 
e con esclusione di qualsiasi variante o estendimento anche se in 
corso di approvazione, previa valutazione dell’utilità del completa- 
mento e delle priorità e compatibilità ambientali, provvede, per le 
opere in cui la valutazione dia un risultato negativo, alla risoluzione 
del contratto per le opere in esecuzione diretta o alla revoca della 
concessione per le opere eseguite dai soggetti attuatori. 


3. Le opere già completate sono trasferite ai soggetti destinatari 
individuati dal commissario ad acta. Il Ministero dei lavori pubblici 
provvede al pagamento degli importi ancora da corrispondere all’ap- 
paltatore o al concessionario per le opere eseguite ed anche di quelli 
che risulteranno dovuti a seguito della risoluzione delle controversie 
eventualmente insorte durante l’esecuzione del contratto. 


4. Le opere ancora in corso di esecuzione sono trasferite ai sog- 
getti destinatari individuati dal commissario ad acta, che stabilisce 
altresì, sulla base degli accertamenti di cui al comma 2, gli importi 
da attribuire per il completamento dell’opera, ivi compresi quelli pre- 
vedibili per la risoluzione di eventuali controversie relative ai lavori 
già eseguiti. Il decreto del commissario ad acta determina l’imme- 
diata successione del soggetto destinatario in tutti i rapporti giuridici 
facenti capo all’amministrazione appaltante o concedente. A far data 
dal decreto di trasferimento, il soggetto destinatario fa fronte alle 
eventuali controversie che dovessero insorgere, in relazione all’esecu- 
zione dell’opera, dopo tale data. 


5. Le controversie tra l’amministrazione rappresentata dal com- 
missario ad acta e il soggetto destinatario delle opere saranno decise 
da apposito collegio arbitrale composto di tre arbitri, il cui presidente 
è nominato dal presidente del tribunale competente e gli altri da cia- 
scuna delle due parti». 


— Per il testo dell’art. 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, 
n. 96 recante «Trasferimento delle competenze dei soppressi Diparti- 
mento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per 
la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno», a norma dell’art. 3 
della legge 19 dicembre 1992, n. 488 vedi nota precedente. 


— Il testo dell’art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 
convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 
recante Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità orga- 
nizzata e di trasparenza e buon andamento dell’attività amministra- 
tiva è il seguente: 


«Art. 18. — 1. Per favorire la mobilità del personale è avviato un 
programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in 
locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello 
Stato quando è strettamente necessario alla lotta alla criminalità 
organizzata, con priorità per coloro che vengano trasferiti per esi- 
genze di servizio. Alla realizzazione di tale programma si provvede: 


a) per l’edilizia agevolata, con limite d’impegno di lire 50 
miliardi a valere sul limite d’impegno di lire 150 miliardi relativo al 
1990 previsto al comma 3 dell’art. 22, della legge 11 marzo 1988, 
n. 67; 


b) per l'edilizia sovvenzionata, con un finanziamento di 900 
miliardi alla cui copertura si provvede con prelievo di 300 miliardi 
per anno dei proventi relativi ai contributi di cui al primo comma, 
lettere 5) e c), dell’art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, relativi 
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agli anni 1990, 1991, e 1992. La restante parte di tali proventi è ripar- 
tita fra le regioni, ferma restando la riserva di cui all’art. 2, primo 
comma, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 457. 


2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati dai comuni, 
dagli IACP, da imprese di costruzione e loro consorzi e da coopera- 
tive e loro consorzi. I contributi di cui al comma I], lettera a), sono 
concessi, anche indipendentemente dalla concessione di mutui fon- 
diari ed edilizi, a parità di valore attuale in un’unica soluzione o in 
un massimo di diciotto annualità costanti, ferma restando l’entità 
annuale complessiva del limite di impegno autorizzato a carico dello 
Stato. Il Comitato esecutivo del CER determina gli ulteriori criteri 
per le erogazioni dei contributi nonché il loro ammontare massimo. 
In caso di alienazione degli alloggi di edilizia agevolata l’atto di tra- 
sferimento deve prevedere espressamente, a pena di nullità, il passag- 
gio in capo all’acquirente degli obblighi di locazione nei tempi e con 
le modalità stabilite dal CIPE. 


3. Il programma di cui al comma | è finalizzato alla realizza- 
zione di interventi di recupero del patrimonio edilizio anche mediante 
l’acquisizione di edifici da recuperare, di interventi di nuova costru- 
zione, nonché alla realizzazione delle necessarie opere di urbanizza- 
zione. Gli interventi possono far parte di programmi integrati, ai 
quali si applica il disposto del comma 5. 


4. Alla realizzazione del programma straordinario di cui al 
comma 1 si applicano le procedure previste dall’art. 3, comma 7-bis, 
del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modifica- 
zioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118. Entro sessanta giorni dalla 
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 
decreto il comitato esecutivo del CER stabilisce le modalità per la 
presentazione delle domande. 


5. AI fine di assicurare la disponibilità delle aree necessarie alla 
realizzazione del programma straordinario di cui al comma 1, si 
applica l’art. 8, nono comma, del decreto-legge 15 dicembre 1979, 
n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, 
n. 25. Per l’acquisizione delle aree e per la realizzazione delle opere 
di urbanizzazione, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a conce- 
dere ai comuni interessati mutui decennali senza interessi secondo le 
modalità ed alle condizioni da stabilire con apposito decreto del 
Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, 
utilizzando le disponibilità del fondo speciale costituito presso la 
Cassa stessa, ai sensi dell’art. 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, 
e successive modificazioni ed integrazioni. 


5-bis. Sono consentiti atti di cessione, con destinazione vincolata 
alla realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica o 
convenzionata, di beni immobili dello Stato e delle Aziende auto- 
nome statali, anche se dotate di personalità giuridica, indicati nel 
libro terzo, titolo I, capo II, del codice civile, non indispensabili ad 
usi governativi, ai comuni che ne facciano richiesta entro il 30 aprile 
di ogni anno e, in sede di prima applicazione, entro trenta giorni 
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 
decreto. 


5-ter. I Ministri competenti, sentiti l’intendenza di finanza, gli 
uffici tecnici erariali e gli altri uffici centrali e periferici competenti, 
procedono, entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda di 
cui al comma 5-bis, all’individuazione delle aree disponibili per le ces- 
sioni, alla loro valutazione con riferimento all’attuale consistenza e 
destinazione nonché alla cessione al comune richiedente. 


S-quater. Nella regione Trentino-Alto Adige il programma 
straordinario di cui al comma | è limitato agli interventi diretti ai 
dipendenti dello Stato ivi trasferiti per esigenze di servizio. 


6. Gli enti pubblici comunque denominati, che gestiscono forme 
di previdenza e di assistenza, sono tenuti ad utilizzare per il periodo 
1990-95 una somma, non superiore al 40% dei fondi destinati agli 
investimenti immobiliari, per la costruzione e l’acquisto di immobili 
a destinazione residenziale, da destinare a dipendenti statali trasferiti 
per esigenze di servizio, tenendo conto nella costruzione e nell’acqui- 
sto di immobili della intensità abitativa e della consistenza degli uffici 
statali. L'acquisto da parte degli enti pubblici e previdenziali non 
può essere riferito agli immobili costruiti con i contributi dello Stato. 


7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 
di conversione del presente decreto, il Ministro del lavoro e della pre- 
videnza sociale determina, con proprio decreto, di concerto con il 
Ministro del tesoro, l'ammontare delle risorse da destinare agli inter- 
venti di cui al comma %. 
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— Il decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994 reca: 
«Criteri e modalità per la definizione del valore dei contributi in 
materia di edilizia agevolata». 


— Il testo dell’art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, 
n. 431 recante disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili 
adibiti ad uso abitativo è il seguente: 


«3. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, le parti pos- 
sono stipulare contratti di locazione, definendo il valore del canone, 
la durata del contratto, anche in relazione a quanto previsto dal- 
l’art. 5, comma 1, nel rispetto comunque di quanto previsto dal 
comma 5 del presente articolo, ed altre condizioni contrattuali sulla 
base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra 
le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei con- 
duttori maggiormente rappresentative. Al fine di promuovere i pre- 
detti accordi, i comuni, anche in forma associata, provvedono a con- 
vocare le predette organizzazioni entro sessanta giorni dalla emana- 
zione del decreto di cui al comma 2 dell’art. 4. I medesimi accordi 
sono depositati, a cura delle organizzazioni firmatarie, presso ogni 
comune dell’area territoriale interessata». 


— I testi dell’art. 11, comma 2e dell’art. 12, comma 2 della legge 
30 aprile 1999, n. 136 recante norme per il sostegno ed il rilancio del- 
l’edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a 
carattere ambientale sono i seguenti: 


«Art. 11. — 2. In ogni caso, gli accordi di programma di cui al 
comma 1, non ratificati entro centottanta giorni dalla comunicazione 
del Segretario generale del CER di cui al medesimo comma, sono 
esclusi dal finanziamento». 


«Art. 12 — 2. I programmi di cui all’art. 18 del decreto-legge 13 
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 
12 luglio 1991, n. 203, comunque ammessi a finanziamento, per i 
quali non è sottoscritta la convenzione urbanistica con il comune 
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, sono esclusi dal finanziamento». 


— Il testo dell’art. 145, comma 81 della legge 23 dicembre 2000, 
n. 388 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) è il seguente: 


«81. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi 
giorni, previsti rispettivamente dall’art. 11, comma 2, e dall’art. 12, 
comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, già differita al 31 ottobre 
2000 dall’art. 1, comma 5, del decreto-legge 25 febbraio 2000, n. 32, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2000, n. 97, è ulte- 
riormente differita al 31 ottobre 2001». 


— Il testo dell’art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 
convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 recante 
provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e 
di trasparenza e buon andamento dell’attività amministrativa è il 
seguente: 


«Art. 18. — 1. Per favorire la mobilità del personale è avviato un 
programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in 
locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello 
Stato quando è strettamente necessario alla lotta alla criminalità 
organizzata, con priorità per coloro che vengano trasferiti per esi- 
genze di servizio. Alla realizzazione di tale programma si provvede: 

a) per l’edilizia agevolata, con limite d’impegno di lire 50 
miliardi a valere sul limite d’impegno di lire 150 miliardi relativo al 
1990 previsto al comma 3 dell’art. 22, della legge 11 marzo 1988, 
n. 67; 


b) per l'edilizia sovvenzionata, con un finanziamento di 900 
miliardi alla cui copertura si provvede con prelievo di 300 miliardi 
per anno dei proventi relativi ai contributi di cui al primo comma, 
lettere 5) e c), dell'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, relativi 
agli anni 1990, 1991, e 1992. La restante parte di tali proventi è ripar- 
tita fra le regioni, ferma restando la riserva di cui all’art. 2, primo 
comma, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 457. 


2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati dai comuni, 
dagli IACP, da imprese di costruzione e loro consorzi e da coopera- 
tive e loro consorzi. I contributi di cui al comma 1, lettera a), sono 
concessi, anche indipendentemente dalla concessione di mutui fon- 
diari ed edilizi, a parità di valore attuale in un’unica soluzione o in 
un massimo di diciotto annualità costanti, ferma restando l’entità 
annuale complessiva del limite di impegno autorizzato a carico dello 
Stato. Il Comitato esecutivo del CER determina gli ulteriori criteri 
per le erogazioni dei contributi nonché il loro ammontare massimo. 
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In caso di alienazione degli alloggi di edilizia agevolata l’atto di tra- 
sferimento deve prevedere espressamente, a pena di nullità, il passag- 
gio in capo all’acquirente degli obblighi di locazione nei tempi e con 
le modalità stabilite dal CIPE. 


3. Il programma di cui al comma | è finalizzato alla realizza- 
zione di interventi di recupero del patrimonio edilizio anche mediante 
l’acquisizione di edifici da recuperare, di interventi di nuova costru- 
zione, nonché alla realizzazione delle necessarie opere di urbanizza- 
zione. Gli interventi possono far parte di programmi integrati, ai 
quali si applica il disposto del comma 5. 


4. Alla realizzazione del programma straordinario di cui al 
comma 1 si applicano le procedure previste dall’art. 3, comma 7-bis, 
del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modifica- 
zioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118. Entro sessanta giorni dalla 
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 
decreto il comitato esecutivo del CER stabilisce le modalità per la 
presentazione delle domande). 


5. AI fine di assicurare la disponibilità delle aree necessarie alla 
realizzazione del programma straordinario di cui al comma 1, si 
applica l’art. 8, nono comma, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 
629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 
25. Per l’acquisizione delle aree e per la realizzazione delle opere di 
urbanizzazione, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere 
ai comuni interessati mutui decennali senza interessi secondo le 
modalità ed alle condizioni da stabilire con apposito decreto del 
Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, 
utilizzando le disponibilità del fondo speciale costituito presso la 
Cassa stessa, ai sensi dell’art. 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, 
e successive modificazioni ed integrazioni. 


5-bis. Sono consentiti atti di cessione, con destinazione vincolata 
alla realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica o 
convenzionata, di beni immobili dello Stato e delle Aziende auto- 
nome statali, anche se dotate di personalità giuridica, indicati nel 
libro terzo, titolo I, capo II, del codice civile, non indispensabili ad 
usi governativi, ai comuni che ne facciano richiesta entro il 30 aprile 
di ogni anno e, in sede di prima applicazione, entro trenta giorni 
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 
decreto. 


S-ter. I Ministri competenti, sentiti l’intendenza di finanza, gli 
uffici tecnici erariali e gli altri uffici centrali e periferici competenti, 
procedono, entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda di 
cui al comma 5-bis, all’individuazione delle aree disponibili per le 
cessioni, alla loro valutazione con riferimento all’attuale consistenza 
e destinazione nonché alla cessione al comune richiedente . 


S-quater. Nella regione Trentino-Alto Adige il programma 
straordinario di cui al comma 1 è limitato agli interventi diretti ai 
dipendenti dello Stato ivi trasferiti per esigenze di servizio . 


6. Gli enti pubblici comunque denominati, che gestiscono forme 
di previdenza e di assistenza, sono tenuti ad utilizzare per il periodo 
1990-95 una somma, non superiore al 40% dei fondi destinati agli 
investimenti immobiliari, per la costruzione e l’acquisto di immobili 
a destinazione residenziale, da destinare a dipendenti statali trasferiti 
per esigenze di servizio, tenendo conto nella costruzione e nell’acqui- 
sto di immobili della intensità abitativa e della consistenza degli uffici 
statali. L'acquisto da parte degli enti pubblici e previdenziali non 
può essere riferito agli immobili costruiti con i contributi dello Stato . 


7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 
di conversione del presente decreto, il Ministro del lavoro e della pre- 
videnza sociale determina, con proprio decreto, di concerto con il 
Ministro del tesoro, l'ammontare delle risorse da destinare agli inter- 
venti di cui al comma %. 


— Il testo dell’art. 22, comma 3 della legge 11 marzo 1988, n. 67 
recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plurien- 
nale dello Stato (legge finanziaria 1988) è il seguente: 


«3. Per la concessione, in favore delle imprese edilizie, coopera- 
tive e relativi consorzi, dei contributi di cui all’art. 16, L. 5 agosto 
1978, n. 457, per interventi di edilizia agevolata, ivi compresi i pro- 
grammi di recupero di cui all’art. 1, primo comma, lettera 5), della 
medesima legge n. 457 del 1978, è autorizzato il limite di impegno di 
lire 150 miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990. Nell’àmbito 
del limite di impegno di cui al presente comma relativo al 1989 una 
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quota di 50 miliardi è destinata alle finalità e con le modalità di cui al 
comma 7-bis dell’art. 3 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, con- 
vertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118». 


— Il testo dell’art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, 
convertito con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 
recante disposizioni urgenti per favorire l'occupazione è il seguente: 


«Art. 13 (Commissari straordinari e interventi sostitutivi). — 1. 
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta 
del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, sono 
individuate le opere e i lavori, ai quali lo Stato contribuisce, anche 
indirettamente o con apporto di capitale, in tutto o in parte o cofìi- 
nanziati con risorse dell’Unione europea, di rilevante interesse nazio- 
nale per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali, 
già appaltati o affidati in concessione o comunque ricompresi in una 
convenzione quadro oggetto di precedente gara e la cui esecuzione, 
pur potendo iniziare o proseguire, non sia iniziata o, se iniziata, 
risulti comunque sospesa alla data di entrata in vigore del presente 
decreto. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita- 
liana, sono nominati uno o più commissari straordinari. In prima 
applicazione, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è 
adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del pre- 
sente decreto. 


2. Nel termine perentorio di trenta giorni dalla data della pubbli- 
cazione dell’elenco di cui al comma 1, le amministrazioni competenti 
adottano i provvedimenti, anche di natura sostitutiva, necessari per- 
ché l’esecuzione dell’opera sia avviata o ripresa senza indugio, salvi 
gli effetti dei provvedimenti giurisdizionali. 


3. La pronuncia sulla compatibilità ambientale delle opere di cui 
al comma 1, ove non ancora intervenuta, è emessa entro sessanta 
giorni dalla richiesta. 


4. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, il 
commissario straordinario di cui al comma 1 provvede in sostituzione 
degli organi ordinari o straordinari, avvalendosi delle relative strut- 
ture. In caso di competenza regionale, i provvedimenti necessari ad 
assicurare la tempestiva esecuzione sono comunicati dal commissario 
straordinario al presidente della regione che, entro quindici giorni 
dalla ricezione, può disporne la sospensione, anche provvedendo 
diversamente; trascorso tale termine e in assenza di sospensione, i 
provvedimenti del commissario sono esecutivi. 


4-bis. Per l’attuazione degli interventi di cui ai precedenti commi 
i commissari straordinari provvedono in deroga ad ogni disposizione 
vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull’affi- 
damento di appalti di lavori, servizi e forniture, della normativa in 
materia di tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio 
storico, artistico e monumentale, nonché dei princìpi generali dell’or- 
dinamento. 


4-ter. I provvedimenti emanati in deroga alle leggi vigenti 
devono contenere l’indicazione delle principali norme cui si intende 
derogare e devono essere motivati. 


4-quater. Il commissario straordinario, al fine di consentire il 
pronto avvio o la pronta ripresa dell’esecuzione dell’opera commissa- 
riata, può affidare le prestazioni relative alla revisione del progetto 
preliminare, definitivo ed esecutivo, o di parti di esso, nonché lo svol- 
gimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progetta- 
zione, ai soggetti di propria fiducia di cui all’art. 17, comma 1, della 
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche in 
deroga alle disposizioni di cui ai commi 4 e successivi dell’art. 17 
della medesima legge n. 109 del 1994. Resta comunque fermo quanto 
disposto dall’ultimo periodo del citato comma 4.. 


5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Mini- 
stro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, può disporre, 
in luogo della prosecuzione dell’esecuzione delle opere di cui al 
comma 1, l’utilizzazione delle somme non impegnabili nell’esercizio 
finanziario in corso per le opere stesse, destinandole alla realizza- 
zione degli adeguamenti previsti dal decreto legislativo 19 settembre 
1994, n. 626, e successive modificazioni, negli edifici demaniali o in 
uso a uffici pubblici. Resta fermo quanto previsto dall’art. 8, commi 
2 e 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. 


6. Al fine di assicurare l’immediata operatività del servizio tec- 
nico di cui all’art. 5, comma 3, legge 11 febbraio 1994, n. 109, e suc- 
cessive modificazioni, anche allo scopo di provvedere alla pronta 
ricognizione delle opere per le quali sussistano cause ostative alla 
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regolare esecuzione, il Ministro dei lavori pubblici provvede, in 
deroga all’art. 1, comma 45, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e 
successive modificazioni, alla copertura, mediante concorso per 
esami, di venticinque posti con qualifica di dirigente, di cui cinque 
amministrativi e venti tecnici, a valere sulle unità di cui all’art. 5, 
comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109. 


7. AI relativo onere, valutato in lire 1 miliardo per l’anno 1997 ed 
in lire 2,5 miliardi annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante 
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di 
previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1997, all’uopo utiliz- 
zando quanto a lire 1 miliardo per il 1997 l'accantonamento relativo 
al Ministero del tesoro e quanto a lire 2,5 miliardi per ciascuno degli 
anni 1998 e 1999 l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consi- 
glio dei Ministri. 

7-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, suc- 
cessivo al decreto di cui al comma 1, saranno stabiliti i criteri per la 
corresponsione dei compensi spettanti ai commissari straordinari di 
cui al medesimo comma 1. Alla corrispondente spesa si farà fronte 
utilizzando i fondi stanziati per le opere di cui al predetto comma 1». 


— Per il testo dei commi 2, 3, 4, 4-bis, 4-quater e 5 dell’art. 13 del 
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni, 
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 recante disposizioni urgenti per 
favorire l'occupazione vedi nota precedente. 


— Il testo dell’art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 recante 
Programmi e coordinamento dell’edilizia residenziale pubblica; 
norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integra- 
zioni alla legge 17 agosto 1942, n. 1150; legge 18 aprile 1962, n. 167; 
legge 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per inter- 
venti straordinari nel settore dell’edilizia residenziale, agevolata e 
convenzionata è il seguente: 


«Art. 72. — Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a con- 
cedere un contributo nel pagamento degli interessi dei mutui contratti 
dai privati, dalle cooperative e dagli enti pubblici che ottengano, ai 
sensi della presente legge, le concessioni in superficie delle aree com- 
prese nei piani di zona per l’edilizia economica e popolare. 


Tale contributo è concesso nella misura occorrente affinché i 
mutuatari non vengano gravati degli interessi, diritti e commissioni, 
anche per l’eventuale perdita relativa al collocamento delle cartelle, 
nonché per oneri fiscali e vari e per spese accessorie in misura supe- 
riore al 3 per cento annuo, pari all’1,5 per cento semestrale oltre al 
rimborso del capitale, se enti pubblici o cooperative a proprietà indi- 
visa il cui statuto prevede il divieto di cessione in proprietà degli 
alloggi, l'obbligo di trasferimento degli stessi al competente IACP in 
caso di liquidazione o di scioglimento della cooperativa; e nella 
misura del 4 per cento, pari al 2 per cento semestrale, oltre al rim- 
borso del capitale, se cooperative a proprietà divisa, o prive dei requi- 
siti statutari di cui al presente comma o se privati . 


I mutui stessi sono garantiti da ipoteca di primo grado e usufrui- 
scono della garanzia integrativa dello Stato per il rimborso del capi- 
tale e il pagamento degli interessi. 


La garanzia dello Stato diventerà operante entro centoventi 
giorni dalla conclusione dell’esecuzione immobiliare nei confronti 
del mutuatario inadempiente ove l’Istituto mutuante dovesse restare 
insoddisfatto del suo credito e ciò purché l’Istituto stesso abbia ini- 
ziato l’esecuzione entro un anno dal verificarsi dell’insolvenza. 


Gli eventuali oneri derivanti dalla garanzia dello Stato grave- 
ranno su apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro per l’esercizio 1971 e successivi. 


La garanzia dello Stato continuerà a sussistere qualora, dopo la 
stipulazione del contratto condizionato di mutuo ed essendo interve- 
nute erogazioni da parte dell’Istituto mutuante, sopravvenisse la per- 
dita dei requisiti prescritti dalla presente legge. 


Per la determinazione e l’erogazione dei contributi statali si 
applicano, in quanto compatibili, le norme del decreto-legge 6 set- 
tembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1 novembre 1965, n. 1179 
e successive modifiche ed integrazioni. 


Per la concessione dei contributi statali è autorizzato il limite 
d’impegno di 2 mila milioni per l’anno 1972 e di 2 mila milioni per 
l’anno 1973 a valere sugli stanziamenti previsti dalla lettera a) del- 
l’art. 67 della presente legge. 


Per gli anni successivi, con la legge di approvazione del bilancio 
dello Stato, sarà fissato annualmente il limite degli ulteriori impegni 
da assumere per l’applicazione del presente articolo». 
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— Il testo dell’art. 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166 recante 
norme per interventi straordinari di emergenza per l’attività edilizia 
è il seguente: 


«Art. 9. — Per la concessione di contributi ai sensi dell’art. 72 
della legge 22 ottobre 1971, numero 865, e del titolo secondo del 
decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° 
novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni ed integrazioni, 
sono autorizzati rispettivamente i limiti d'impegno di lire 30 miliardi 
e di lire 20 miliardi per l’anno finanziario 1975, e, rispettivamente, di 
lire 5 miliardi e di lire 5 miliardi per l’anno finanziario 1976. Le 
annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa 
del Ministero dei lavori Pubblici. Al predetto onere si provvede, per 
l’anno 1975, con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello 
stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l’anno 
medesimo. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con 
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 


Il Ministro per i lavori pubblici provvede, entro il termine di 
dieci giorni dall’entrata in vigore della presente legge, alla riparti- 
zione territoriale dei contributi, sulla base dei parametri adottati per 
la ripartizione disposta con decreto del Ministro per i lavori pubblici 
10 novembre 1971, n. 3417, ed alla determinazione delle percentuali 
da destinare alle varie categorie, e ne dà comunicazione alle regioni. 


Sui limiti di impegno di cui al primo comma gravano anche i 
contributi sulle operazioni di mutuo integrativo dei mutui già con- 
cessi e non definiti prima del 26 marzo 1975, derivanti dall’aggiorna- 
mento dei costi fissati con il decreto del Ministro per i lavori pubblici 
di cui al terzo comma dell’art. 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, 
n. 1022, convertito nella legge 1 novembre 1965, n. 1179, e quelli per 
l'adeguamento del contributo previsto dall’art. 6 dello stesso 
decreto-legge alle variazioni del costo effettivo delle operazioni di 
mutuo, stabilito in base al citato art. 6. 


I contributi di cui al presente art. possono essere altresì concessi 
per operazioni di mutuo agevolato occorrenti per il completamento 
delle parti ancora da eseguire, determinate dall’istituto di credito 
sulla base dello stato di avanzamento dei lavori vistato dall’ufficio 
del genio civile, di interventi su aree comprese nei piani di zona di 
cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed inte- 
grazioni, a condizione che siano rispettati i requisiti previsti dal titolo 
secondo del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella 
legge 1 novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni ed integra- 
zioni». 


— Il testo dell’art. 6 del decreto-legge 13 agosto 13 agosto 1975, 
n. 376 convertito con modificazioni dalla legge 16 ottobre 1975, 
n. 492 recante provvedimenti per il rilancio dell’economia riguardanti 
le esportazioni, l’edilizia e le opere pubbliche è il seguente: 


«Art. 6 (Edilizia convenzionata). — Per la concessione di contri- 
buti ai sensi dell’art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e del titolo 
II del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 
1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni ed integrazioni, 
in aggiunta ai limiti d’impegno di cui all’art. 9, legge 27 maggio 
1975, n. 166, sono autorizzati, rispettivamente, gli ulteriori limiti di 
impegno di lire 25 miliardi e di lire 15 miliardi per l’anno finanziario 
1976. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della 
spesa del Ministero dei lavori pubblici. 


Il Ministro per i lavori pubblici, presidente del Comitato per l’e- 
dilizia residenziale, entro il 31 ottobre 1975 provvede alla ripartizione 
territoriale dei contributi, secondo i criteri stabiliti dal secondo 
comma dell’art. 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166 . 


Il termine previsto dal primo comma dell’art. 12 della legge 27 
maggio 1975, n. 166, per l’invio da parte delle regioni del nulla osta 
ai privati, alle cooperative e agli enti pubblici che hanno presentato 
domanda ai sensi dell’art. 11 della stessa legge 27 maggio 1975, 
n. 166, e nei termini previsti dallo stesso art. 11, al comune interes- 
sato, all’istituto di credito ed al CER decorre dalla data di comunica- 
zione alla regione della ripartizione territoriale dei contributi. Il ter- 
mine previsto dal successivo art. 13 della citata legge 27 maggio 
1975, n. 166, decorre dalla data di comunicazione ai comuni interes- 
sati del nulla osta regionale rilasciato. I termini previsti dal primo e 
dal terzo comma dell’art. 16 della legge 27 maggio 1975, n. 166, sono 


prorogati rispettivamente al 29 febbraio 1976 ed al 31 marzo 1976. 
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La limitazione temporale riguardante l’iscrizione presso la 
camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, di cui al 
primo comma dell’art. 11 della legge 27 maggio 1975, numero 166, 
non si applica alle società a prevalente partecipazione regionale e/o 
comunale». 


— I testi degli articoli 2 e 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513 
recante provvedimenti urgenti per l’accelerazione dei programmi in 
corso, finanziamento di un programma straordinario e canone 
minimo dell’edilizia residenziale pubblica. sono i seguenti: 


«Art. 2. — Resta confermato che i contributi concessi dal Mini- 
stro per i lavori pubblici - Presidente del Comitato per l’edilizia resi- 
denziale - ai sensi dell’art. 16 della legge 27 maggio 1975, n. 166, sulla 
base delle delibere di concessione del mutuo da parte degli istituti di 
credito convenzionati e della dichiarazione comunale di avvenuto ini- 
zio lavori e corrisposti, ai sensi dello stesso art. 16, a decorrere dalla 
data di stipulazione del contratto di mutuo, sono utilizzati in modo 
che anche nella fase di preammortamento l’onere a carico del mutua- 
tario non superi il tasso agevolato di interesse stabilito dalla legge 
per il periodo di ammortamento. Nel periodo finale dell’ammorta- 
mento del mutuo è a carico del mutuatario e degli eventuali aventi 
causa l’intera rata di rimborso anche per la parte non più coperta 
dal contributo statale per effetto dell’anticipato utilizzo di cui al pre- 
cedente comma». 


«Art. 10. — Per far fronte alle necessità del programmi di edili- 
zia agevolata e convenzionata fruenti dei contributi di cui al titolo II 
del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modifica- 
zioni, nella legge 1 novembre 1965, n. 1179 ed all’art. 72 della legge 
22 ottobre 1971, n. 865, in corso alla data di entrata in vigore della 
presente legge, derivanti dall'aumento del costo del danaro, dall’ag- 
giornamento dei costi di costruzione entro il limite massimo del 
15 per cento degli stessi costi determinati dai decreti ministeriali 
27 febbraio 1975 e 3 ottobre 1975, è autorizzato l’ulteriore limite di 
impegno, rispettivamente, di lire 5 miliardi e di lire 5 miliardi, da 
iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori 
pubblici per ciascuno degli anni finanziari 1977 e 1978». 


— Il testo vigente del comma 49 dell’art. 52 della legge 28 dicem- 
bre 2001, n. 448 recante disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) come modi- 
ficato dalla legge qui pubblicata è il seguente: 


«49. Cessano di avere efficacia le concessioni per la realizzazione 
di opere di viabilità finanziate ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 
219, che alla data del 31 dicembre 2001 risultano bloccate per qual- 
siasi motivo da almeno tre anni. Il Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti nomina un commissario ad acta che opera con i poteri di 
cui all’art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n.67, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n.135, e successive modifi- 
cazioni, e che, con propria determinazione, affida entro sei mesi dalla 
data del decreto di nomina il completamento della realizzazione delle 
opere con le modalità ritenute più vantaggiose per la pubblica ammi- 
nistrazione». 


— Il testo dell’art. 54, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 
1998, n. 112 recante conferimento di funzioni e compiti amministra- 
tivi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo 
I della legge 15 marzo 1997, n. 59 è il seguente: 


«1. Sono mantenute allo Stato, ai sensi dell’art. 3, comma 1, let- 
tera a) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni relative: 


a) all’osservatorio e monitoraggio delle trasformazioni territo- 
riali, con particolare riferimento ai compiti di cui all’art. 52, all’abusi- 
vismo edilizio ed al recupero, anche sulla base dei dati forniti dai 
comuni; 


b) all’indicazione dei criteri per la raccolta e l’informatizza- 
zione di tutto il materiale cartografico ufficiale esistente, e per quello 
in corso di elaborazione, al fine di unificare i diversi sistemi per una 
più agevole lettura dei dati; 


c) alla predisposizione della normativa tecnica nazionale 
per le opere in cemento armato e in acciaio e le costruzioni in zone 
sismiche; 


d) alla salvaguardia di Venezia, della zona lagunare e al man- 
tenimento del regime idraulico lagunare, nei limiti e con le modalità 
di cui alle leggi speciali vigenti nonché alla legge 5 marzo 1963, 
n. 366; 
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e) alla promozione di programmi innovativi in ambito urbano 
che implichino un intervento coordinato da parte di diverse ammini- 
strazioni dello Stato». 


— Il testo dell’art. 2, comma 3 del decreto legislativo 25 maggio 
2001, n. 265 recante norme di attuazione dello Statuto speciale della 
regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio 
idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e 
di difesa del suolo.è il seguente: 


«3. Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative rela- 
tive alla laguna di Marano-Grado previste dalla legge 5 marzo 1963, 
n. 366, il cui esercizio avverrà d’intesa con lo Stato in conformità a 
modalità preventivamente stabilite». 


— La legge 17 agosto 1960, n. 908, pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale 31 agosto 1962, n. 212, reca: Estensione alle amministrazioni 
periferiche dello Stato della possibilità di utilizzare talune forme di 
pagamenti già esclusive dell’amministrazione centrale. 


Note all'art. 3: 


— Il testo dell’art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 
8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) è il 
seguente: 


«Art. 43. — 1. Valutati gli interessi in conflitto, l’autorità che uti- 
lizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in 
assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiara- 
tivo della pubblica utilità, può disporre che esso vada acquisito al 
suo patrimonio indisponibile e che al proprietario vadano risarciti i 
danni. 


2. L’atto di acquisizione: 


a) può essere emanato anche quando sia stato annullato l’atto 
da cui sia sorto il vincolo preordinato all’esproprio, l’atto che abbia 
dichiarato la pubblica utilità di un’opera o il decreto di esproprio; 


b) dà atto delle circostanze che hanno condotto alla indebita 
utilizzazione dell’area, indicando, ove risulti, la data dalla quale essa 
si è verificata; 


c) determina la misura del risarcimento del danno e ne 
dispone il pagamento, entro il termine di trenta giorni, senza pregiu- 
dizio per l’eventuale azione già proposta; 


d) è notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali 
civili; 
e) comporta il passaggio del diritto di proprietà; 


f) è trascritto senza indugio presso l’ufficio dei registri immo- 
biliari; 
istituito ai sensi 


g) è trasmesso all’ufficio dell’art. 14, 


comma 2. 


3. Qualora sia impugnato uno dei provvedimenti indicati nei 
commi 1 e 2 ovvero sia esercitata una azione volta alla restituzione 
di un bene utilizzato per scopi di interesse pubblico, l’amministra- 
zione che ne ha interesse o chi utilizza il bene può chiedere che il giu- 
dice amministrativo, nel caso di fondatezza del ricorso o della 
domanda, disponga la condanna al risarcimento del danno, con 
esclusione della restituzione del bene senza limiti di tempo. 


4. Qualora il giudice amministrativo abbia escluso la restituzione 
del bene senza limiti di tempo ed abbia disposto la condanna al risar- 
cimento del danno, l’autorità che ha disposto l’occupazione dell’area 
emana l’atto di acquisizione, dando atto dell’avvenuto risarcimento 
del danno. Il decreto è trascritto nei registri immobiliari, a cura e 
spese della medesima autorità. 


5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, in 
quanto compatibili, anche quando un terreno sia stato utilizzato per 
finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata e convenzionata 
nonché quando sia imposta una servitù di diritto privato o di diritto 
pubblico ed il bene continui ad essere utilizzato dal proprietario o 
dal titolare di un altro diritto reale. 


6. Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, nei casi previsti 
nei precedenti commi il risarcimento del danno è determinato: 


a) nella misura corrispondente al valore del bene utilizzato per 
scopi di pubblica utilità e, se l'occupazione riguarda un terreno edifi- 


cabile, sulla base delle disposizioni dell’art. 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7; 
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b) col computo degli interessi moratori, a decorrere dal giorno 
in cui il terreno sia stato occupato senza titolo». 


— Il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, 
n. 318 reca: «Regolamento per l’attuazione di direttive comunitarie 
nel settore delle telecomunicazioni». 


— Il testo dell’art. 3, comma I, lettera 5) del citato decreto del 
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 è il seguente: 


«b) per autorità espropriante», si intende l’autorità amministra- 
tiva titolare del potere di espropriare e che cura il relativo procedi- 
mento, ovvero il concessionario di un’opera pubblica, al quale sia 
stato attribuito tale potere, in base ad una norma; 


Note all'art. 4: 


— Il testo dell’art. 5 della legge 29 luglio 1980, n. 385 recante 
norme provvisorie sulla indennità di espropriazione di aree edificabili 
nonché modificazioni di termini previsti dalle legge 28 gennaio 1977, 
n. 10, legge 5 agosto 1978, n. 457 e legge 15 febbraio 1980, n. 25 è il 
seguente: 


«Art. 5. — I termini di cui al secondo comma dell’art. 20 della 
legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, che siano 
in corso alla data dell’entrata in vigore della presente legge, sono pro- 
rogati di un anno». 


— Il testo dell’art. 1, comma 5-bis del decreto-legge 22 dicembre 
1984, n. 901 , convertito con modificazioni dalla legge 1° marzo 
1985, n. 42 recante proroga della vigenza di taluni termini in materia 
di lavori pubblici è il seguente: 


«S-bis. Per le occupazioni d’urgenza in corso alla data di entrata 
in vigore della legge di conversione del presente decreto, la scadenza 
dei termini di cui al secondo comma dell’art. 20 della legge 22 ottobre 
1971, n. 865 è prorogata di un anno». 


— Il testo dell’art. 6 della legge 18 aprile 1984, n. 80 recante con- 
versione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 
1984, n. 19, recante proroga dei termini ed accelerazione delle proce- 
dure per l’applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive 
modificazioni è il seguente: 


«Art. 6 (Assegnazione ed espropriazione delle aree utilizzate per 
insediamenti provvisori). — Nei comuni dichiarati disastrati ai sensi 
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1981, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 9 maggio 1981, e succes- 
sive modificazioni, il recupero del patrimonio edilizio danneggiato 
dal sisma può essere realizzato anche ai sensi della legge 18 aprile 
1962, n. 167, e successive modificazioni e integrazioni. 


La ricostruzione degli edifici danneggiati, distrutti o da demolire 
per effetto degli eventi sismici, posti all’esterno del centro edificato, 
può essere effettuata dal proprietario dell’immobile in altro sito dello 
stesso comune, purché non in contrasto con le destinazioni di zona 
previste dallo strumento urbanistico. 


È in facoltà dei soggetti beneficiari dei contributi di cui al 
comma precedente nonché degli aventi diritto alla ricostruzione fuori 
sito procedere all’acquisto degli alloggi nell’ambito del territorio 
comunale in luogo della ricostruzione, anche utilizzando l’importo 
del contributo come definito ai sensi dell’art. 9 della legge 14 maggio 
1981, n. 219, e successive modificazioni. 


I comuni che, ai sensi dell’ordinanza del commissario del 
Governo per le zone terremotate n. 69 del 29 dicembre 1980, hanno 
individuato ed utilizzato aree destinate all’installazione di insedia- 
menti provvisori, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della pre- 
sente legge espropriano tali aree, acquisendole al patrimonio comu- 
nale anche nell’ipotesi di intervenuta scadenza del termine finale pre- 
visto per l’occupazione d’urgenza. 


Le aree di cui al comma precedente sono espropriate indipenden- 
temente dalla loro attuale destinazione urbanistica. 


I provvedimenti di occupazione temporanea sono prorogati fino 
al 31 dicembre 1985. 


Gli oneri derivanti dagli espropri e dalle occupazioni temporanee 
di cui al presente art. fanno carico al fondo di cui all’art. 3 della legge 
14 maggio 1981, n. 219%». 
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— Il testo dell’art. 1 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, 
convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 1986 n. 119 recante 
proroga dei termini e interventi urgenti per la rinascita delle zone ter- 
remotate della Campania e della Basilicata è il seguente: 


«Art. 1 (Proroga dei termini). — 1. Sono prorogati al 31 dicem- 
bre 1986: 


1) il termine contenuto nell’ultimo comma dell’art. 3 del 
decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, 
nella legge 18 aprile 1984, n. 80, in materia di imposta sul valore 
aggiunto; 

2) il termine contenuto nell’art. 11, ultimo comma, del decreto- 
legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella 
legge 29 aprile 1982, n. 187, in materia di attuazione degli strumenti 
urbanistici nei comuni terremotati dichiarati sismici, anche in assenza 
dei programmi pluriennali di cui all’art. 13 della legge 28 gennaio 
1977, n. 10; 


3) il termine contenuto nell’art. 6, penultimo comma, della 
legge 18 aprile 1984, n. 80, in materia di occupazioni temporanee ed 
entro la stessa data i comuni definiscono il procedimento espropria- 
tivo di cui al terzo comma dello stesso art. 6; 


4) il termine contenuto nell’art. 12, comma 4-septies del 
decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, 
nella legge 24 luglio 1984, n. 363, in materia di presentazione degli 
elaborati e della documentazione prevista nell’art. 14, secondo 
comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, nel testo modificato dal- 
l’art. 3, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, 
con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80; 


5) il termine contenuto nell’art. 2, comma ottavo, della legge 
18 aprile 1984, n. 80, e successive modificazioni, limitatamente alle 
convenzioni stipulate dagli enti locali ai sensi dell’art. 60 della legge 
14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, in scadenza al 
31 dicembre 1985. 


2. Il termine contenuto nell’art. 3-fer del decreto-legge 1° ottobre 
1982, n. 696, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 
1982, n. 883, riguardante l’esonero dagli oneri previsti dall’art. 3 della 
legge 28 gennaio 1977, n. 10, è prorogato al 31 dicembre 1988. A par- 
tire dal 1° gennaio 1989 e fino al 31 dicembre 1990 nei soli comuni 
disastrati non è dovuto il solo importo relativo agli oneri di urbaniz- 
zazione di cui all’art. 5 della stessa legge n. 10 del 1977. 


3. Le disposizioni contenute nell’art. 5 del decreto-legge 27 febbraio 
1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 
187, in materia di collocamento in aspettativa di amministratori locali, di 
indennità in favore di amministratori e segretari comunali e funzionari 
degli enti locali, nonché di utilizzazione di segretari comunali, sono proro- 
gate al 30 giugno 1986. Fino al 30 giugno 1987 è autorizzato il colloca- 
mento in aspettativa, nei comuni disastrati, del sindaco o del suo delegato, 
di un assessore nonché di un consigliere della minoranza designato dal 
gruppo più consistente della stessa e, nei comuni gravemente danneggiati, 
del sindaco o di un suo delegato. 


4. È prorogato di un anno il termine indicato nell’art. 2 del 
decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19 convertito, con modificazioni, 
nella legge 15 aprile 1981, n. 128, relativo ai vincoli di destinazione 
previsti nei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo indu- 
striale localizzati nelle regioni Campania e Basilicata, nonché alla 
retrocessione dei beni espropriati nell’ambito delle aree e dei nuclei 
di sviluppo industriale stessi localizzati nelle predette regioni 


5. È prorogato al 30 giugno 1986 il termine indicato nell’art. 1, comma 
2, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313, convertito, con modificazioni, 
nella legge 8 agosto 1985, n. 422, concernente l’attuazione coordinata degli 
interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, 
che si estende al completamento delle infrastrutture esterne alle aree di 
cui al citato art. 32 con onere a carico del fondo di cui all’art. 3 della citata 
legge 14 maggio 1981, n. 219. 


6. Le domande corredate della relativa documentazione per 
accedere ai benefici di cui all’art. 22 della legge 14 maggio 1981, 
n. 219, e successive modificazioni, possono essere presentate entro il 
31 dicembre 1986». 


— Il testo dell’art. 14, comma 2 del decreto-legge 29 dicembre 
1987, n. 534, convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio 
1988, n. 47 recante proroga di termini previsti da disposizioni legisla- 
tive ed interventi di carattere assistenziale ed economico è il seguente: 


«2. Per le occupazioni d’urgenza in corso, la scadenza del ter- 
mine, di cui al secondo comma dell’art. 20 della legge 22 ottobre 


1971, n. 865, già prorogato dall’art. 1, comma 5-bis del decreto-legge 
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22 dicembre 1984, n. 901, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° 
marzo 1985, n. 42, concernente precedente proroga delle occupazioni 
d’urgenza, è ulteriormente prorogata di due anni». 


— Il testo dell’art. 1 del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, 
convertito con modificazioni dalla legge 21 legge gennaio 1988, n. 12 
recante proroga dei termini per l’attuazione di interventi nelle zone 
terremotate della Campania, della Basilicata e della Puglia, nonché 
altre disposizioni dirette ad accelerare lo sviluppo delle zone mede- 
sime è il seguente: 


«Art. 1. — Sono prorogati inderogabilmente al 30 giugno 1988 i 
sottoelencati termini stabiliti dal decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 
48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119: 


a) quello indicato nell’art. 1, comma 1, n. 4), concernente la 
presentazione degli elaborati e della documentazione, ad integrazione 
delle domande per l’assegnazione del contributo diretto alla ricostru- 
zione e alla riparazione delle unità abitative, presentate entro il 31 
marzo 1984; 


b); 

c); 

d) quello indicato nell’art. 1, comma 4, relativo ai vincoli di 
destinazione previsti nei piani regolatori delle aree e dei nuclei di svi- 
luppo industriale localizzati nelle regioni Campania e Basilicata, non- 


ché alla retrocessione dei beni espropriati nell’ambito delle aree e dei 
nuclei di sviluppo industriale stessi localizzati nelle predette regioni; 


e); 
t): 
1-bis. Sono inderogabilmente prorogati al 31 dicembre 1988: 


a) il termine indicato nell’art. 1, comma 1, n. 2), del decreto- 
legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 18 aprile 1986, n. 119, concernente l’attuazione degli strumenti 
urbanistici nei comuni terremotati dichiarati sismici, anche in assenza 
dei programmi pluriennali di cui all’art. 13 della legge 28 gennaio 
1977, n. 10; 


b) il termine indicato nell’art. 1, comma 1, n. 1), del decreto- 
legge di cui alla precedente lettera a), relativo all’imposta sul valore 
aggiunto, limitatamente agli interventi previsti dalla legge 14 maggio 
1981, n. 219, e successive modificazioni; 


c) il termine indicato nell’art. 3, comma 2, del decreto-legge 
30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 
agosto 1986, n. 472, concernente gli interventi previsti negli articoli 
21 e 32 della legge 14 maggio 1981 n. 219, e successive modificazioni. 


2. L’attività delle sezioni staccate di Avellino e Salerno del prov- 
veditorato alle opere pubbliche della Campania, già autorizzata per 
il triennio dal 27 agosto 1981 al 26 agosto 1984 e prorogata sino al 
31 dicembre 1987, è ulteriormente prorogata sino al 31 dicembre 1990. 


3. Il termine per il collocamento in aspettativa del sindaco o del 
presidente della comunità montana, dell’assessore delegato alla rico- 
struzione, di un rappresentante della minoranza è prorogato al 
30 giugno 1989 nei comuni disastrati, nel comune di Senise e nelle 
comunità montane che ricomprendano comuni disastrati. E proro- 
gato, altresì, alla stessa data il termine indicato nell’art. 6, comma 6, 
del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 27 marzo 1987, n. 120. Nei comuni gravemente danneg- 
giati, limitatamente al sindaco o suo delegato, il predetto termine è 
prorogato alla medesima data. Resta fermo il trattamento economico 
spettante ai medesimi ove essi siano dipendenti da amministrazioni 
statali, anche ad ordinamento autonomo, o da enti pubblici, anche 
economici, che continua ad essere posto a carico delle amministra- 
zioni ed enti. Resta a carico del fondo di cui all’art. 3, legge 14 mag- 
gio 1981, n. 219, e successive modificazioni, l’onere per l’aspettativa 
dei dipendenti da aziende private. 


4. Sono prorogati al 31 marzo 1988: 
a) il termine indicato nell’art. 1, comma I, n. 3), del decreto- 
legge 28 febbraio 1986, n. 48 (3), convertito, con modificazioni, dalla 


legge 18 aprile 1986, n. 119, limitatamente alle occupazioni tempora- 
nee e ai procedimenti espropriativi ivi previsti; 


b). 
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8. AI fine di accelerare il recupero dei beni culturali di cui agli 
articoli 17, comma primo, 53 e 65, legge 14 maggio 1981, n. 219, e suc- 
cessive modificazioni, si applicano le disposizioni contenute nel- 
l’art. 3, commi I e 2, del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 371, con- 
vertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 449. 


9. La disposizione di cui all’art. 15, quarto comma, della legge 14 
maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, si applica anche alle 
anticipazioni previste dalle disposizioni indicate nei commi 1 e 2. 


10». 


— Il testo dell’art. 22 della legge 20 maggio 1991, n. 158 recante 
differimento di termini previsti da disposizioni legislative è il 
seguente: 


«Art. 22 (Occupazioni d'urgenza) — 1. Per le occupazioni d’ur- 
genza in corso, la scadenza del termine, di cui al secondo comma del- 
l’art. 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, da ultimo prorogata dal- 
l’art. 14, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, con- 
vertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, è ulte- 
riormente prorogata di due anni». 


Note all'art. 5: 


— Il testo vigente dell’art. 58, comma 1, numero 62), del citato 
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 ,come 
modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente: 


«62) gli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 della legge 
17 agosto 1942, n. 1150; limitatamente alle norme riguardanti l'espro- 
priazione)». 


— Il testo dell’art. 1, comma 1 della legge 21 dicembre 2001, 
n. 443 recante delega al Governo in materia di infrastrutture ed inse- 
diamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle 
attività produttive è il seguente: 


«1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle 
regioni, individua le infrastrutture pubbliche e private e gli insedia- 
menti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da rea- 
lizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese. L’individua- 
zione è operata, sentita la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del 
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a mezzo di un programma, 
formulato su proposta dei Ministri competenti, sentite le regioni inte- 
ressate, ovvero su proposta delle regioni, sentiti i Ministri compe- 
tenti, e inserito nel Documento di programmazione economico-finan- 
ziaria, con indicazione degli stanziamenti necessari per la loro realiz- 
zazione. Nell’individuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici 
di cui al presente comma il Governo procede secondo finalità di rie- 
quilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale. Il pro- 
gramma tiene conto del Piano generale dei trasporti. L’inserimento 
nel programma di infrastrutture strategiche non comprese nel Piano 
generale dei trasporti costituisce automatica integrazione dello stesso. 
Il Governo indica nel disegno di legge finanziaria ai sensi dell’art. 11, 
comma 3, lettera i-ter, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive 
modificazioni, le risorse necessarie, che integrano i finanziamenti 
pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili. In sede di prima 
applicazione della presente legge il programma è approvato dal CIPE 
entro il 31 dicembre 2001». 


— Il testo vigente dell’art. 59, comma 1 del decreto del Presi- 
dente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 recante testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A), 
come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente: 


«1. Agli effetti del presente testo unico sono considerati labora- 
tori ufficiali: 


a) i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle 
facoltà di ingegneria e delle facoltà o istituti universitari di architet- 
tura; 


b) il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed 
esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile (Roma); 


b-bis) il laboratorio dell'Istituto sperimentale di rete ferroviaria 
italiana spa; 


b-ter) il Centro sperimentale dell’Ente nazionale per le strade 
(ANAS) di Cesano (Roma), autorizzando lo stesso ad effettuare prove 
di crash test per le barriere metalliche. 
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2. Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consi- 
glio superiore dei lavori pubblici, può autorizzare con proprio 
decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare prove 
su materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e 
rocce. 


3. L’attività dei laboratori, ai fini del presente capo, è servizio di 
pubblica utilità». 


Note all'art. 6: 


— Il testo dell’art. 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, 
n. 112 recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi 
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I 
della legge 15 marzo 1997, n. 59 è il seguente: 


«Art. 91 (Registro italiano dighe - RID). — 1. Ai sensi dell’art. 3, 
lettera 4) della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Servizio nazionale dighe 
è soppresso quale Servizio tecnico nazionale e trasformato in Regi- 
stro italiano dighe - RID, che provvede, ai fini della tutela della pub- 
blica incolumità, all'approvazione tecnica dei progetti ed alla vigi- 
lanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo spettanti ai 
concessionari sulle dighe di ritenuta aventi le caratteristiche indicate 
all’art. 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito 
con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584. 


2. Le regioni e le province autonome possono delegare al RID 
l'approvazione tecnica dei progetti delle dighe di loro competenza e 
richiedere altresì consulenza ed assistenza anche relativamente ad 
altre opere tecnicamente assimilabili alle dighe, per lo svolgimento 
dei compiti ad esse assegnati. 


3. Con specifico provvedimento da adottarsi su proposta del 
Ministro dei lavori pubblici d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, 
sono definiti l’organizzazione, anche territoriale, del RID, i suoi com- 
piti e la composizione dei suoi organi, all’interno dei quali dovrà pre- 
vedersi adeguata rappresentanza regionale». 


— Il testo dell’art. 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, con- 
vertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584 recante 
Misure urgenti in materia di dighe è il seguente: 


«Art. 1. — 1. La realizzazione di opere di sbarramento, dighe di 
ritenuta o traverse, che superano i 15 metri di altezza o che determi- 
nano un volume d’invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi, di 
seguito denominate dighe, è soggetta, ai fini della tutela della pub- 
blica incolumità, in particolare delle popolazioni e dei territori a valle 
delle opere stesse, all'approvazione tecnica del progetto da parte del 
Servizio nazionale dighe. L’approvazione viene rilasciata nel caso di 
conformità del progetto alla normativa vigente in materia di proget- 
tazione, costruzione ed esercizio di dighe. L'approvazione interviene 
entro 180 giorni dalla presentazione della domanda e dall’acquisi- 
zione di tutta la documentazione prescritta. Il provvedimento può 
essere emanato nella forma dell’approvazione condizionata all’osser- 
vanza di determinate prescrizioni; in tal caso è fissato un termine 
per l’attuazione delle prescrizioni secondo la natura e la complessità 
delle medesime. Sono, in ogni caso, fatti salvi i controlli successivi 
riguardanti l'osservanza delle prescrizioni medesime. Sono escluse 
tutte le opere di sbarramento che determinano invasi adibiti esclusi- 
vamente a deposito o decantazione o lavaggio di residui industriali, 
che restano di competenza del Ministero dell’industria, del commer- 
cio e dell’artigianato. Ai fini della sottoposizione alla valutazione di 
impatto ambientale, restano fermi i limiti di cui all’art. 2 della legge 
9 gennaio 1991, n.9. 

2. (omissis). 

3. (omissis). 

4. Ai fini dell’applicazione dei commi 1, 2 e 3, l’altezza della diga 
è data dalla differenza tra la quota del piano di coronamento e quella 
del punto più depresso dei paramenti; il volume d’invaso è pari alla 
capacità del serbatoio compreso tra la quota più elevata delle soglie 
sfioranti degli scarichi, o della sommità delle eventuali paratoie, e la 
quota del punto più depresso del paramento di monte. 


5. È soggetta all'approvazione tecnica del progetto anche ogni 
opera di modificazione che incida sulle caratteristiche considerate ai 
fini dell’approvazione del progetto originario. 


6. L'approvazione tecnica del progetto ai fini della pubblica inco- 
lumità da parte del Servizio nazionale dighe non sostituisce obblighi, 
oneri e vincoli, gravanti sul soggetto e sulle opere interessate, con 
riferimento alla valutazione di impatto ambientale, all’assetto idro- 
grafico, agli interessi urbanistici, paesaggistici, artistici, storico- 
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archeologici, sanitari, demaniali, della difesa nazionale, dell’ordine 
pubblico e della pubblica sicurezza che restano di competenza delle 
autorità previste dalle norme vigenti. 


7. Compete al Presidente del Consiglio dei Ministri promuovere 
la conferenza di servizi di cui all’art. 14 della legge 7 agosto 1990, 
n. 24. 


7-bis. L'approvazione tecnica dei progetti da parte del Servizio 
nazionale dighe tiene integralmente luogo degli adempimenti tecnici 
ed amministrativi di cui alle leggi 25 novembre 1962, n. 1684 , 2 feb- 
braio 1974, n. 64, e 5 novembre 1971, n. 1086». 


— Il testo dell’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 
recante definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Confe- 
renza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i 
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei 
comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali è il 
seguente: 


«Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza 
unificata). — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è uni- 
ficata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, 
delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Confe- 
renza Stato-regioni. 


2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta 
dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Mini- 
stro dell’interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte 
altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione 
economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, 
il Ministro della sanità, il presidente dell’Associazione nazionale dei 
comuni d’Italia - ANCI, il presidente dell’Unione province d’Italia - 
UPI ed il presidente dell’Unione nazionale comuni, comunità ed enti 
montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci desi- 
gnati dall’ANCI e sei presidenti di provincia designati dall’UPI. Dei 
quattordici sindaci designati dall’ANCI cinque rappresentano le città 
individuate dall’art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni 
possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresen- 
tanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 


3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata 
almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne rav- 
visi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, 
dell’UPI o del’UNCEM. 


4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal 
Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal 
Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro 
per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro 
dell’interno». 


Note all'art. 7: 


— Il testo vigente degli articoli 3, 4, 8, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 
21, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31-bis, 32, 33, 37-bis, 37-ter, 37-quater, 37- 
quinques, 38 e 38-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive 
modificazioni ed integrazioni, recante legge quadro sui lavori pub- 
blici», come modificati dalla legge qui pubblicata è il seguente: 


«Art. 3 (Delegificazione) — 1. È demandata alla potestà regola- 
mentare del Governo, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 
23 agosto 1988, n. 400, con le modalità, di cui al presente art. e 
secondo le norme di cui alla presente legge, la materia dei lavori pub- 
blici con riferimento: 


a) alla programmazione, alla progettazione, alla direzione dei 
lavori, al collaudo e alle attività di supporto tecnico-amministrativo 
con le annesse normative tecniche; 


b) alle procedure di affidamento degli appalti e delle conces- 
sioni di lavori pubblici, nonché degli incarichi di progettazione; 


c) alle forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedi- 
mentali, anche mediante informazione televisiva o trasmissione tele- 
matica, nonché alle procedure di accesso a tali atti; 


d) ai rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla rea- 
lizzazione dei lavori e alle relative competenze. 


2. Nell’esercizio della potestà regolamentare di cui al comma | il 
Governo, entro sei mesi dalla data dell’entrata in vigore della pre- 


sente legge, il 30 settembre 1995, adotta apposito regolamento, di 
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seguito così denominato, che, insieme alla presente legge, costituisce 
l'ordinamento generale in materia di lavori pubblici. Recando altresì 
norme di esecuzione ai sensi del comma 6. Il predetto atto assume 
come norme regolatrici, nell’ambito degli istituti giuridici introdotti 
dalla normativa comunitaria vigente e comunque senza pregiudizio 
dei principi della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei 
servizi, la presente legge, nonché, per quanto non da essa disposto, 
la legislazione antimafia e le disposizioni nazionali di recepimento 
della normativa comunitaria vigente nella materia di cui al comma 
1. Il regolamento è adottato su proposta del Ministro dei lavori pub- 
blici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e per i beni culturali e 
ambientali, sentiti i Ministri interessati, previo parere del Consiglio 
superiore dei lavori pubblici nonché delle competenti Commissioni 
parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla trasmis- 
sione dello schema. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato 
esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmis- 
sione, decorsi i quali il regolamento è emanato. Con la procedura di 
cui al presente comma si provvede altresì alle successive modifica- 
zioni ed integrazioni del regolamento. 


3. Il Governo, nell’ambito delle materie disciplinate dal regola- 
mento, attua, con modifiche al medesimo regolamento, le direttive 
comunitarie nella materia di cui al comma 1 che non richiedono la 
modifica di disposizioni della presente legge. 


4. Sono abrogati, con effetto dalla data di entrata in vigore del 
regolamento, gli atti normativi indicati che disciplinano la materia 
di cui al comma 1, ad eccezione delle norme della legislazione anti- 
mafia. Il regolamento entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblica- 
zione in apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale, che avviene 
contestualmente alla ripubblicazione della presente legge, coordinata 
con le modifiche ad essa apportate fino alla data di pubblicazione 
del medesimo regolamento, dei decreti previsti dalla presente legge e 
delle altre disposizioni legislative non abrogate in materia di lavori 
pubblici. 


5. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consi- 
glio superiore dei lavori pubblici, è adottato, ai sensi dell’art. 17, 
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il nuovo capitolato gene- 
rale d’appalto, che trova applicazione ai lavori affidati dai soggetti 
di cui all’art. 2, comma 2, lettera a) della presente legge, e che entra 
in vigore contestualmente al regolamento. Con decreto del Ministro 
dei lavori pubblici, emanato di concerto con il Ministro per i beni 
culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni cultu- 
rali e ambientali, sono adottati uno o più capitolati speciali per lavori 
aventi ad oggetto beni sottoposti alle disposizioni della legge 1 giugno 
1939, n. 1089. 


6. Il regolamento, con riferimento alle norme di cui alla presente 
legge, oltre alle materie per le quali è di volta in volta richiamato, 
definisce in particolare: 


a) le modalità di esercizio della vigilanza di cui all’art. 4; 


b) le sanzioni previste a carico del responsabile del procedi- 
mento e la ripartizione dei compiti e delle funzioni dell’ingegnere 
capo fra il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori; 


c) le forme di pubblicità dei lavori delle conferenze di servizi 
di cui all’art. 7; 


d) i requisiti e le modalità per l’iscrizione, all’Albo nazionale 
dei costruttori, dei consorzi stabili di cui all’art. 12, nonché le moda- 
lità per la partecipazione dei consorzi stabili alle gare per l’aggiudica- 
zione di appalti e di concessioni di lavori pubblici; 


e) la disciplina delle associazioni temporanee di tipo verticale 
e l’individuazione dei lavori ad alta tecnologia ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 13, comma 7; 


f) i tempi e le modalità di predisposizione, di inoltro e di 
aggiornamento dei programmi di cui all’art. 14; 


g) le ulteriori norme tecniche di compilazione dei progetti, gli 
elementi progettuali relativi a specifiche categorie di lavori; 

h) gli ulteriori requisiti delle società di ingegneria di cui all’art. 
17, comma 7; 


i) lettera soppressa dalla legge 216/95; 


I) specifiche modalità di progettazione e di affidamento dei 
lavori di scavo, restauro e manutenzione dei beni tutelati, ai sensi del 
Titolo I del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni 
culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, 
n. 490, anche in deroga agli articoli 16, 19, 20 e 23 della presente 
legge, fatto salvo quanto specificatamente previsto con riferimento ai 
beni mobili ed alle superfici decorate di beni architettonici; 
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m) le modalità di espletamento della attività delle commissioni 
giudicatrici di cui all’art. 21; 


n) lettera soppressa dalla legge 216/95; 


o) le procedure di esame delle proposte di variante di cui 
all’art. 25; 


p) lammontare delle penali di cui all’art. 26, comma 6, 
secondo l’importo dei lavori e le cause che le determinano, nonché le 
modalità applicative; 


q) le modalità e le procedure accelerate per la deliberazione 
prima del collaudo, da parte del soggetto appaltante o concedente o 
di altri soggetti, sulle riserve dell’appaltatore; 


r) i lavori in relazione ai quali il collaudo si effettua sulla base 
di apposite certificazioni di qualità dell’opera e dei materiali e le rela- 
tive modalità di rilascio; le norme concernenti le modalità del col- 
laudo di cui all’art. 28 e il termine entro il quale il collaudo stesso 
deve essere effettuato e gli ulteriori casi nei quali è obbligatorio effet- 
tuare il collaudo in corso d’opera; le condizioni di incompatibilità 
dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi com- 
pensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori; 


s) le forme di pubblicità di appalti e concessioni ai sensi del- 
l'art. 29; 


t) le modalità di attuazione degli obblighi assicurativi di cui 
all’art. 30, le condizioni generali e particolari delle polizze e i massi- 
mali garantiti, nonché le modalità. Di costituzione delle garanzie 
fiderussorie di cui al medesimo art. 30; le modalità di prestazione 
della garanzia in caso di riunioni di concorrenti di cui all’art. 13; 


u) la disciplina riguardante i lavori segreti di cui all’art. 33; 


v) la quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla catego- 
ria o alle categorie prevalenti ai sensi dell’art. 18, comma 3, della 
legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall’art. 34, comma 1, 
della presente legge; 


z) le norme riguardanti la consegna dei lavori e le sospensioni 
disposte dal titolare dei lavori al fine di assicurare l’effettiva e conti- 
nuativa prosecuzione dei lavori stessi, le modalità di corresponsione 
agli appaltatori e ai concessionari di acconti in relazione allo stato 
di avanzamento dei lavori; 


aa) la disciplina per la tenuta dei documenti contabili. 


7. Ai fini della predisposizione del regolamento, è istituita, dal 
Ministro dei lavori pubblici, apposita commissione di studio compo- 
sta da docenti universitari, funzionari pubblici ed esperti di partico- 
lare qualificazione professionale. Per il funzionamento della commis- 
sione e per la corresponsione dei compensi, da determinarsi con 
decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro 
del tesoro, in riferimento all’attività svolta, é autorizzata la spesa di 
lire 500 milioni da imputarsi sul capitolo 1030 dello stato di previ- 
sione del Ministero dei lavori pubblici. 


7-bis. Entro il 1 gennaio 1996, con decreto del Presidente della 
Repubblica ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, 
n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con 
il Ministro della difesa, è adottato apposito regolamento, in armonia 
con le disposizioni della presente legge, per la disciplina delle attività 
del Genio militare, in relazione a lavori connessi alle esigenze della 
difesa militare. Sino alla data di entrata in vigore del suddetto regola- 
mento restano ferme le disposizioni attualmente vigenti. 


7-ter. Per assicurare la compatibilità con gli ordinamenti esteri 
delle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, eseguiti sul 
territorio dei rispettivi Stati esteri, nell'ambito di attuazione della 
legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione allo sviluppo, il 
regolamento ed il capitolato generale, sentito il Ministero degli affari 
esteri, tengono conto della specialità delle condizioni per la realizza- 
zione di detti lavori e delle procedure applicate in materia dalle orga- 
nizzazioni internazionali e dalla Unione europea». 


«Art. 4 (Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici) — 1. AI fine 
di garantire l’osservanza dei principi di cui all’art. 1, comma 1, nella 
materia dei lavori pubblici, anche di interesse regionale, è istituita, 
con sede in Roma, l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, di 
seguito denominata Autorità». 


2. L’Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di 
giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito da cinque 
membri nominati con determinazione adottata d’intesa dai Presidenti 
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I membri 
dell’Autorità, al fine di garantire la pluralità delle esperienze e delle 
conoscenze, sono scelti tra personalità che operano in settori tecnici, 
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economici e giuridici con riconosciuta professionalità. L’Autorità sce- 
glie il presidente tra i propri componenti e stabilisce le norme sul pro- 
prio funzionamento. 


3.I membri dell’Autorità durano in carica cinque anni e non 
possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di 
decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, non pos- 
sono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati né 
ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche 
pubbliche elettive o cariche nei partiti politici. I dipendenti pubblici 
sono collocati fuori ruolo 0, se professori universitari, in aspettativa 
per l’intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Con- 
siglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di 
concerto con il Ministro del tesoro, è determinato il trattamento eco- 
nomico spettante ai membri dell’Autorità, nel limite complessivo di 
lire 1.250.000.000 annue. 


4. L’Autorità: 


a) vigila affinché sia assicurata l’economicità di esecuzione dei 
lavori pubblici; 


b) vigila sull’osservanza della disciplina legislativa e regola- 
mentare in materia verificando, anche con indagini campionarie, la 
regolarità delle procedure di affidamento dei lavori pubblici; 


c) accerta che dall’esecuzione dei lavori non sia derivato pre- 
giudizio per il pubblico erario; 


d) segnala al Governo e al Parlamento, con apposita comuni- 
cazione, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applica- 
zione distorta della normativa sui lavori pubblici; 


e) formula al Ministro dei lavori pubblici proposte per la revi- 
sione del regolamento; 


f) predispone ed invia al Governo e al Parlamento una rela- 
zione annuale nella quale si evidenziano disfunzioni riscontrate nel 
settore degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici con partico- 
lare riferimento: 


1) alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali; 
2) alla inadeguatezza della pubblicità degli atti; 


3) allo scostamento dai costi standardizzati di cui al comma 
16, lettera b); 


4) alla frequenza del ricorso a sospensioni dei lavori o a 
varianti in corso d’opera; 


5) al mancato o tardivo adempimento degli obblighi nei 
confronti dei concessionari e degli appaltatori; 


6) allo sviluppo anomalo del contenzioso; 


g) sovrintende all’attività dell’Osservatorio dei lavori pubblici 
di cui al comma 10, lettera c); 


h) esercita i poteri sanzionatori di cui ai commi 7 e 17; 
i) vigila sul sistema di qualificazione di cui all’art. 8. 


5. Per l’espletamento dei propri compiti, l'Autorità si avvale del- 
l'Osservatorio dei lavori pubblici di cui al comma 10, lettera c), delle 
unità specializzate di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge 
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 
12 luglio 1991, n. 203, nonché, per le questioni di ordine tecnico, della 
consulenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio 
nazionale per i beni culturali e ambientali, relativamente agli inter- 
venti aventi ad oggetto i beni sottoposti alle disposizioni della legge 
1 giugno 1939, n. 1089. 


6. Nell'ambito della propria attività l'Autorità può richiedere alle 
amministrazioni aggiudicatrici, agli altri enti aggiudicatori o realizza- 
tori, nonché ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, 
anche regionale, impresa o persona che ne sia in possesso, documenti, 
informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori pubblici, in corso 
o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli affi- 
damenti dei lavori; anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia 
interesse, può disporre ispezioni, avvalendosi del Servizio ispettivo 
di cui al comma 10 e della collaborazione di altri organi dello Stato; 
può disporre perizie ed analisi economiche e statistiche nonché la 
consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini 
dell’istruttoria. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti 
le imprese oggetto di istruttoria da parte dell’Autorità sono tutelati, 
sino alla conclusione dell’istruttoria medesima, dal segreto di ufficio 
anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. I funzionari del- 
l'Autorità, nell’esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. 
Essi sono vincolati dal segreto d’ufficio. 
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7. Con provvedimento dell’Autorità, i soggetti ai quali è richiesto 
di fornire gli elementi di cui al comma 6 sono sottoposti alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 50 milioni 
se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le 
informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione ammini- 
strativa del pagamento di una somma fino a lire 100 milioni se forni- 
scono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. L’entità 
delle sanzioni è proporzionata all’importo contrattuale dei lavori cui 
le informazioni si riferiscono. Sono fatte salve le diverse sanzioni pre- 
viste dalle norme vigenti. I provvedimenti dell’Autorità devono preve- 
dere il termine di pagamento della sanzione e avverso di essi è 
ammesso ricorso al giudice amministrativo in sede di giurisdizione 
esclusiva da proporre entro trenta giorni dalla data di ricezione dei 
provvedimenti medesimi. La riscossione della sanzione avviene 
mediante ruoli. 


8. Qualora i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di 
cui al comma 6 appartengano alle pubbliche amministrazioni, si 
applicano le sanzioni disciplinari previste dall’ordinamento per gli 
impiegati dello Stato. 


9. Qualora accerti l’esistenza di irregolarità, l'Autorità trasmette 
gli atti ed i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità 
hanno rilevanza penale, agli organi giurisdizionali competenti. Qua- 
lora l'Autorità accerti che dalla realizzazione dei lavori pubblici 
derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono tra- 
smessi anche ai soggetti interessati e alla Procura generale della Corte 
dei conti. 


10. Alle dipendenze dell’Autorità sono costituiti ed operano: 
a) la Segreteria tecnica; 
b) il Servizio ispettivo; 
c) l'Osservatorio dei lavori pubblici. 


10-bis. Il Servizio ispettivo svolge accertamenti ed indagini ispet- 
tive nelle materie di competenza dell’Autorità; informa, altresì, gli 
organi amministrativi competenti sulle eventuali responsabilità 
riscontrate a carico di amministratori, di pubblici dipendenti, di liberi 
professionisti e di imprese. Il Ministro dei lavori pubblici, di intesa 
con l’Autorità, può avvalersi del Servizio ispettivo per l’attivazione 
dei compiti di controllo spettanti all'’amministrazione. 


10-ter. Al Servizio ispettivo è preposto un dirigente generale di 
livello C ed esso è composto da non più di 125 unità appartenenti alla 
professionalità amministrativa e tecnica, di cui 25 con qualifica non 
inferiore a quella dirigenziale. 


10-quater. Sono fatte salve le competenze del Nucleo tecnico di 
valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all’art. 3, 
comma ‘5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430. 


10-quinquies. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della program- 
mazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, 
le occorrenti variazioni di bilancio, ivi compreso il trasferimento delle 
risorse dal centro di responsabilità Ispettorato tecnico» dello stato di 
previsione del Ministero dei lavori pubblici all’apposito centro di 
responsabilità dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri. 

11. (Soppresso). 

12. (Soppresso). 

13. (Soppresso). 


14. L'Osservatorio dei lavori pubblici è articolato in una sezione 
centrale ed in sezioni regionali aventi sede presso le Regioni e le Pro- 
vince autonome. I modi e i protocolli della articolazione regionale 
sono definiti dall'Autorità di concerto con la Conferenza permanente 
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento 
e Bolzano. 


15. L'Osservatorio dei lavori pubblici opera mediante procedure 
informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso 
collegamento con gli analoghi sistemi della Ragioneria generale dello 
Stato, dei Ministeri interessati, dell’Istituto nazionale di statistica 
(ISTAT), dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), del- 
l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro 
(INAIL), delle regioni, dell’Unione province d’Italia (UPI), dell’Asso- 
ciazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle camere di commer- 
cio, industria, artigianato e agricoltura e delle casse edili. 
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16. La sezione centrale dell’Osservatorio dei lavori pubblici 
svolge i seguenti compiti: 

a) provvede alla raccolta ed alla elaborazione dei dati infor- 
mativi concernenti i lavori pubblici su tutto il territorio nazionale e, 
in particolare, di quelli concernenti i bandi e gli avvisi di gara; le 
aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l’impiego 
della mano d’opera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli sco- 
stamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le 
modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni; 


b) determina annualmente costi standardizzati per tipo di 
lavoro in relazione alle specifiche aree territoriali, facendone oggetto 
di una specifica pubblicazione; 


c) pubblica semestralmente i programmi triennali dei lavori 
pubblici predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché l’e- 
lenco dei lavori pubblici affidati; 


d) promuove la realizzazione di un collegamento informatico 
con le amministrazioni aggiudicatrici, gli altri enti aggiudicatori o 
realizzatori, nonché con le regioni, al fine di acquisire informazioni 
in tempo reale sui lavori pubblici; 


e) garantisce l’accesso generalizzato, anche per via informa- 
tica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni; 

f) adempie agli oneri di pubblicità e di conoscibilità richiesti 
dall’Autorità; 

g) favorisce la formazione di archivi di settore, in particolare 
in materia contrattuale, e la formulazione di tipologie unitarie da 
mettere a disposizione delle amministrazioni interessate. 


16-bis. In relazione alle attività, agli aspetti e alle componenti 
peculiari dei lavori concernenti i beni sottoposti alle disposizioni 
della legge 1 giugno 1939, n. 1089, i compiti di cui alle lettere a) e d) 
del comma 16 sono svolti dalla sezione centrale dell’Osservatorio dei 
lavori pubblici, su comunicazione del soprintendente per i beni 
ambientali e architettonici avente sede nel capoluogo di regione, da 
effettuarsi per il tramite della sezione regionale dell’Osservatorio. 


17. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori 
o realizzatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio dei lavori 
pubblici, per lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, 
entro trenta giorni dalla data del verbale di gara o di definizione della 
trattativa privata, i dati concernenti la denominazione dei lavori, il 
contenuto dei bandi e dei verbali di gara, i soggetti invitati, l’importo 
di aggiudicazione, il nominativo dell’aggiudicatario o dell’affidatario 
e del progettista e, entro sessanta giorni dalla data del loro compi- 
mento ed effettuazione, l’inizio, gli stati di avanzamento e l’ultima- 
zione dei lavori, l’effettuazione del collaudo, l’importo finale del 
lavoro. Per gli appalti di importo inferiore ai 500.000 euro non è neces- 
saria la comunicazione dell'emissione degli stati di avanzamento. Il sog- 
getto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti 
è sottoposto, con provvedimento dell’Autorità, alla sanzione ammini- 
strativa del pagamento di una somma fino a lire 50 milioni. La san- 
zione è elevata fino a lire 100 milioni se sono forniti dati non veritieri. 


18. I dati di cui al comma 17, relativi ai lavori di interesse regio- 
nale, provinciale e comunale, sono comunicati alle sezioni regionali 
dell’Osservatorio dei lavori pubblici che li trasmettono alla sezione 
centrale.» 


«Art. 8 (Qualificazione). — AI fine di assicurare il consegui- 
mento degli obiettivi di cui all’art. 1, comma I, i soggetti esecutori a 
qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati ed impron- 
tare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e 
della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i 
sistemi di qualità aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sot- 
toposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente. 


2. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell’art. 17, 
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei 
lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio 
e dell’artigianato e con il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito 
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo parere delle com- 
petenti Commissioni parlamentari, è istituito, tenendo conto della norma- 
tiva vigente in materia, un sistema di qualificazione, unico per tutti gli ese- 
cutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di cui all’art. 2, comma 1, di 
importo superiore a 150.000 euro, articolato in rapporto alle tipologie ed 
all’importo dei lavori stessi. 


3. Il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto 
privato di attestazione, appositamente autorizzati dall’Autorità di 
cui all’art. 4, sentita un’apposita commissione consultiva istituita 
presso l’Autorità medesima. Alle spese di finanziamento della com- 
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missione consultiva si provvede a carico del bilancio dell’Autorità, 
nei limiti delle risorse disponibili. Agli organismi di attestazione è 
demandato il compito di attestare l’esistenza nei soggetti qualifi- 
cati di: 

a) certificazione di sistema di qualità conforme alle norme 
europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazio- 
nale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee 
della serie UNI CEI EN 45000; 


b) dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra 
loro correlati del sistema di qualità rilasciata dai soggetti di cui alla 
lettera a); 


c) requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed 
economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in mate- 
ria di qualificazione. 


4. Il regolamento di cui al comma 2 definisce in particolare: 


a) il numero e le modalità di nomina dei componenti la com- 
missione consultiva di cui al comma 3, che deve essere composta da 
rappresentanti delle amministrazioni interessate dello Stato, anche 
ad ordinamento autonomo, della Conferenza dei presidenti delle 
regioni e delle province autonome, delle organizzazioni imprendito- 
riali firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e 
degli organismi di rappresentanza dei lavoratori interessati; 


b) le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale revoca 
nei confronti degli organismi di attestazione, nonché i requisiti sogget- 
tivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi devono 
possedere; 

c) le modalità di attestazione dell’esistenza nei soggetti qualifi- 
cati della certificazione del sistema di qualità, o della dichiarazione 
della presenza di elementi del sistema di qualità, di cui al comma 3, 
lettere a) e b), e dei requisiti di cui al comma 3, lettera c), nonché le 
modalità per l’eventuale verifica annuale dei predetti requisiti relati- 
vamente ai dati di bilancio; 

d) i requisiti di ordine generale ed i requisiti tecnico-organiz- 
zativi ed economico-finanziari di cui al comma 3, lettera c), con le 
relative misure in rapporto all’entità e alla tipologia dei lavori, tenuto 
conto di quanto disposto in attuazione dell’art. 9, commi 2 e 3. Vanno 
definiti, tra i suddetti requisiti, anche quelli relativi alla regolarità 
contributiva e contrattuale, ivi compresi i versamenti alle casse edili; 


e) la facoltà ed il successivo obbligo per le stazioni appaltanti, gra- 
duati in un periodo non superiore a cinque anni ed in rapporto alla tipolo- 
gia dei lavori nonché agli oggetti dei contratti, di richiedere il possesso 
della certificazione del sistema di qualità o della dichiarazione della pre- 
senza di elementi del sistema di qualità di cui al comma 3, lettere a) e b). 
La facoltà ed il successivo obbligo per le stazioni appaltanti di richiedere 
la certificazione di qualità non potranno comunque essere previsti per 
lavori di importo inferiore a 500.000 ecu; 


£) i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili all’at- 
tività di qualificazione; 

g) le modalità di verifica della qualificazione. Fatto salvo quanto 
specificatamente previsto con riferimento alla qualificazione relativa 
alla categoria dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e 
delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni 
di tutela del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia 
di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 
1999, n. 490, ottenute antecedentemente alla data di entrata in vigore 
del regolamento di cui al comma 11-sexies ovvero nelle more dell'effica- 
cia dello stesso, la durata dell'efficacia della qualificazione è di cinque 
anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di 
ordine generale nonché dei requisiti di capacità strutturale da indicare 
nel regolamento. La verifica di mantenimento sarà tariffata proporzio- 
nalmente alla tariffa di attestazione in misura non superiore ai 3/5 della 
stessa. La durata dell'efficacia della qualificazione relativa alla catego- 
ria dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici 
decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela di 
cui al citato testo unico ottenuta antecedentemente alla data di entrata 
in vigore del regolamento di cui al comma 11-sexies ovvero nelle more 
dell'efficacia dello stesso, è di tre anni, fatta salva la verifica in ordine 
al possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di ordine spe- 
ciale individuati dal suddetto regolamento; 

h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti che 
hanno conseguito la qualificazione di cui al comma 3; tali elenchi 
sono redatti e conservati presso l’Autorità, che ne assicura la pubbli- 
cità per il tramite dell’Osservatorio dei lavori pubblici di cui all’art. 4. 


5. (Abrogato). 
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6. Il regolamento di cui al comma 2 disciplina le modalità dell’e- 
sercizio, da parte dell’ispettorato generale per l'Albo nazionale dei 
costruttori e per i contratti di cui al sesto comma dell’art. 6 della 
legge 10 febbraio 1962, n. 57, delle competenze già attribuite al pre- 
detto ufficio e non soppresse ai sensi del presente articolo. 


7. Fino al 31 dicembre 1999, il Comitato centrale dell’Albo nazio- 
nale dei costruttori dispone la sospensione da tre a sei mesi dalla par- 
tecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici nei casi 
previsti dall’art. 24, primo comma, della direttiva 93/37/CEE del 
Consiglio del 14 giugno 1993. Resta fermo quanto previsto dalla 
vigente disciplina antimafia ed in materia di misure di prevenzione. 
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo, 
sono abrogate le norme incompatibili relative alla sospensione e alla 
cancellazione dall’Albo di cui alla legge 10 febbraio 1962, n 57, e sono 
inefficaci i procedimenti iniziati in base alla normativa previgente. A 
decorrere dal 1 gennaio 2000, all’esclusione dalla partecipazione alle 
procedure di affidamento di lavori pubblici provvedono direttamente 
le stazioni appaltanti, sulla base dei medesimi criteri. 


8. A decorrere dal 1° gennaio 2000, i lavori pubblici possono 
essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi dei 
commi 2 e 3 del presente articolo, e non esclusi ai sensi del comma 7 
del presente articolo. Con effetto dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, è vietata, per l’affidamento di lavori pubblici, l’utiliz- 
zazione degli albi speciali o di fiducia predisposti dai soggetti di cui 
all'art. 2. 


9. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di 
cui al comma 2 e sino al 31 dicembre 1999, l’esistenza dei requisiti di 
cui alla lettera c) del comma 3 è accertata in base al certificato di 
iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori per le imprese nazionali 
o, per le imprese dei Paesi appartenenti alla Comunità europea, in 
base alla certificazione, prodotta secondo le normative vigenti nei 
rispettivi Paesi, del possesso dei requisiti prescritti per la partecipa- 
zione delle imprese italiane alle gare. 


10. A decorrere dal 1° gennaio 2000, è abrogata la legge 10 feb- 
braio 1962, n. 57. Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 
19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni. 


11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui 
al comma 3 dell’art. 9 e fino al 31 dicembre 1999, ai fini della parteci- 
pazione alle procedure di affidamento e di aggiudicazione dei lavori 
pubblici di cui alla presente legge, l’iscrizione all'Albo nazionale dei 
costruttori avviene ai sensi della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e suc- 
cessive modificazioni e integrazioni, e della legge 15 novembre 1986, 
n. 768, e sulla base dei requisiti di iscrizione come rideterminati ai 
sensi del medesimo comma 3 dell’art. 9. 


11-bis. Le imprese dei Paesi appartenenti all’ Unione europea par- 
tecipano alle procedure per l’affidamento di appalti di lavori pubblici 
in base alla documentazione, prodotta secondo le normative vigenti 
nei rispettivi Paesi, del possesso di tutti i requisiti prescritti per la par- 
tecipazione delle imprese italiane alle gare. 


11-ter. Il regolamento di cui all’art. 3, comma 2, stabilisce gli 
specifici requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che 
devono possedere i candidati ad una concessione di lavori pubblici 
che non intendano eseguire i lavori con la propria organizzazione di 
impresa. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento 
i requisiti e le relative misure sono stabiliti dalle amministrazioni 
aggiudicatrici. 

1l-quater. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi 
accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 
45000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme 
europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della 
presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, 
usufruiscono dei seguenti benefici: 


a) la cauzione e la garanzia fidejussoria previste, rispettiva- 
mente, dal comma 1 e dal comma 2 dell’art. 30 della presente legge, 
sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento; 


b) nei casi di appalto concorso le stazioni appaltanti prendono 
in considerazione la certificazione del sistema di qualità, ovvero la 
dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro corre- 
lati di tale sistema, in aggiunta agli elementi variabili di cui al comma 
2 dell’art. 21 della presente legge. 


1l-quinquies. Il regolamento di cui al comma 2 stabilisce quali 
requisiti di ordine generale, organizzativo e tecnico debbano posse- 
dere le imprese per essere affidatarie di lavori pubblici di importo 
inferiore a 150.000 ecu. 
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1l-sexies. Per le attività di restauro e manutenzione dei beni 
mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, il Ministro 
per i beni culturali e ambientali, sentito il Ministro dei lavori pub- 
blici, provvede a stabilire i requisiti di qualificazione dei soggetti ese- 
cutori dei lavori. Ulteriore modifica all’art. 8: Art. 2, comma 2, della 
Merloni-Ter»: Il regolamento di cui all’art. 8, comma 2, della legge 
n. 109, è emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della 
presente legge. E facoltà dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, indivi 
duare, quale ulteriore requisito dei soggetti esecutori dei lavori di cui al 
presente comma, l'avvenuta esecuzione di lavori nello specifico settore 
cui si riferisce l'intervento. Ai fini della comprova del requisito relativo 
all'esecuzione di lavori nello specifico settore cui si riferisce l’intervento, 
potranno essere utilizzati unicamente i lavori direttamente ed effettiva- 
mente realizzati dal soggetto esecutore, anche per effetto di cottimi e 
subaffidamenti. 


11-septies Nel caso di forniture e servizi, i lavori, ancorché acces- 
sori e di rilievo economico inferiore al 50 per cento, devono essere ese- 
guiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi del presente arti- 
colo». 


«Art. 12 (Consorzi stabili). — 1. Si intendono per consorzi stabili 
quelli, in possesso, a norma dell’art. 11, dei requisiti previsti dagli 
articoli 8 e 9, formati da non meno di tre consorziati che, con deci- 
sione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di 
operare in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici, per un 
periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine 
una comune struttura di impresa. 


2. Il regolamento detta le norme per l’iscrizione fino al 31 dicem- 
bre 1999 dei consorzi stabili all’Albo nazionale dei costruttori. Il 
medesimo regolamento stabilisce altresì le condizioni ed i limiti alla 
facoltà del consorzio di eseguire i lavori anche tramite affidamento 
ai consorziati fatta salva la responsabilità solidale degli stessi nei con- 
fronti del soggetto appaltante o concedente; stabilisce inoltre i criteri 
di attribuzione ai consorziati dei requisiti economico-finanziari e tec- 
nico-organizzativi maturati a favore del consorzio in caso di sciogli- 
mento dello stesso, purché ciò avvenga non oltre sei anni dalla data 
di costituzione. 


3. Il regolamento di cui all’art. 8 comma 2, detta le norme per 
l’applicazione del sistema di qualificazione di cui al medesimo art. 8 
ai consorzi stabili e ai partecipanti ai consorzi medesimi. 


4. Ai consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili, le 
disposizioni di cui al capo II del titolo X del libro quinto del codice 
civile, nonché l’art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modifi- 
cato dall’art. 34 della presente legge. 


5. È vietata la partecipazione alla medesima procedura di affida- 
mento dei lavori pubblici del consorzio stabile e dei consorziati. In 
caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice 
penale. E vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. 


6. Tutti gli atti relativi ai consorzi di cui al comma I, previsti 
all’art. 4 della parte 1 della tariffa allegata al testo unico delle dispo- 
sizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modi- 
ficazioni, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali 
in misura fissa. Non è dovuta la tassa sulle concessioni governative 
posta a carico delle società ai sensi dell’art. 3, commi 18 e 19, del 
decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni. 


7. Le plusvalenze derivanti da conferimenti di beni effettuati 
negli enti di cui al comma 1 non sono soggette alle imposte sui red- 
diti. 

8. I benefici di cui ai commi 6 e 7 si applicano fino al 31 dicem- 
bre 1997. 


8-bis.Ai fini della partecipazione del consorzio stabile alle gare per 
l'affidamento di lavori, la somma delle cifre d'affari in lavori realizzate 
da ciascuna impresa consorziata, nel quinquennio antecedente la data 
di pubblicazione del bando di gara, è incrementata di una percentuale 
della somma stessa. Tale percentuale è pari al 20 per cento nel primo 
anno; al 15 per cento nel secondo anno; al 10 per cento nel terzo anno 
fino al compimento del quinquennio. 


8-ter. Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni 
possedute dalle singole imprese consorziate. La qualificazione è acqui- 
sita con riferimento ad una determinata categoria di opera generale o 
specializzata per la classifica corrispondente alla somma di quelle pos- 
sedute dalle imprese consorziate. Per la qualificazione alla classifica di 
importo illimitato, è in ogni caso necessario che almeno una tra le 


imprese consorziate già possieda tale qualificazione ovvero che tra le 
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imprese consorziate ve ne sia almeno una con qualificazione per classi- 
fica VII ed almeno due con classifica V o superiore, ovvero che tra le 
imprese consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione per classi- 
fica VI. Per la qualificazione per prestazioni di progettazione e costru- 
zione, nonché per la fruizione dei meccanismi premiali di cui all'art. 8, 
comma 4, lettera e), è in ogni caso sufficiente che i corrispondenti requi- 
siti siano posseduti da almeno una delle imprese consorziate. Qualora 
la somma delle classifiche delle imprese consorziate non coincida con 
una delle classifiche di cui all'art. 3 del regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, la qualificazione 
è acquisita nella classifica immediatamente inferiore o in quella imme- 
diatamente superiore alla somma delle classifiche possedute dalle 
imprese consorziate, a seconda che tale somma si collochi rispettiva- 
mente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della metà dell'intervallo 
tra le due classifiche.» 


«Art. 13 (Riunione di concorrenti). — 1. La partecipazione alle 
procedure di affidamento delle associazioni temporanee e dei con- 
sorzi di cui all’art. 10, comma I, lettere d) ed e), è ammessa a condi- 
zione che il mandatario o il capogruppo nonché gli altri partecipanti, 
siano già in possesso dei requisiti di qualificazione, accertati e atte- 
stati ai sensi dell’art. 8, per la quota percentuale indicata nel regola- 
mento di cui al medesimo art. 3, comma 2, per ciascuno di essi in 
conformità a quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri 10 gennaio 1991 n. 55. 


2. L’offerta dei concorrenti associati o dei consorziati di cui al 
comma 1 determina la loro responsabilità solidale nei confronti del- 
l’amministrazione. Per gli assuntori di lavori scorporabili la responsa- 
bilità è limitata all’esecuzione dei lavori di rispettiva competenza, 
ferma restando la responsabilità solidale del mandatario o del capo- 
gruppo. 

3. Per le associazioni temporanee di tipo verticale, i requisiti di 
cui agli articoli 8 e 9, sempre che siano frazionabili, devono essere 
posseduti dal mandatario o capogruppo per i lavori della categoria 
prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun 
mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo della cate- 
goria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il 
concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente 
ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprese 
riunite in associazione ai sensi del comma 1. 


4. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di 
un’associazione temporanea o consorzio di cui all’art. 10 comma 1, 
lettere d) ed e) ovvero di partecipare alla gara anche in forma indivi- 
duale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione 
o consorzio. I consorzi di cui all’art. 10, comma I, lettere b) e c), 
sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il con- 
sorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qual- 
siasi altra forma, alla medesima gara. 


5. È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di 
cui all’art. 10, comma 1, lettere 4) ed e), anche se non ancora costi- 
tuiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese 
che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e contenere l’impe- 
gno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese confe- 
riranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di 
esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come capogruppo, la 
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle man- 
danti. 


5-bis. È vietata l'associazione in partecipazione. È vietata qual- 
siasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee 
e dei consorzi di cui all’art. 10, comma I, lettere d) ed e), rispetto a 
quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. 


6. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 5 comporta l’annul- 
lamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l’esclu- 
sione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio di cui al 
comma l concomitanti o successivi alle procedure di affidamento 
relative ai medesimi lavori. 


7. Qualora nell’oggetto dell'appalto o della concessione rien- 
trino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari 
lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante 
complessità tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali, e qua- 
lora una o più di tali opere superi altresì in valore il 15 per cento del- 
l’importo totale dei lavori, esse non possono essere affidate in subap- 
palto e sono eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari. In tali 
casi, i soggetti che non siano in grado di realizzare le predette compo- 
nenti sono tenuti a costituire, ai sensi del presente articolo, associa- 
zioni temporanee di tipo verticale, disciplinate dal regolamento che 
definisce altresì l’elenco delle opere di cui al presente comma. Per le 
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medesime speciali categorie di lavori, che siano indicate nel bando di 
gara, il subappalto, ove consentito, non può essere artificiosamente sud- 
diviso în più contratti. 

8. Per associazione temporanea di tipo verticale si intende una 
riunione di concorrenti di cui all’art. 10, comma 1, lettera d), nell’am- 
bito della quale uno di essi realizza i lavori della o delle categorie pre- 
valenti; per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti 
alla o alle categorie prevalenti e così definiti nel bando di gara, assu- 
mibili da uno dei mandanti». 


«Art. 14 (Programmazione dei lavori pubblici). — 1. L’attività di 
realizzazione dei lavori di cui alla presente legge di singolo importo 
superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma trien- 
nale e di suoi aggiornamenti annuali che i soggetti di cui all’art. 2, 
comma 2, lettera a), predispongono ed approvano, nel rispetto dei 
documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e 
della normativa urbanistica, unitamente all’elenco dei lavori da rea- 
lizzare nell’anno stesso. 


2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi 
di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni 
che i soggetti di cui al comma 1 predispongono nell’esercizio delle 
loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di con- 
certo con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prio- 
ritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento 
dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, 
gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e contengono l’analisi 
dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti 
storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue compo- 
nenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e 
tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano 
con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realiz- 
zazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscetti- 
bili di gestione economica. Lo schema di programma triennale e i 
suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro 
approvazione, mediante affissione nella sede dei soggetti di cui 
all’art. 2, comma 2, lettera a), per almeno sessanta giorni consecutivi. 


3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nel- 
l'ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di 
manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento 
dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi 
per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato 
maggioritario; 


4. Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili 
pubblici che, al fine di quanto previsto all’art. 19, comma 5-ter, pos- 
sono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di 
superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati 
e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza storico- 
artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale e ne viene acqui- 
sita la documentazione catastale e ipotecaria. 


5. I soggetti di cui al comma 1 nel dare attuazione ai lavori pre- 
cate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o 
calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposi- 
zioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi 
adottati a livello statale o regionale. 


6. L’inclusione di un lavoro nell’elenco annuale di cui al comma 
1 è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, 
alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di 
importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione 
della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell’art. 16, salvo 
che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l’indicazione 
degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi. 


7. Un lavoro può essere inserito nell’elenco annuale, limitata- 
mente ad uno o più lotti, purché con riferimento all’intero lavoro sia 
stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state 
quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realiz- 
zazione dell’intero lavoro. In ogni caso l’amministrazione nomina, 
nell’ambito del personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a certi- 
ficare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto. 


8.I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell’elenco 
annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o 
adottati. Ove gli enti locali siano sprovvisti di tali strumenti urbani- 
stici, decorso inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla 
normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione medesima, 
gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione 
dello Stato in materia di lavori pubblici. Per motivate ragioni di pub- 
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blico interesse si applicano le disposizioni dell’art. 1, commi quarto e 
quinto, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni, e 
dell’art. 27, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142. 


9. L’elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudica- 
trici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui 
costituisce parte integrante, e deve contenere l’indicazione dei mezzi 
finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, 
ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle 
regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati nei 
rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili ai sensi del- 
l’art.3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive 
modificazioni. Un lavoro non inserito nell’elenco annuale può essere 
realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non 
utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell’amministrazione 
al momento della formazione dell’elenco, fatta eccezione per le 
risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d’asta o di economie. Agli 
enti locali territoriali si applicano le disposizioni previste dal decreto 
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni ed inte- 
grazioni. 

10. I lavori non ricompresi nell’elenco annuale o non ricadenti 
nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, non possono rice- 
vere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche ammini- 
strazioni. 


11. I soggetti di cui al comma I sono tenuti ad adottare il pro- 
gramma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli 
schemi tipo, che sono definiti con decreto del Ministro dei lavori pub- 
blici. I programmi e gli elenchi sono trasmessi all'Osservatorio dei 
lavori pubblici che ne dà pubblicità, ad eccezione di quelli provenienti 
dal Ministero della difesa. I programmi triennali e gli aggiornamenti 
annuali, fatta eccezione per quelli predisposti dagli enti e da ammini- 
strazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono altresì trasmessi 
al Cipe, per la verifica della loro compatibilità con i documenti pro- 
grammatori vigenti. 


12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 10 si applicano a far 
data dal primo esercizio finanziario successivo alla pubblicazione del 
decreto di cui al comma 11, ovvero dal secondo qualora il decreto 
sia emanato nel secondo semestre dell’anno. 


13. L'approvazione del progetto definitivo da parte di una ammi- 
nistrazione aggiudicatrice equivale a dichiarazione di pubblica utilità, 
indifferibilità ed urgenza dei lavori». 


«Art. 16 (Attività di progettazione). — 1. La progettazione si 
articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, 
e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi appro- 
fondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo 
da assicurare: 


a) la qualità dell’opera e la rispondenza alle finalità relative; 
b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche; 


c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal qua- 
dro normativo nazionale e comunitario. 


2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici con- 
tenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i pro- 
getti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento 
nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipolo- 
gia ed alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni 
di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede a integrarle 
ovvero a modificarle. 


3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e 
funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle 
specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustra- 
tiva delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla 
valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento 
ai profili ambientali e all’utilizzo dei materiali provenienti dalle atti- 
vità di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tec- 
nica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssi- 
mazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, 
nonché in schemi grafici per l’individuazione delle caratteristiche 
dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche 
dei lavori da realizzare; il progetto preliminare dovrà inoltre consen- 
tire l'avvio della procedura espropriativa. 


3-bis. Con riferimento ai lavori di restauro e manutenzione di beni 
mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle 
disposizioni di tutela di cui al testo unico delle disposizioni legislative 
in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 
29 ottobre 1999, n. 490, il progetto preliminare dell'intervento deve 
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ricomprendere una scheda tecnica redatta e sottoscritta da un soggetto 
con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente nor- 
mativa e finalizzata alla puntuale individuazione delle caratteristiche 
del bene vincolato e dell'intervento da realizzare. 


4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da rea- 
lizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indi- 
rizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene 
tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autoriz- 
zazioni ed approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva 
dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristi- 
che dei materiali prescelti e dell’inserimento delle opere sul territorio; 
nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali 
nelle opportune scale descrittive delle principali caratteristiche delle 
opere, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per 
l’individuazione del tipo di fondazione; negli studi ed indagini preli- 
minari occorrenti con riguardo alla natura ed alle caratteristiche del- 
l’opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un 
disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed econo- 
mici previsti in progetto nonché in un computo metrico estimativo. 
Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, 
idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i son- 
daggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli pre- 
liminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo 
metrico estimativo. 


5. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto defini- 
tivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo 
costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale 
da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, 
qualità, dimensione e prezzo. In particolare il progetto è costituito 
dall’insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli 
impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli 
eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, 
prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall’e- 
lenco dei prezzi unitari. Esso è redatto sulla base degli studi e delle 
indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi 
ed indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che 
risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misura- 
zioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. 
Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato da apposito piano 
di manutenzione dell’opera e delle sue parti da redigersi nei termini, 
con le modalità, i contenuti, i tempi e la gradualità stabiliti dal rego- 
lamento di cui all’art. 3. 


6. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell’opera, il 
regolamento di cui all’art. 3, con riferimento alle categorie di lavori 
e alle tipologie di intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione 
e di manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica 
tecnica dei vari livelli di progettazione. 


7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, 
alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi, 
gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordi- 
namento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del 
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, gli oneri relativi alle presta- 
zioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi neces- 
sari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi 
compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, col- 
laudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico 
agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli 
stati di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni 
aggiudicatrici, nonché degli altri enti aggiudicatori o realizzatori. 


8. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento 
della esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseri- 
scono, con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai 
problemi della accessibilità e della manutenzione degli impianti e dei 
servizi a rete. 


9. L’accesso per l’espletamento delle indagini e delle ricerche 
necessarie all’attività di progettazione è autorizzato dal sindaco del 
comune in cui i lavori sono localizzati ovvero dal prefetto in caso di 
opere statali». 


«Art. 17 (Effettuazione delle attività di progettazione, direzione 
dei lavori, e accessorie). — 1. Le prestazioni relative alla progetta- 
zione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei 
lavori ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle atti- 
vità del responsabile unico del procedimento e del dirigente compe- 
tente alla formazione del programma triennale di cui all’art. 14, sono 
espletate: 


a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti; 
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b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei 
lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità mon- 
tane, le unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione 
e gli enti di bonifica possono costituire con le modalità di cui agli 
articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive 
modificazioni; 


c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le 
singole amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi per legge; 


d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di 
cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, 
ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla 
manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architetto- 
nici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi 
della vigente normativa; 

e) dalle società di professionisti di cui al comma 6, lettera a); 

f) dalle società di ingegneria di cui al comma 6, lettera b); 


‘) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui 
alle lettere d), e) ed f), ai quali si applicano le disposizioni di cui 
all’art. 13 in quanto compatibili. 

g-bis) da consorzi stabili di società di professionisti di cui al 
comma 6, lettera a) e di società di ingegneria di cui al comma 6, lettera 
b) anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che 
abbiano operato congiuntamente nel settore dei servizi di ingegneria e 
architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni e che 
abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del 
comma 1 dell'art. 12 della presente legge. E vietata la partecipazione a 
più di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per l’af- 
fidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative 
ad essa connesse, il fatturato globale in servizi di ingegneria e architet- 
tura realizzato da ciascuna società consorziata nel quinquennio o nel 
decennio precedente è incrementato secondo quanto stabilito dall'art. 12, 
comma 8-bis, della presente legge; ai consorzi stabili di società di pro- 
fessionisti e di società di ingegneria si applicano altresì le disposizioni 
di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del predetto art. 12. 
2.I progetti redatti dai soggetti di cui al comma I, lettere a), b) e 
c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all’eser- 
cizio della professione. I tecnici diplomati, in assenza dell’abilita- 
zione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti 
professionali, qualora siano in servizio presso l’amministrazione 
aggiudicatrice, ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso 
un’altra amministrazione aggiudicatrice da almeno cinque anni e 
risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico ed abbiano 
svolto o collaborato ad attività di progettazione. 


3. Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipula- 
zione, a carico delle amministrazioni aggiudicatrici, di polizze assicu- 
rative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei 
dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento 
della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei 
soggetti stessi. 


4. La redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, 
nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse 
alla progettazione, in caso di carenza in organico di personale tecnico 
nelle stazioni appaltanti, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi 
della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, 
ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza archi- 
tettonica o ambientale, o in caso di necessità di predisporre progetti 
integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedono l’apporto 
di una pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e cer- 
tificati dal responsabile del procedimento, possono essere affidati ai 
soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g). 


5. Il regolamento dei lavori per l’attività del Genio militare di cui 
all’art. 3, comma 7-bis, indica i soggetti abilitati alla firma dei pro- 
getti. 


6. Si intendono per: 


a) società di professionisti le società costituite esclusivamente 
tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordina- 
menti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi 
II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella 
forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro 
quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, 
consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di con- 
gruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I soci delle 
società agli effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che 
svolgono l’attività in forma associata ai sensi dell’art. 1 della legge 
23 novembre 1939, n. 1815. Ai corrispettivi delle società si applica il 
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contributo integrativo previsto dalle norme che disciplinano le rispet- 
tive Casse di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del pro- 
getto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo 
professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle 
rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e regolamenti vigenti; 


b) società di ingegneria le società di capitali di cui ai capi V, 
VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, che eseguono 
studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei 
lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto 
ambientale. Ai corrispettivi relativi alle predette attività professionali 
si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legi- 
slative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun fir- 
matario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria 
al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro 
quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regola- 
menti vigenti. 


7.Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi e tecnici che 
devono possedere le società di cui al comma 6 del presente articolo. 
Fino all’entrata in vigore del regolamento, le società di cui al predetto 
comma 6, lettera 5), devono disporre di uno o più direttori tecnici, 
aventi titolo professionale di ingegnere o di architetto o laureato in 
una disciplina tecnica attinente alla attività prevalente svolta dalla 
società, iscritti al relativo albo da almeno dieci anni con funzioni di 
collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici della società, 
di collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici inca- 
ricati della progettazione, in relazione alle quali controfirmano gli 
elaborati. 


8. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affida- 
tario dell’incarico di cui ai commi 4 e 14, lo stesso deve essere esple- 
tato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti 
ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativa- 
mente indicati già in sede di presentazione dell’offerta, con la specifi- 
cazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre 
essere indicata, sempre nell’offerta, la persona fisica incaricata del- 
l'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il regolamento 
definisce le modalità per promuovere la presenza anche di giovani 
professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi per l’aggiudicazione. 
All'atto dell'affidamento dell’incarico deve essere dimostrata la regola- 
rità contributiva del soggetto affidatario. 


9. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono parte- 
cipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli 
eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta 
attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori 
pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto con- 
trollato, controllante o collegato all’affidatario di incarichi di proget- 
tazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano 
con riferimento a quanto previsto dall’art. 2359 del codice civile. I 
divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell’affida- 
tario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgi- 
mento dell’incarico ed ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di 
attività di supporto alla progettazione ed ai loro dipendenti. 


10. Per l'affidamento di incarichi di progettazione di importo pari o 
superiore alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria in 
materia di appalti pubblici di servizi, si applicano le disposizioni di cui 
al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, 
ovvero, per i soggetti tenuti all'applicazione del decreto legislativo 
17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, le disposizioni ivi pre- 
viste. 


11. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo 
stimato sia compreso tra 100.000 euro e la soglia di applicazione della 
disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, il regola- 
mento disciplina le modalità di aggiudicazione che le stazioni appaltanti 
devono rispettare, in alternativa alla procedura del pubblico incanto, in 
modo che sia assicurata adeguata pubblicità agli stessi e siano contem- 
perati i princìpi generali della trasparenza e del buon andamento con l’e- 
sigenza di garantire la proporzionalità tra le modalità procedurali e il 
corrispettivo dell'incarico. 


12. Per l'affidamento di incarichi di progettazione ovvero della 
direzione dei lavori il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro 
le stazioni appaltanti per il tramite del responsabile del procedimento 
possono procedere all'affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere 
d), e), f) e g), di loro fiducia, previa verifica dell'esperienza e della capa- 
cità professionale degli stessi e con motivazione della scelta in relazione 


al progetto da affidare; 
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12-bis. Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corre- 
sponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione 
e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all’otteni- 
mento del finanziamento dell’opera progettata. Nella convenzione sti- 
pulata fra stazione appaltante e progettista incaricato sono previste 
le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con rife- 
rimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 
1949, n. 143, e successive modificazioni. Ai fini dell’individuazione 
dell’importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, 
ivi compresa la direzione dei lavori qualora si intenda affidarla allo 
stesso progettista esterno. 


D-ter. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, determina, con proprio decreto, le tabelle 
dei corrispettivi delle attività che possono essere espletate dai soggetti 
di cui al comma 1 del presente articolo, tenendo conto delle tariffe previ- 
ste per le categorie professionali interessate. I corrispettivi sono minimi 
inderogabili ai sensi dell'ultimo comma dell'art. unico della legge 
4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall'art. unico della legge 5 maggio 
1976, n. 340. Ogni patto contrario è nullo. Fino all'emanazione del 
decreto continua ad applicarsi quanto previsto nel decreto del Ministro 
della giustizia del 4 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 96 del 26 aprile 2001. 


13. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di 
particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, sto- 
rico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appal- 
tanti valutano in via prioritaria l'opportunità di applicare la proce- 
dura del concorso di progettazione o del concorso di idee. A tali con- 
corsi si applicano le disposizioni in materia di pubblicità previste dai 
commi 10 e 12. 


14. Nel caso di affidamento di incarichi di progettazione ai sensi 
del comma 4, l’attività di direzione dei lavori è affidata, con priorità 
rispetto ad altri professionisti esterni, al progettista incaricato. In tal 
caso il conteggio effettuato per stabilire l’importo stimato, ai fini del- 
l’affidamento dell’incarico di progettazione, deve comprendere l’im- 
porto della direzione dei lavori. 


14-bis. I corrispettivi delle attività di progettazione sono calco- 
lati, ai fini della determinazione dell’importo da porre a base dell’affi- 
damento, applicando le aliquote che il Ministro di grazia e giustizia, 
di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, determina, con pro- 
prio decreto, ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle 
aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe 
in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono ridetermi- 
nate le tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi alle diverse cate- 
gorie di lavori, anche in relazione ai nuovi oneri finanziari assicura- 
tivi, e la percentuale per il pagamento dei corrispettivi per le attività 
di supporto di cui all’art. 7, comma 5, nonché le attività del responsa- 
bile di progetto e le attività dei coordinatori in materia di sicurezza 
introdotti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494. 


14-ter. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 14-bis, 
continuano ad applicarsi le tariffe professionali in vigore. Per la pro- 
gettazione preliminare si applica l’aliquota fissata per il progetto di 
massima e per il preventivo sommario; per la progettazione definitiva 
si applica l’aliquota fissata per il progetto esecutivo; per la progetta- 
zione esecutiva si applicano le aliquote fissate per il preventivo parti- 
colareggiato, per i particolari costruttivi e per i capitolati e i con- 
tratti. 


14-quater. I corrispettivi determinati dal decreto di cui al comma 
14-bis nonché ai sensi del comma 14-ter del presente articolo, fatto 
salvo quanto previsto dal comma 12-bis dell’art. 4 del decreto-legge 
2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 
26 aprile 1989, n. 155, sono minimi inderogabili ai sensi dell’ultimo 
comma dell’art. unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto 
dall’art. unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario 
è nullo. 


14-quinquies. In tutti gli affidamenti di cui al presente art. l’affi- 
datario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le atti- 
vità relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a son- 
daggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione 
di elaborati specialistici e di dettaglio, con l’esclusione delle relazioni 
geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati pro- 
gettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del proget- 
tista. 


14-sexies. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma 
affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso 
contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile 
del procedimento. In tal caso occorre l’accettazione, da parte del 
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nuovo progettista, dell’attività progettuale precedentemente svolta. 
L’affidamento può ricomprendere entrambi i livelli di progettazione, 
fermo restando che l’avvio di quello esecutivo resta sospensivamente 
condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla pro- 
gettazione definitiva. 


14-septies. I soggetti di cui all’art. 2, comma 2, lettera 5), ope- 
ranti nei settori di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, 
possono affidare le progettazioni, nonché le connesse attività tec- 
nico-amministrative per lo svolgimento delle procedure per l’affida- 
mento e la realizzazione dei lavori di loro interesse, direttamente a 
società di ingegneria di cui al comma 1, lettera f), che siano da essi 
stessi controllate, purché almeno l’ottanta per cento della cifra di 
affari media realizzata dalle predette società nella Unione europea 
negli ultimi tre anni derivi dalla prestazione di servizi al soggetto da 
cui esse sono controllate. Le situazioni di controllo si determinano 
ai sensi dell’art. 2359 del codice civile». 


«Art. 19 (Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici). — 01.1 
lavori pubblici di cui alla presente legge possono essere realizzati 
esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di 
lavori pubblici, salvo quanto previsto dall’art. 24, comma 6. 


1.I contratti di appalto di lavori pubblici di cui alla presente 
legge sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un 
imprenditore e un soggetto di cui all’art. 2, comma 2, aventi per 
oggetto: 


a) la sola esecuzione dei lavori pubblici di cui all’art. 2, 
comma 1]; 


b) la progettazione esecutiva di cui all’art. 16, comma 5, e l'ese- 
cuzione dei lavori pubblici di cui all'art. 2, comma I, qualora: 


1) riguardino lavori di importo inferiore a 200.000 euro; 


2) riguardino lavori la cui componente impiantistica o tecnolo- 
gica incida per più del 60 per cento del valore dell’opera; 


3) riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeo- 
logici; 

4) riguardino lavori di importo pari o superiore a 10 milioni di 
euro; 


1-bis. Per l’affidamento dei contratti di cui al comma 1, lettera 
b), la gara è indetta sulla base del progetto definitivo di cui all’art. 16, 
comma 4. 


1-ter. L'appaltatore che partecipa ad un appalto integrato di cui al 
comma 1, lettera b), deve possedere i requisiti progettuali previsti dal 
bando o deve avvalersi di un progettista qualificato alla realizzazione 
del progetto esecutivo individuato in sede di offerta o eventualmente 
associato; il bando indica l'ammontare delle spese di progettazione ese- 
cutiva comprese nell'importo a base di appalto ed i requisiti richiesti al 
progettista, in conformità a quanto richiesto dalla normativa in materia 
di gare di progettazione. L'ammontare delle spese di progettazione non 
è soggetto a ribasso d'asta. L'appaltatore risponde dei ritardi e degli 
oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera 
a causa di carenze del progetto esecutivo. Ai sensi e per gli effetti del- 
l'art. 47, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, nel caso di opere di particolare 
pregio architettonico, il responsabile del procedimento procede in con- 
traddittorio con il protagonista del progetto esecutivo a verificare la 
conformità con il progetto definitivo, al fine di accertare l’unità proget 
tuale. Al contraddittorio partecipa anche il progettista titolare dell’affi- 
damento del progetto definitivo, che si esprime in ordine a tale confor- 
mità. 

1-quater. I lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle 
superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di 
tutela previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 
1999, n. 490, non sono suscettibili di affidamento congiuntamente ad 
altre lavorazioni afferenti ed altre categorie di opere generali e speciali 
individuate dal regolamento di cui all'art. 3, commi 2 e 3, e dal regola- 
mento di cui all'art. 8, comma 2. L'affidamento dei lavori di restauro e 
manutenzione di beni mobili e delle superficie decorate di beni architet- 
tonici comprende, di regola, l'affidamento dell'attività di progettazione 
successiva a livello preliminare. 


1-quinquies. Nel caso di affidamento dei lavori in assicurazione di 
qualità, qualora la stazione appaltante non abbia già adottato un pro- 
prio sistema di qualità, è fatto obbligo alla stessa di affidare, ad idonei 
soggetti qualificati, secondo le procedure di cui al decreto legislativo 
n. 157 17 marzo 1995, i servizi di supporto al responsabile del procedi- 
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mento ed al direttore dei lavori, in modo da assicurare che anche il fun- 
zionamento della stazione appaltante sia conforme ai livelli di qualità 
richiesti dall'appaltatore. 


2. Le concessioni di lavori pubblici sono contratti conclusi in 
forma scritta fra un imprenditore ed una amministrazione aggiudica- 
trice, aventi ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione 
esecutiva e l’esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilità, e di 
lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro 
gestione funzionale ed economica. La controprestazione a favore del 
concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzional- 
mente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Qualora 
necessario il soggetto concedente assicura al concessionario il perse- 
guimento dell’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e 
della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da pre- 
stare, anche mediante un prezzo, stabilito in sede di gara. A titolo di 
prezzo, i soggetti aggiudicatori possono cedere in proprietà o diritto di 
godimento beni immobili nella propria disponibilità, 0 allo scopo espro- 
priati, la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera da affi- 
dare in concessione, nonché beni immobili che non assolvono più a fun- 
zioni di interesse pubblico, già indicati nel programma di cui all'art. 14, 
ad esclusione degli immobili ricompresi nel patrimonio da dismettere ai 
sensi del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modifi- 
cazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Qualora il soggetto con- 
cedente disponga di progettazione definitiva 0 esecutiva, l'oggetto della 
concessione, quanto alle prestazioni progettuali, può essere circoscritto 
alla revisione della progettazione e al suo completamento da parte del 
concessionario. 

2-bis. L'amministrazione aggiudicatrice, al fine di assicurare il per- 
seguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti del 
concessionario, può stabilire che la concessione abbia una durata anche 
superiore a trenta anni, tenendo conto del rendimento della concessione, 
della percentuale del prezzo di cui al comma 2 sull'importo totale dei 
lavori, e dei rischi connessi alle modifiche delle condizioni del mercato. 
I presupposti e le condizioni di base che determinano l’equilibrio eco- 
nomico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da 
richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte inte- 
grante. Le variazioni apportate dall'amministrazione aggiudicatrice 
a detti presupposti o condizioni di base, nonché norme legislative e 
regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove 
condizioni per l’esercizio delle attività previste nella concessione, qua- 
lora determinino una modifica dell’equilibrio del piano, comportano 
la sua necessaria revisione da attuare mediante rideterminazione delle 
nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine 
di scadenza delle concessioni, ed in mancanza della predetta revisione 
il concessionario può recedere dalla concessione. Nel caso in cui le 
variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino favore- 
voli al concessionario, la revisione del piano dovrà essere effettuata 
a vantaggio del concedente. Nel caso di recesso del concessionario si 
applicano le disposizioni dell’art. 37-septies, comma 1, lettere a) e 
b), e comma 2. Il contratto deve contenere il piano economico-finan- 
ziario di copertura degli investimenti e deve prevedere la specifica- 
zione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché 
l’eventuale valore residuo dell’investimento non ammortizzato al ter- 
mine della concessione. 


2-ter. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare in con- 
cessione opere destinate alla utilizzazione diretta della pubblica ammini- 
strazione, in quanto funzionali alla gestione di servizi pubblici, a condi- 
zione che resti al concessionario l'alea economico-finanziaria della 
gestione dell’opera. 


2-quater. Il concessionario, ovvero la società di progetto di cui 
all'art. 37-quater, partecipano alla conferenza di servizi finalizzata all’e- 
same ed alla approvazione dei progetti di loro competenza; in ogni caso 
essi non hanno diritto di voto. 


3. Le amministrazioni aggiudicatrici ed i soggetti di cui all’art. 2, 
comma 2, lettera 5), non possono affidare a soggetti pubblici o di 
diritto privato l’espletamento delle funzioni e delle attività di stazione 
appaltante di lavori pubblici. Sulla base di apposito disciplinare le 
amministrazioni aggiudicatrici possono tuttavia affidare le funzioni 
di stazione appaltante ai Provveditorati alle opere pubbliche o alle 
amministrazioni provinciali. 


4. I contratti di appalto di cui alla presente legge sono stipulati a 
corpo ai sensi dell’art. 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, alle- 
gato F, ovvero a corpo e a misura ai sensi dell’art. 329 della citata 
legge n. 2248 del 1865, allegato F, salvo il caso di cui al comma 5, i 
contratti di cui al comma |, lettera 5), numeri 1), 2) e 4), del presente 
articolo, sono stipulati a corpo. 
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5. È in facoltà dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, stipulare a 
misura, ai sensi del terzo comma dell’art. 326 della legge 20 marzo 
1865, n. 2248, allegato F, i contratti di cui al comma 1, lettera a), di 
importo inferiore a 500.000 euro e i contratti di appalto relativi a 
manutenzione, restauro e scavi archeologici nonché quelli relativi alle 
opere in sotterraneo e quelli afferenti alle opere di consolidamento dei 
terreni. 


5-bis. L'esecuzione da parte dell’impresa avviene in ogni caso 
soltanto dopo che la stazione appaltante ha approvato il progetto 
esecutivo. L’esecuzione dei lavori può prescindere dall’avvenuta reda- 
zione e approvazione del progetto esecutivo qualora si tratti di lavori 
di manutenzione o di scavi archeologici. 


S-ter. In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro 
costituenti il corrispettivo dell’appalto, il bando di gara può preve- 
dere il trasferimento all’appaltatore della proprietà di beni immobili 
appartenenti all'’amministrazione aggiudicatrice già indicati nel pro- 
gramma di cui all’art. 14 in quanto non assolvono più a funzioni di 
interesse pubblico; fermo restando che detto trasferimento avviene 
non appena approvato il certificato di collaudo dei lavori, il bando 
di gara può prevedere un momento antecedente per l’immissione nel 
possesso dell’immobile. 


5-quater. La gara avviene tramite offerte che possono riguardare 
la sola acquisizione dei beni, la sola esecuzione dei lavori, ovvero 
congiuntamente l’esecuzione dei lavori e l’acquisizione di beni. L’ag- 
giudicazione avviene in favore della migliore offerta congiunta rela- 
tiva alla esecuzione dei lavori e alla acquisizione dei beni ovvero in 
favore delle due migliori offerte separate relative, rispettivamente, 
all’acquisizione dei beni ed alla esecuzione dei lavori, qualora la loro 
combinazione risulti più conveniente per l’amministrazione aggiudi- 
catrice rispetto alla predetta migliore offerta congiunta. La gara si 
intende deserta qualora non siano presentate offerte per l’acquisi- 
zione del bene. Il regolamento di cui all’art. 3, comma 2, disciplina 
compiutamente le modalità per l'effettuazione della stima degli 
immobili di cui al comma 5-fer nonché le modalità di aggiudica- 
zione». 


«Art. 20 (Procedure di scelta del contraente). — 1. Gli appalti di 
cui all’art. 19 sono affidati mediante pubblico incanto o licitazione 
privata. 


2.Le concessioni di cui all’art. 19 sono affidate mediante licita- 
zione privata, ponendo a base di gara un progetto almeno di livello 
preliminare corredato, comunque, anche degli elaborati relativi alle 
preliminari essenziali indagini geologiche, geotecniche, idrologiche e 
sismiche; l'offerta ha ad oggetto gli elementi di cui all’art. 21, comma 
2, lettera b), nonché le eventuali proposte di varianti al progetto 
posto a base della gara; i lavori potranno avere inizio soltanto dopo 
l'approvazione del progetto esecutivo da parte dell’amministrazione 
aggiudicatrice. 


3. Gli appalti possono essere affidati anche attraverso appalto- 
concorso o trattativa privata esclusivamente nei casi e secondo le 
modalità previsti dalla presente legge. 


4. L'affidamento di appalti mediante appalto-concorso è consen- 
tito ai soggetti appaltanti, in seguito a motivata decisione, previo 
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per i lavori di 
importo superiore a 25.000.000 di euro, per speciali lavori o per la rea- 
lizzazione di opere complesse o ad elevata componente tecnologica, 
la cui progettazione richieda il possesso di competenze particolari o 
la scelta tra soluzioni tecniche differenziate. Lo svolgimento della 
gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare, redatto ai 
sensi dell’art. 16, nonché di un capitolato prestazionale corredato dal- 
l’indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici 
inderogabili. L’offerta ha ad oggetto il progetto esecutivo ed il 
prezzo». 

«Art. 21(Criteri di aggiudicazione - Commissioni aggiudica- 
trici). — 1. L’aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto 
o licitazione privata è effettuata con il criterio del prezzo più basso, 
inferiore a quello posto a base di gara, determinato: 


a) per i contratti da stipulare a misura, mediante ribasso sul- 
l’elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi 
unitari, anche riferiti a sistemi o subsistemi di impianti tecnologici, 
ai sensi dell’art. 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, per quanto com- 
patibile; 

b) per i contratti da stipulare a corpo, mediante ribasso sul- 
l’importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante la predetta 


offerta a prezzi unitari; 


a 
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c) per i contratti da stipulare a corpo e a misura, mediante la 

predetta offerta a prezzi unitari. 

1-bis. Nei casi di aggiudicazione di lavori di importo pari o supe- 
riore al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP con il criterio del 
prezzo più basso di cui al comma 1, l’amministrazione interessata 
deve valutare l'anomalia delle offerte di cui all’art. 30 della direttiva 
93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, relativamente a tutte le 
offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritme- 
tica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione 
del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente 
delle offerte di maggior ribasso, e di quelle di minor ribasso, incre- 
mentata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che 
superano la predetta media. I/ bando o la lettera di invito devono preci- 
sare le modalità di presentazione delle giustificazioni, nonché indicare 
quelle eventualmente necessarie per l'ammissibilità delle offerte. Non 
sono richieste giustificazioni per quegli elementi i cui valori minimi sono 
rilevabili da dati ufficiali. Ove l'esame delle giustificazioni richieste e 
prodotte non sia sufficiente ad escludere l’incongruità della offerta, il 
concorrente è chiamato ad integrare i documenti giustificativi ed all’e- 
sclusione potrà provvedersi solo all'esito della ulteriore verifica, in con- 
traddittorio. Le offerte debbono essere corredate, fin dalla loro pre- 
sentazione, da giustificazioni relativamente alle voci di prezzo più 
significative, indicate nel bando di gara o nella lettera d’invito, che 
concorrono a formare un importo non inferiore al 75 per cento di 
quello posto a base d’asta. Relativamente ai soli appalti di lavori pub- 
blici di importo inferiore alla soglia comunitaria, l’amministrazione 
interessata procede all’esclusione automatica dalla gara delle offerte 
che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore a quanto 
stabilito ai sensi del primo periodo del presente comma. La proce- 
dura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero 
delle offerte valide risulti inferiore a cinque. 

l-ter. L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o 
licitazione privata può essere effettuata con il criterio dell'offerta econo- 
micamente più vantaggiosa, determinata in base agli elementi di cui al 
comma 2, lettera a), nel caso di appalti di importo superiore alla soglia 
comunitaria in cui, per la prevalenza della componente tecnologica 0 
per la particolare rilevanza tecnica delle possibili soluzioni progettuali, 
si ritiene possibile che la progettazione possa essere utilmente miglio- 
rata con integrazioni tecniche proposte dall'appaltatore. 


2. L’aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso, 
nonché l’affidamento di concessioni mediante licitazione privata 
avvengono con il criterio dell’offerta economicamente più vantag- 
giosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi variabili in 
relazione all’opera da realizzare: 


a) nei casi di appalto-concorso: 
1) il prezzo; 
2) il valore tecnico ed estetico delle opere progettate; 
3) il tempo di esecuzione dei lavori; 
4) il costo di utilizzazione e di manutenzione; 


5) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da 
realizzare; 


b) in caso di licitazione privata relativamente alle concessioni: 
1) il prezzo di cui all’art. 19, comma 2; 
2) il valore tecnico ed estetico dell’opera progettata; 
3) il tempo di esecuzione dei lavori; 
4) il rendimento; 
5) la durata della concessione; 


6) le modalità di gestione, il livello ed i criteri di aggiorna- 
mento delle tariffe da praticare all’utenza; 


7) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da 
realizzare. 


3. Nei casi di cui al comma 2 il capitolato speciale d’appalto o il 
bando di gara devono indicare l’ordine di importanza degli elementi 
di cui al comma medesimo, attraverso metodologie definite dal rego- 
lamento e tali da consentire di individuare con un unico parametro 
numerico finale l’offerta più vantaggiosa. 


4. Qualora l’aggiudicazione o l’affidamento dei lavori avvenga ai 
sensi del comma 2, la valutazione è affidata ad una commissione giu- 
dicatrice secondo le norme stabilite dal regolamento. 


5. La commissione giudicatrice, nominata dall’organo compe- 
tente ad effettuare la scelta dell’aggiudicatario od affidatario dei 
lavori oggetto della procedura, è composta da un numero dispari di 
componenti non superiore a cinque, esperti nella specifica materia 
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cui si riferiscono i lavori. La commissione è presieduta da un diri- 
gente dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore. I 
commissari non debbono aver svolto né possono svolgere alcuna 
altra funzione od incarico tecnico od amministrativo relativamente 
ai lavori oggetto della procedura, e non possono far parte di organi- 
smi che abbiano funzioni di vigilanza o di controllo rispetto ai lavori 
medesimi. Coloro che nel quadriennio precedente hanno rivestito 
cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati 
commissari relativamente ad appalti o concessioni aggiudicati dalle 
amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio. Non pos- 
sono essere nominati commissari coloro i quali abbiano già ricoperto 
tale incarico relativamente ad appalti o concessioni affidati nel mede- 
simo territorio provinciale ove è affidato l’appalto o la concessione 
cui l’incarico fa riferimento, se non decorsi tre anni dalla data della 
precedente nomina. Sono esclusi da successivi incarichi coloro che, 
in qualità di membri delle commissioni aggiudicatrici, abbiano con- 
corso, con dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale, all’ap- 
provazione di atti dichiarati conseguentemente illegittimi. 


6.I commissari sono scelti mediante sorteggio tra gli apparte- 
nenti alle seguenti categorie: 


a) professionisti con almeno dieci anni di iscrizione nei rispet- 
tivi albi professionali, scelti nell’ambito di rose di candidati proposte 
dagli ordini professionali; 


b) professori universitari di ruolo, scelti nell’ambito di rose di 
candidati proposte dalle facoltà di appartenenza; 


c) funzionari tecnici delle amministrazioni appaltanti, scelti 
nell’ambito di rose di candidati proposte dalle amministrazioni mede- 
sime. 


7. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione 
devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti 
per la presentazione delle offerte. 


8. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro 
economico del progetto tra le somme a disposizione dell’amministra- 
zione. 


8-bis. L'aggiudicazione dei lavori di restauro e manutenzione di 
beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte 
alle disposizioni di tutela previste dal testo unico delle disposizioni legi- 
slative in materia di beni culturali e ambientali di cui al decreto legisla- 
tivo 29 ottobre 1999, n. 490, il cui importo stimato sia inferiore a 
5.000.000 DSP, è disposta secondo il criterio dell'offerta economica- 
mente più vantaggiosa, assumendo quali elementi obbligatori di valuta- 
zione il prezzo e l'apprezzamento dei curricula in relazione alle caratte- 
ristiche dell'intervento individuate nella scheda tecnica di cui all'art. 16, 
comma 3-bis. In questa ipotesi, all'elemento prezzo dovrà essere comun- 
que attribuita una rilevanza prevalente secondo criteri predeterminati». 

«Art. 23 (Licitazione privata e licitazione privata semplificata). — 
1. Alle licitazioni private per l’affidamento di lavori pubblici di qual- 
siasi importo sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richie- 
sta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal 
bando. 


1-bis. Per i lavori di importo inferiore a 750.000 ecu, IVA 
esclusa, i soggetti di cui all’art. 2, comma 7, lettere a) e 5), hanno la 
facoltà di invitare a presentare offerta almeno trenta concorrenti 
scelti a rotazione fra quelli di cui al comma 1-ter del presente art. se 
sussistono in tale numero soggetti che siano qualificati in rapporto 
ai lavori oggetto dell’appalto. 


l-fer. I soggetti di cui all’art. 10, comma I, lettere a), 6), c), ed 
e), interessati ad essere invitati alle gare di cui al comma l-bis del 
presente articolo, presentano apposita domanda. I soggetti di cui 
all’art. 10, comma I, lettera a), possono presentare un numero mas- 
simo di trenta domande; i soggetti di cui all’art. 10, comma 1, lettere 
b), c), ed e), possono presentare domande in numero pari al doppio 
di quello dei propri consorziati e comunque in numero compreso fra 
un minimo di sessanta ed un massimo di centottanta. Si applica 
quanto previsto dal comma 4 dell’art. 13. Ogni domanda deve indicare 
gli eventuali altri soggetti a cui sono state inviate le domande e deve 
essere corredata da una autocertificazione, ai sensi della vigente norma- 
tiva in materia, con la quale il richiedente attesta il possesso delle quali- 
fiche e dei requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presi- 
dente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, di non trovarsi in nes- 
suna delle cause di esclusione dalle gare d'appalto e di non aver presen- 
tato domanda in numero superiore a quanto previsto al secondo periodo 
del presente comma. Le stazioni appaltanti procedono a verifiche a cam- 
pione sui soggetti concorrenti e comunque sui soggetti aggiudicatari. La 
domanda presentata nel mese di dicembre ha validità per l’anno suc- 
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cessivo a quello della domanda. La domanda presentata negli altri 
mesi ha validità per l’anno finanziario corrispondente a quello della 
domanda stessa. In caso di false dichiarazioni si applicano le sanzioni 
di cui all’art. 8, comma 7». 


«Art. 24 (Trattativa privata). — 1. L’affidamento a trattativa 
privata è ammesso per i soli appalti di lavori pubblici esclusivamente 
nei seguenti casi: 


Oa) lavori di importo complessivo non superiore a 100.000 euro; 


a) lavori di importo complessivo compreso tra oltre 100.000 
euro e 300.000 euro, nel rispetto delle norme sulla contabilità generale 
dello Stato e, in particolare, dell’art. 41 del regio decreto 23 maggio 
1924, n. 827; 


b) lavori di importo complessivo superiore a 300.000 euro, nel 
caso di ripristino di opere già esistenti e funzionanti, danneggiate e 
rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qua- 
lora motivi di imperiosa urgenza attestati dal dirigente o dal funzio- 
nario responsabile del procedimento rendano incompatibili i termini 
imposti dalle altre procedure di affidamento degli appalti; 


c) appalti di importo complessivo non superiore a 300.000 
euro, per lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e superfici 
architettoniche decorate, di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089 e 
successive modificazioni. 


2. Gli affidamenti di appalti mediante trattativa privata sono 
motivati e comunicati all’Osservatorio dal responsabile del procedi- 
mento e i relativi atti sono posti in libera visione di chiunque lo 
richieda. 


3.I soggetti ai quali sono affidati gli appalti a trattativa privata 
devono possedere i requisiti per l’aggiudicazione di appalti di uguale 
importo mediante pubblico incanto o licitazione privata. 


4. Nessun lavoro può essere diviso in più affidamenti al fine del- 
l’applicazione del presente articolo. 


5. L'affidamento di appalti a trattativa privata, ai sensi del 
comma 1, lettera 5), avviene mediante gara informale alla quale deb- 
bono essere invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale 
numero soggetti qualificati ai sensi della presente legge per i lavori 
oggetto dell’appalto. 


5-bis. L'affidamento di appalti di cui al comma 1, lettera c), il cui 
importo stimato sia superiore a 40.000 euro, avviene mediante gara 
informale sulla base di quanto disposto dall'art. 21, comma 8-bis, alla 
quale devono essere invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono 
in tale numero soggetti qualificati ai sensi della presente legge per i 
lavori oggetto dell'appalto. Per l'affidamento di appalti di cui al comma 
1, lettera c), il cui importo stimato sia inferiore a 40.000 euro, le stazioni 
appaltanti possono procedere all'affidamento a soggetti, singoli o rag- 
gruppati, di propria fiducia. In questo caso comunque le stazioni appal- 
tanti devono verificare la sussistenza, in capo agli affidatari, dei requi- 
siti di cui alla presente legge e motivarne la scelta in relazione alle pre- 
stazioni da affidare; 


6. I lavori in economia sono ammessi fino all'importo di 200 
mila ecu IVA esclusa, fatti salvi i lavori del Ministero della difesa 
che vengono eseguiti in economia a mezzo delle truppe e dei reparti 
del Genio militare, disciplinati dal regolamento per l’attività del 
Genio militare di cui all’art. 3, comma 7-bis. 


7. Qualora un lotto funzionale appartenente ad un’opera sia 
stato affidato a trattativa privata, non può essere assegnato con tale 
procedura altro lotto da appaltare in tempi successivi e appartenente 
alla medesima opera. 


7-bis. Con riferimento ai lavori di restauro e manutenzione di beni 
mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle 
disposizioni di tutela previste dal testo unico delle disposizioni legisla- 
tive in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 
29 ottobre 1999, n. 490, è ammissibile l'affidamento a trattativa privata, 
ad un soggetto esecutore di un appalto, di lavori complementari, non 
figuranti nel progetto inizialmente approvato o nell'affidamento prece- 
dentemente disposto, che siano diventati necessari, a seguito di circo- 
stanza non prevedibile, all'intervento nel suo complesso, sempreché tali 
lavori non possano essere tecnicamente o economicamente separati dal- 
l'appalto principale senza grave inconveniente per il soggetto aggiudica- 
tario oppure, quantunque separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, 
siano strettamente necessari al suo perfezionamento. L'importo dei 
lavori complementari non può complessivamente superare il 50 per 
cento dell'appalto principale. 


8. (abrogato). 
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Art. 27 (Direzione dei lavori). — 1. Per l’esecuzione di lavori 
pubblici oggetto della presente legge affidati in appalto, le ammini- 
strazioni aggiudicatrici sono obbligate ad istituire un ufficio di dire- 
zione dei lavori costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente 
da assistenti. 


2. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano esple- 
tare, nei casi di cui al comma 4 dell’art. 17, l’attività di direzione dei 
lavori, essa è affidata nell’ordine ai seguenti soggetti: 


a) altre amministrazioni pubbliche, previa apposita intesa o 
convenzione di cui all’art. 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142; 


b) il progettista incaricato ai sensi dell’art. 17, comma 4; 


c) altri soggetti scelti con le procedure previste dalla norma- 
tiva nazionale di recepimento delle disposizioni comunitarie in mate- 
ria. 


2-bis. Con riferimento agli interventi di restauro e manutenzione di 
beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, sottoposte 
alle disposizioni di tutela previste dal testo unico delle disposizioni legi- 
slative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legisla- 
tivo 29 ottobre 1999, n. 490, l'ufficio di direzione dei lavori del direttore 
dei lavori deve comprendere tra gli assistenti con funzioni di direttore 
operativo un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai 
sensi della normativa vigente». 


«Art. 28 (Collaudi e vigilanza). — 1. Il regolamento definisce le 
norme concernenti il termine entro il quale deve essere effettuato il 
collaudo finale, che deve comunque avere luogo non oltre sei mesi 
dall’ultimazione dei lavori. Il medesimo regolamento definisce altresì 
i requisiti professionali dei collaudatori secondo le caratteristiche dei 
lavori, la misura del compenso ad essi spettante, nonché le modalità 
di effettuazione del collaudo e di redazione del certificato di collaudo 
ovvero, nei casi previsti, del certificato di regolare esecuzione. 


2. Il regolamento definisce altresì il divieto di affidare i collaudi 
a magistrati ordinari, amministrativi e contabili. 


3. Per tutti i lavori oggetto della presente legge è redatto un certi- 
ficato di collaudo secondo le modalità previste dal regolamento. Il 
certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere 
definitivo decorsi due anni dall’emissione del medesimo. Decorso tale 
termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l’atto 
formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla sca- 
denza del medesimo termine. Nel caso di lavori di importo sino a 
200.000 ecu il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare 
esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il 
milione di ecu, è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il cer- 
tificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato 
di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla 
data di ultimazione dei lavori. 


4. Per le operazioni di collaudo, le amministrazioni aggiudica- 
trici nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualifica- 
zione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e all’im- 
porto degli stessi. I tecnici sono nominati dalle predette amministra- 
zioni nell’ambito delle proprie strutture, salvo che nell’ipotesi di 
carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del proce- 
dimento. Possono fare parte delle commissioni di collaudo, limitata- 
mente ad un solo componente, i funzionari amministrativi che abbiano 
prestato servizio per almeno cinque anni in uffici pubblici. E abrogata 
ogni diversa disposizione, anche di natura regolamentare. 


5. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo 
non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, 
di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecu- 
zione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto 
nell’ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto 
che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commis- 
sione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che 
abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali. 


6. Il regolamento prescrive per quali lavori di particolare com- 
plessità tecnica o di grande rilevanza economica il collaudo è effet- 
tuato sulla base di apposite certificazioni di qualità dell’opera e dei 
materiali. 


7. È obbligatorio il collaudo in corso d’opera nei seguenti casi: 


a) quando la direzione dei lavori sia effettuata ai sensi del- 
l’art. 27, comma 7, lettere b) e c); 


b) in caso di opere di particolare complessità; 
c) in caso di affidamento dei lavori in concessione; 


d) in altri casi individuati nel regolamento. 
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8. Nei casi di affidamento dei lavori in concessione, il responsa- 
bile del procedimento esercita anche le funzioni di vigilanza in tutte 
le fasi di realizzazione dei lavori, verificando il rispetto della conven- 
zione. 


9. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia 
fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno 
dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certi- 
ficato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accetta- 
zione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice 
civile. 

10. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, l’appal- 
tatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché ricono- 
scibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certifi- 
cato di collaudo assuma carattere definitivo». 


«Art. 29 (Pubblicità). — 1. Il regolamento disciplina le forme di 
pubblicità degli appalti e delle concessioni sulla base delle seguenti 
norme regolatrici: 


a) per i lavori di importo pari o superiore al controvalore in 
euro di 5.000.000 di DSP, IVA esclusa, prevedere l’obbligo dell’invio 
dei bandi e degli avvisi di gara nonché degli avvisi di aggiudicazione 
all’ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee; 


b) per i lavori di importo pari o superiore a un milione di euro, 
IVA esclusa, prevedere forme unificate di pubblicità a livello nazio- 
nale; 


c) per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, IVA 
esclusa, prevedere forme di pubblicità semplificata a livello regionale 
e provinciale; 

d) prevedere l’indicazione obbligatoria nei bandi e negli avvisi 
di gara del responsabile del procedimento; 


e) disciplinare conformemente alla normativa comunitaria, in 
modo uniforme per i lavori di qualsiasi importo, le procedure, com- 
prese quelle accelerate, i termini e i contenuti degli inviti, delle comu- 
nicazioni e delle altre informazioni cui sono tenute le amministra- 
zioni aggiudicatrici; 

f) prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri 
enti aggiudicatori o realizzatori, prima della stipula del contratto o 
della concessione, anche nei casi in cui l’aggiudicazione è avvenuta 
mediante trattativa privata, provvedano, con le modalità di cui alle 
lettere a), 5) e c) del presente comma, alla pubblicazione dell’elenco 
degli invitati e dei partecipanti alla gara, del vincitore o prescelto, 
del sistema di aggiudicazione adottato, dell'importo di aggiudica- 
zione dei lavori, dei tempi di realizzazione dell’opera, del nominativo 
del direttore dei lavori designato, nonché, entro trenta giorni dal loro 
compimento ed effettuazione, dell’ultimazione dei lavori, dell’effet- 
tuazione del collaudo, dell’importo finale del lavoro; 

f-bis) nei casi in cui l’importo finale dei lavori superi di più del 
20 per cento l’importo di aggiudicazione o di affidamento e/o l’ulti- 
mazione dei lavori sia avvenuta con un ritardo superiore ai sei mesi 
rispetto al tempo di realizzazione dell’opera fissato all’atto dell’aggiu- 
dicazione o dell’affidamento, prevedere forme di pubblicità, con le 
stesse modalità di cui alle lettere 5) e c) del presente comma ed a 
carico dell’aggiudicatario o dell’affidatario, diretta a rendere note le 
ragioni del maggior importo e/o del ritardo nell’effettuazione dei 
lavori; 

fter) nei casi di contenzioso, di cui agli articoli 31-bis, commi 
2 e 3, e 32, gli organi giudicanti devono trasmettere i dispositivi delle 
sentenze e delle pronunce emesse dall’osservatorio e, qualora le sen- 
tenze o le pronunce dispongano variazioni rispetto agli importi di 
aggiudicazione o di affidamento dei lavori, disporre forme di pubbli- 
cità, a carico della parte soccombente, con le stesse modalità di cui 
alle lettere 5) e c) del presente comma. 


2. Le spese relative alla pubblicità devono essere inserite nel qua- 
dro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministra- 
zione, che è tenuta ad assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al 
presente articolo, tramite il responsabile del procedimento di cui 
all'art. 80, comma 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il quale, in caso di mancata 
osservanza delle disposizioni stesse, dovrà effettuare a proprio carico le 


sull'amministrazione». 


«Art. 30 (Garanzie e coperture assicurative). — 1. L’offerta da 
presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori pubblici è cor- 
redata da una cauzione pari al 2 per cento dell’importo dei lavori, 
da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa e dal- 
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l’impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 2, 
qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione copre la 
mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed 
è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del 
contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita 
entro trenta giorni dall’aggiudicazione. 


2. L’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia 
fidejussoria del 10 per cento degli importi degli stessi. In caso di 
aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia 
fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli 
eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, 
l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore 
al 20 per cento. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a 
decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato 
mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 
per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell’importo dei 
lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in 
ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si 
procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell’ini- 
ziale ammontare per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori 
eseguiti. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, 
senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione 
della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore 
o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori 0 di analogo docu- 
mento, in originale 0 copia autentica, attestanti il raggiungimento delle 
predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 
25 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la nor- 
mativa vigente. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi si applicano 
anche ai contratti in corso. La mancata costituzione della garanzia di 
cui al primo periodo determina la revoca dell’affidamento e l’acquisi- 
zione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, 
che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue 
nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od ine- 
satto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione 
del certificato di collaudo provvisorio. 


2-bis. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui ai 
commi 1 e 2 dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio 
della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività 
entro quindici giorni a semplice richiesta della stazione appaltante. 
La fidejussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione 
provvisoria dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla 
data di presentazione dell’offerta. 


3. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una 
polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudica- 
trici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di ese- 
cuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da 
errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o 
cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di respon- 
sabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data 
di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 


4. Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con 
decreto del Ministro dei lavori pubblici, l’esecutore è inoltre obbli- 
gato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certifi- 
cato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, 
nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della mede- 
sima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’o- 
pera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. 


5. Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione ese- 
cutiva devono essere muniti, a far data dall’approvazione del pro- 
getto, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi 
derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per 
tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato 
di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti 
deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori 
costi che l’amministrazione deve sopportare per le varianti di cui 
all’art. 25, comma 1, lettera d), resesi necessarie in corso di esecu- 
zione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 
per cento dell’importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione 
di ecu, per lavori di importo inferiore a 5 milioni di ecu, IVA esclusa, 
e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei 
lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila ecu, per lavori 
di importo superiore a 5 milioni di ecu, IVA esclusa. La mancata pre- 
sentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera 
le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professio- 


nale. 
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6. Prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei lavori, le sta- 
zioni appaltanti devono verificare, nei termini e con le modalità stabiliti 
dal regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti 
di cui all'art. 16, commi 1 e 2, e la loro conformità alla normativa 
vigente. Gli oneri derivanti dall’accertamento della rispondenza agli ela- 
borati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziate per la realizza- 
zione delle opere. Con apposito regolamento, adottato ai sensi del- 
l'art. 3, il Governo regola le modalità di verifica dei progetti, attenendosi 
ai seguenti criteri. 


a) per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, la verifica 
deve essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi della 
norma europea UNI CEI EN 45004; 


b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, la verifica 
può essere effettuata dagli uffici tecnici delle predette stazioni appal- 
tanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse 
stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qua- 
lità, ovvero da altri soggetti autorizzati secondo i criteri stabiliti dal 
regolamento; 


c) in ogni caso, il soggetto che effettua la verifica del progetto deve 
essere munito di una polizza indennitaria civile per danni a terzi per i 
rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività di propria competenza. 


6-bis. Sino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al 
comma 6, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle sta- 
zioni appaltanti o dagli organismi di controllo di cui alla lettera a) del 
medesimo comma. Gli incarichi di verifica di ammontare inferiore alla 
soglia comunitaria possono essere affidati a soggetti di fiducia della sta- 
zione appaltante. 


7. Sono soppresse le altre forme di garanzia e le cauzioni previste 
dalla normativa vigente. 


7-bis. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell’art. 17, 
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro 
dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell’industria, del 
commercio e dell’artigianato, previo parere delle competenti Com- 
missioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla 
trasmissione del relativo schema, è istituito, per i lavori di importo 
superiore a 100 milioni di ecu, un sistema di garanzia globale di ese- 
cuzione di cui possono avvalersi i soggetti di cui all’art. 2, comma 2, 
lettere a) e db). Il sistema, una volta istituito, è obbligatorio per tutti i 
contratti di cui all'art. 19, comma 1, lettera b), di importo superiore a 
75 milioni di euro». 


«Art. 31-bis (Norme acceleratorie in materia di contenzioso). — 1. 
Per i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, let- 
tere a) e b), in materia di appalti e di concessioni, qualora, a seguito del- 
l'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico del- 
l'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore 
al 10 per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedi- 
mento promuove la costituzione di apposita commissione perché formuli, 
acquisita la relazione del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'or- 
gano di collaudo, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima 
delle predette riserve, proposta motivata di accordo bonario. In merito 
alla proposta si pronunciano, nei successivi trenta giorni, l'appaltatore 
ed il soggetto committente. Decorso tale termine è in facoltà dell'appal- 
tatore avvalersi del disposto dell’art. 32. La procedura per la definizione 
dell'accordo bonario può essere reiterata per una sola volta. La costitu- 
zione della commissione è altresì promossa dal responsabile del procedi- 
mento, indipendentemente dall'importo economico delle riserva ancora 
da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del certificato di col- 
laudo o di regolare esecuzione di cui all'art. 28. Nell'occasione la propo- 
sta motivata della commissione è formulata entro novanta giorni dal 
predetto ricevimento. 


1-bis. La commissione di cui al comma 1 è formata da tre compo- 
nenti in possesso di specifica idoneità, che sarà determinata da un'appo- 
sita modifica al regolamento di cui all'art. 3, comma 2, unitamente ai 
criteri di remunerazione della relativa attività, designati, rispettiva- 
mente, il primo dal responsabile del procedimento, il secondo dall’im- 
presa appaltatrice o concessionaria ed il terzo, di comune accordo, dai 
componenti già designati contestualmente all'accettazione congiunta 
del relativo incarico. In caso di mancato accordo, alla nomina del terzo 
componente provvede su istanza della parte più diligente, per le opere 
di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazio- 
nali e dei loro concessionari, il presidente del tribunale del luogo dove è 
stato stipulato il contratto. Qualora l’impresa non provveda alla desi- 
gnazione del componente di sua elezione nel termine di trenta giorni 
dalla richiesta del responsabile del procedimento, questi provvede a for- 
mulare direttamente la proposta motivata di accordo bonario, acquisita 
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la relazione del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di col- 
laudo. Gli oneri connessi ai compensi da riconoscere ai commissari sono 
posti a carico dei fondi stanziati per i singoli interventi. 


l-ter. L'accordo bonario, definito con le modalità di cui ai commi I 
e 1-bis ed accettato dall'appaltatore, ha natura transattiva. Le parti 
hanno facoltà di conferire alla commissione il potere di assumere deci- 
sioni vincolanti, perfezionando, per conto delle stesse, l'accordo bonario 
risolutivo delle riserve. 


1-quater. Le disposizioni dei commi da 1 a 1-ter non si applicano ai 
lavori per i quali l'individuazione del soggetto affidatario sia già interve- 
nuta alla data di entrata in vigore della presente legge; per gli appalti 
di importo inferiore a 10 milioni di euro, la costituzione della commis- 
sione è facoltativa ed il responsabile del procedimento può essere com- 
poznente della commissione stessa. 


2. I ricorsi relativi ad esclusione da procedure di affidamenti di 
lavori pubblici, per la quale sia stata pronunciata ordinanza di 
sospensione ai sensi dell’art. 21, ultimo comma, della legge 6 dicem- 
bre 1971, n. 1034, devono essere discussi nel merito entro 90 giorni 
dalla data di sospensione. 


3. Nei giudizi amministrativi aventi ad oggetto controversie in 
materia di lavori pubblici in relazione ai quali sia stata presentata 
domanda di provvedimento d’urgenza, i contro interessati e l’ammi- 
nistrazione resistente possono chiedere che la questione venga decisa 
nel merito. A tal fine il presidente fissa l’udienza per la discussione 
della causa che deve avere luogo entro 90 giorni dal deposito dell’i- 
stanza. Qualora l’istanza sia proposta all’udienza già fissata per la 
discussione del provvedimento d’urgenza, il presidente del collegio 
fissa per la decisione nel merito una nuova udienza che deve aver 
luogo entro 60 giorni e autorizza le parti al deposito di memorie e 
documenti fino a 15 giorni prima dell’udienza stessa. 


4. Ai fini della tutela giurisdizionale le concessioni in materia di 
lavori pubblici sono equiparati agli appalti. 


5. Le disposizioni del presente art. si applicano anche alle con- 
troversie relative ai lavori appaltati o concessi anteriormente alla 
data di entrata in vigore della presente legg». 


«Art. 32 (Definizione delle controversie). — 1. Tutte le controver- 
sie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conse- 
guenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dal 
comma 1 dell’art. 31-bis, possono essere deferite ad arbitri. 


2. Per i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), della presente 
legge qualora sussista la competenza arbitrale, il giudizio è deman- 
dato ad un collegio arbitrale costituito presso la camera arbitrale 
per i lavori pubblici, istituita presso l’Autorità di cui all’art. 4 della 
presente legge. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di con- 
certo con il Ministro di grazia e giustizia, da emanare entro tre mesi 
dalla data di entrata in vigore del regolamento, sono fissate le norme 
di procedura del giudizio arbitrale nel rispetto dei principi del codice 
di procedura civile, e sono fissate le tariffe per la determinazione del 
corrispettivo dovuto dalle parti per la decisione della controversia. 


3. Il regolamento definisce altresì, ai sensi e con gli effetti di cui 
all’art. 3 della presente legge, la composizione e le modalità di funzio- 
namento della camera arbitrale per i lavori pubblici; disciplina i cri- 
teri cui la camera arbitrale dovrà attenersi nel fissare i requisiti sog- 
gettivi e di professionalità per assumere l’incarico di arbitro, nonché 
la durata dell’incarico stesso, secondo principi di trasparenza, impar- 
zialità e correttezza. 


4. Dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di 
avere efficacia gli articoli 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e S1 del 
capitolato generale d’appalto approvato con il decreto del Presidente 
della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063. Dalla medesima data il 
richiamo ai collegi arbitrali da costituire ai sensi della normativa 
abrogata, contenuto nelle clausole dei contratti di appalto già stipu- 
lati, deve intendersi riferito ai collegi da nominare con la procedura 
camerale secondo le modalità previste dai commi precedenti, ed i 
relativi giudizi si svolgono secondo la disciplina da essi fissata. Sono 
fatte salve le disposizioni che prevedono la costituzione di collegi arbi- 
trali in difformità alla normativa abrogata, contenute nelle clausole di 
contratti o capitolati d'appalto già stipulati alla data di entrata in vigore 
del regolamento, a condizione che i collegi arbitrali medesimi non risul- 
tino già costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposi 
zione. 


4-bis. Sono abrogate tutte le disposizioni che, in contrasto con i 
precedenti commi, prevedono limitazioni ai mezzi di risoluzione delle 
controversie nella materia dei lavori pubblici come definita all'art. 2». 
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«Art. 33 — (Segretezza). 1. Le opere destinate ad attività della 
Banca d'Italia delle forze armate o dei corpi di polizia per la difesa 
della Nazione o per i compiti di istituto, nei casi in cui sono richieste 
misure speciali di sicurezza e di segretezza in conformità a disposi- 
zioni legislative, regolamentari ed amministrative vigenti o quando 
lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello 
Stato, dichiarate indifferibili ed urgenti, possono essere eseguite in 
deroga alle disposizioni relative alla pubblicità delle procedure di affi- 
damento dei lavori pubblici, ai sensi del comma 2. 


2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il regolamento determina i 
casi nei quali debbono svolgersi gare informali e le modalità delle 
stesse, i criteri di individuazione dei concorrenti ritenuti idonei all’e- 
secuzione dei lavori di cui al comma 1, nonché le relative procedure. 


3. I lavori di cui al comma I sono sottoposti esclusivamente al 
controllo successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia 
altresì sulla regolarità, sulla correttezza e sull’efficacia della gestione. 
Dell’attività di cui al presente comma è dato conto entro il 30 giugno 
di ciascun anno in una relazione al Parlamento». 


«Art. 37-bis (Promotore). — 1. I soggetti di cui al comma 2, di 
seguito denominati promotori», possono presentare alle amministra- 
zioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione di lavori pub- 
blici o di lavori di pubblica utilità, inseriti nella programmazione 
triennale di cui all’art. 14, comma 2, ovvero negli strumenti di pro- 
grammazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudi- 
catrice sulla base della normativa vigente, tramite contratti di conces- 
sione, di cui all’art. 19, comma 2, con risorse totalmente o parzial- 
mente a carico dei promotori stessi. Le proposte sono presentate entro 
il 30 giugno di ogni anno oppure, nel caso in cui entro tale scadenza 
non siano state presentate proposte per il medesimo intervento, entro il 
31 dicembre. Le proposte devono contenere uno studio di inquadra- 
mento territoriale e ambientale, uno studio di fattibilità, un progetto 
preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanzia- 
rio asseverato da un istituto di credito, o da società di servizi costituite 
dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli inter- 
mediari finanziari, ai sensi dell'art. 106 del testo unico delle leggi in 
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 
1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'art. 1 della legge 
23 novembre 1939, n. 1966, una specificazione delle caratteristiche del 
servizio e della gestione nonché l’indicazione degli elementi di cui 
all'art. 21, comma 2, lettera b), e delle garanzie offerte dal promotore 
all'amministrazione aggiudicatrice, il regolamento detta indicazioni per 
chiarire ed agevolare le attività di asseverazione. I soggetti pubblici e 
privati possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici, nell'am- 
bito della fase di programmazione di cui all'art. 14 della presente legge, 
proposte d'intervento relative alla realizzazione di opere pubbliche o di 
pubblica utilità e studi di fattibilità. Tale presentazione non determina, 
in capo alle amministrazioni, alcun obbligo di esame e valutazione. Le 
amministrazioni possono adottare, nell'ambito dei propri programmi, le 
proposte di intervento e gli studi ritenuti di pubblico interesse; l'adozione 
non determina alcun diritto del proponente al compenso per le presta- 
zioni compiute o alla realizzazione degli interventi proposti. Le propo- 
ste devono inoltre indicare l’importo delle spese sostenute per la loro 
predisposizione comprensivo anche dei diritti sulle opere d’ingegno 
di cui all’art. 2578 del codice civile. Tale importo, soggetto all’accetta- 
zione da parte della amministrazione aggiudicatrice, non può supe- 
rare il 2,5 per cento del valore dell’investimento, come desumibile 
dal piano economico-finanziario. 


2. Possono presentare le proposte di cui al comma 1 soggetti 
dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, 
specificati dal regolamento, nonché i soggetti di cui agli articoli 10 e 
17, comma ], lettera f), eventualmente associati o consorziati con enti 
finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici 
o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui all'art. 1, comma 
1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le 
Camere di commercio industria artigianato e agricoltura, nell'ambito 
degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico 
dalle stesse perseguiti, possono presentare studi di fattibilità o proposte 
di intervento, ovvero aggregarsi alla presentazione di proposte di realiz- 
zazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro auto- 
nomia decisionale. 


2-bis. Entro venti giorni dalla avvenuta redazione dei programmi di 
cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici rendono pubblica la 
presenza negli stessi programmi di interventi realizzabili con capitali 
privati, in quanto suscettibili di gestione economica, pubblicando un 
avviso indicativo con le modalità di cui all'art. 80 del regolamento di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, 


GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 181 


n. 554, mediante affissione presso la propria sede per almeno sessanta 
giorni consecutivi, nonché pubblicando lo stesso avviso, a decorrere 
dalla sua istituzione, sul sito informatico individuato con decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 24 della legge 
24 novembre 2000, n. 340, e, ove istituito, sul proprio sito informatico. 
L'avviso è trasmesso all'Osservatorio dei lavori pubblici che ne dà pub- 
blicità. Fermi tali obblighi di pubblicazione, le amministrazioni aggiudi- 
catrici hanno facoltà di pubblicare lo stesso avviso facendo ricorso a dif- 
ferenti modalità, nel rispetto dei princìpi di cui all'art. 1, comma 1, della 
presente legge. 


2-ter. Entro quindici giorni dalla ricezione della proposta, le ammi- 
nistrazioni aggiudicatrici provvedono: 


a) alla nomina e comunicazione al promotore del responsabile del 
procedimento; 


b) alla verifica della completezza dei documenti presentati e ad 
eventuale dettagliata richiesta di integrazione». 


«Art. 37-ter (Valutazione della proposta). — 1. Le amministra- 
zioni aggiudicatrici valutano la fattibilità delle proposte presentate 
sotto il profilo costruttivo, urbanistico ed ambientale, nonché della 
qualità progettuale, della funzionalità, della fruibilità dell’opera, del- 
l’accessibilità al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di 
manutenzione, della durata della concessione, dei tempi di ultima- 
zione dei lavori della concessione, delle tariffe da applicare, della 
metodologia di aggiornamento delle stesse, del valore economico e 
finanziario del piano e del contenuto della bozza di convenzione, 
verificano l’assenza di elementi ostativi alla loro realizzazione e, esa- 
minate le proposte stesse anche comparativamente, sentiti i promo- 
tori che ne facciano richiesta, provvedono ad individuare quelle che 
ritengono di pubblico interesse. La pronuncia delle amministrazioni 
aggiudicatrici deve intervenire entro quattro mesi dalla ricezione della 
proposta del promotore. Ove necessario, il responsabile del procedi- 
mento concorda per iscritto con il promotore un più lungo programma 
di esame e valutazione. Nella procedura negoziata di cui all'art. 37-qua- 
ter il promotore potrà adeguare la propria proposta a quella giudicata 
dall'amministrazione più conveniente. In questo caso, il promotore risul- 
terà aggiudicatario della concessione». 


«Art. 37-quater (Indizione della gara). — 1. Entro tre mesi dalla 
pronuncia di cui all'art. 37-ter di ogni anno le amministrazioni aggiu- 
dicatrici, qualora fra le proposte presentate ne abbiano individuate 
alcune di pubblico interesse, applicano, ove necessario, le disposizioni 
di cui all’art. 14, comma 8, ultimo periodo e, al fine di aggiudicare 
mediante procedura negoziata la relativa concessione di cui 
all’art. 19, comma 2, procedono, per ogni proposta individuata: 


a) ad indire una gara da svolgere con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 21, comma 2, lettera 
b), ponendo a base di gara il progetto preliminare presentato dal pro- 
motore, eventualmente modificato sulla base delle determinazioni 
delle amministrazioni stesse, nonché i valori degli elementi necessari 
per la determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
nelle misure previste dal piano economico-finanziario presentato dal 
promotore; è altresì consentita la procedura di appalto-concorso; 


b) ad aggiudicare la concessione mediante una procedura 
negoziata da svolgere fra il promotore ed i soggetti presentatori delle 
due migliori offerte nella gara di cui alla lettera a); nel caso in cui alla 
gara abbia partecipato un unico soggetto la procedura negoziata si 
svolge fra il promotore e questo unico soggetto. 


2. La proposta del promotore posta a base di gara è vincolante 
per lo stesso qualora non vi siano altre offerte nella gara ed è garan- 
tita dalla cauzione di cui all’art. 30, comma 1, e da una ulteriore cau- 
zione pari all’importo di cui all’art. 37-bis, comma 1, quinto periodo 
, da versare, su richiesta dell’amministrazione aggiudicatrice, prima 
dell’indizione del bando di gara. 


3. I partecipanti alla gara, oltre alla cauzione di cui all’art. 30, 
comma 1, versano, mediante fidejussione bancaria o assicurativa, 
un’ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari all'importo di 
cui all’art. 37-bis, comma 1, quinto periodo. 


4. Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al comma I, 
lettera b), il promotore non risulti aggiudicatario entro un congruo 
termine fissato dall’amministrazione nel bando di gara, il soggetto 
promotore della proposta ha diritto al pagamento, a carico dell’ag- 
giudicatario, dell’importo di cui all’art. 37-bis, comma 1, quinto 
periodo. Il pagamento è effettuato dall’amministrazione aggiudica- 
trice prelevando tale importo dalla cauzione versata dal soggetto 


aggiudicatario ai sensi del comma 3. 


3-8-2002 


5. Nel caso in cui la gara sia esperita mediante appalto-concorso e 
nella successiva procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b), il pro- 
motore risulti aggiudicatario, lo stesso è tenuto a versare all’altro sog- 
getto, ovvero agli altri due soggetti che abbiano partecipato alla proce- 
dura, il rimborso delle spese sostenute e documentate nei limiti dell’im- 
porto di cui all'art. 37-bis, comma 1, quinto periodo. Il pagamento è 
effettuato dall’amministrazione aggiudicatrice prelevando tale im- 
porto dalla cauzione versata dall’aggiudicatario ai sensi del comma 3. 


6. (abrogato) ». 


«Art. 37-quinquies (Società di progetto). — 1. Il bando di gara 
per l’affidamento di una concessione per la realizzazione e/o gestione 
di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità deve 
prevedere che l’aggiudicatario ha la facoltà, dopo l’aggiudicazione, 
di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o 
a responsabilità limitata, anche consortile. Il bando di gara indica 
l'ammontare minimo del capitale sociale della società. In caso di con- 
corrente costituito da più soggetti, nell’offerta è indicata la quota di 
partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. Le predette 
disposizioni si applicano anche alla gara di cui all’art. 37-quater. La 
società così costituita diventa la concessionaria subentrando nel rap- 
porto di concessione all’aggiudicatario senza necessità di approva- 
zione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di con- 
tratto. Il bando di gara può, altresì, prevedere che la costituzione 
della società sia un obbligo dell’aggiudicatario. 


1-bis. I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle 
società disciplinate dal comma 1 si intendono realizzati e prestati in 
proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalle suddette 
società ai propri soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti 
stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari. Restano 
ferme le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali che pre- 
vedono obblighi di affidamento dei lavori o dei servizi a soggetti 
terzi. 


1-ter. Per effetto del subentro di cui al comma I, che non costituisce 
cessione del contratto, la società di progetto diventa la concessionaria 
a titolo originario e sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con 
l'Amministrazione concedente. Nel caso di versamento di un prezzo in 
corso d'opera da parte della pubblica amministrazione, i soci della 
società restano solidalmente responsabili con la società di progetto nei 
confronti dell’Amministrazione per l'eventuale rimborso del contributo 
percepito. In alternativa, la società di progetto può fornire alla pubblica 
amministrazione garanzie bancarie ed assicurative per la restituzione 
delle somme versate a titolo di prezzo in corso d'opera, liberando in tal 
modo i soci. Le suddette garanzie cessano alla data di emissione del cer- 
tificato di collaudo dell’opera. Il contratto di concessione stabilisce le 
modalità per la eventuale cessione delle quote della società di progetto, 
fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per 
la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società ed a garantire, 
nei limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del concessio- 
nario sino alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. 
L'ingresso nel capitale sociale della società di progetto e lo smobilizzo 
delle partecipazioni da parte di banche ed altri investitori istituzionali 
che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione pos- 
sono tuttavia avvenire in qualsiasi momento». 


Art. 38-bis (Deroghe in situazioni di emergenza ambientale). — 
1. Al fine di accelerare la realizzazione di infrastrutture di trasporto, 
viabilità e parcheggi, tese a migliorare la qualità dell’aria e dell'am- 
biente nelle città, l'approvazione dei progetti definitivi da parte del con- 
siglio comunale costituisce variante urbanistica a tutti gli effetti». 


— Il testo dell’art. 18, comma 9, della legge 19 marzo 1990, n. 55, 
come modificato dalla presente legge, è il seguente: 


«9. L’impresa che si avvale del subappalto o del cottimo deve 
allegare alla copia autentica del contratto e la dichiarazione circa la 
sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento 
a norma dell’art. 2359 del codice civile con l’impresa affidataria del 
subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effet- 
tuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione 
temporanea, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al 
rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; 
tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giu- 
stificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’au- 
torizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo 
inferiore al 2 per cento dell’importo dei lavori affidati o di importo infe- 
riore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte 
della stazione appaltante sono ridotti della metà». 
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— Il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, 
n. 554 reca: Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, 
n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modifi- 
cazioni». 


— Il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, 
n. 34 reca: «Regolamento recante istituzione del sistema di qualifica- 
zione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell’art. 8 della legge 
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni». 


— Il testo dell’art. 6, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, 
n. 109 è il seguente: 


«1. È garantita la piena autonomia funzionale ed organizzativa, 
nonché l’indipendenza di giudizio e di valutazione del Consiglio supe- 
riore dei lavori pubblici quale massimo organo tecnico consultivo 
dello Stato». 


— Il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 
246 reca: «Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE 
relativa ai prodotti da costruzione». 


— Il testo dell’art. 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 
449 è il seguente: 


«4. Con uno o più regolamenti, da emanare entro novanta giorni 
dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pubbliche 
amministrazioni individuano le prestazioni, non rientranti tra i ser- 
vizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamen- 
tali, per le quali richiedere un contributo da parte dell’utente, e l’am- 
montare del contributo richiesto. Per le amministrazioni dello Stato, 
anche ad ordinamento autonomo, si provvede ai sensi dell’art. 17, 
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con regolamenti emanati 
dal Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione 
pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programma- 
zione economica, sulla base di criteri generali deliberati dal Consiglio 
dei ministri; i regolamenti sono emanati entro novanta giorni da tale 
deliberazione. Per tali amministrazioni gli introiti sono versati all’en- 
trata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in misura non 
superiore al 30 per cento, alla corrispondente unità previsionale di 
base del bilancio per incrementare le risorse relative all’incentiva- 
zione della produttività del personale e della retribuzione di risultato 
dei dirigenti assegnati ai centri di responsabilità che hanno effettuato 
la prestazione». 


— Il testo dell’art. 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086 è il 
seguente: 


«Art. 20. — Agli effetti della presente legge sono considerati 
laboratori ufficiali: 


i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle 
facoltà di ingegneria e delle facoltà o istituti universitari di architet- 
tura; 


il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed 
esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile (Roma). 


Il Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei 
lavori pubblici, può autorizzare con proprio decreto altri laboratori 
ad effettuare prove sui materiali da costruzione, ai sensi della pre- 
sente legge. 


L’attività dei laboratori, ai fini della presente legge, è servizio di 
pubblica utilità». 


— Il testo dell’art. 8 del citato decreto del Presidente della 
Repubblica n. 246/1993 è il seguente: 


«Art. 8. — 1. Ai fini del rilascio dell’attestato di conformità di 
cui all’art. 6: 


a) organismi di certificazione sono gli organismi imparziali 
governativi o no, che possiedono la competenza e le attribuzioni 
necessarie per eseguire la certificazione di conformità secondo le 
regole di procedura e di gestione fissate; 


b) organismi d’ispezione sono gli organismi imparziali aventi 
a disposizione l’organizzazione, il personale, la competenza e l’inte- 
grità necessarie per svolgere, secondo criteri specifici, compiti quali 
valutazione, raccomandazione di accettazione e verifica delle opera- 
zioni di controllo della qualità effettuate dal fabbricante, selezione e 
valutazione dei prodotti in loco, o in fabbrica, o altrove secondo cri- 
teri specifici; 

c) laboratori di prova sono gli organismi imparziali che misu- 
rano, esaminano, provano, classificano o determinano in altro modo 
le caratteristiche o la prestazione dei materiali o dei prodotti. 
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2. Le tre funzioni di cui al comma 1, o due di esse, nei casi indi- 
cati dall’art. 7, lettera A), e con la lettera B), procedura n. 1 o 2, pos- 
sono essere svolte da un solo organismo purché in possesso dei rela- 
tivi requisiti. 

3. Il servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori 
pubblici è organismo di certificazione ed ispezione relativamente ai 
prodotti e sistemi destinati alle opere di ingegneria strutturale e geo- 
tecnica, anche in zone a rischio sismico, per i quali è di prioritaria 
importanza il rispetto del requisito essenziale n. 1 di cui all’allegato 
A (resistenza meccanica e stabilità). 


4. Il centro studi ed esperienze del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco è organismo di certificazione ed ispezione relativamente ai pro- 
dotti e sistemi destinati alla protezione attiva e passiva contro l’incen- 
dio per i quali è di prioritaria importanza garantire il rispetto del 
requisito essenziale n. 2 di cui all’allegato A (sicurezza in caso di 
incendio). I laboratori del predetto centro sono laboratori di prova 
per prodotti e sistemi destinati alla protezione attiva e passiva contro 
l’incendio. 

5. Le spese relative al rilascio dell’attestato di conformità sono a 
carico del richiedente. 


6. Restano ferme le competenze del Ministero dei lavori pubblici 
e del Consiglio superiore dei lavori pubblici per l’applicazione del- 
l’art. 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086. L’autorizzazione previ- 
sta da detto articolo riguarderà altresì le prove geotecniche sui terreni 
e sulle rocce. 


7. Restano salve le competenze del Ministero dell’industria, del 
commercio e dell’artigianato e del Ministero dei lavori pubblici per 
quanto attiene l’applicazione della legge 26 maggio 1965, n. 595». 


Nota all'art. 8: 


— Il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1 e successive modifi- 
cazioni reca: Riordino degli enti e delle società di promozione e isti- 
tuzione della società «Sviluppo Italia», a norma degli articoli 11 e 14 
della legge 15 marzo 1997, n. 59. 


Note all'art. 10: 


— Il testo dell’art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 
446 recante istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, 
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e 
istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché rior- 
dino della disciplina dei tributi locali è il seguente: 


«Art. 63 (Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche). — 
1. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma 
dell’art. 52, escludere l’applicazione, nel proprio territorio, della tassa 
per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del 
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I comuni e le province 
possono, con regolamento adottato a norma dell’art. 52, prevedere 
che l’occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e 
relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio dema- 
nio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati 
anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l’oc- 
cupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da 
parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto 
di concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone può essere 
anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitù di 
pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Agli effetti del pre- 
sente comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada 
situati all’interno di centri abitati con popolazione superiore a dieci- 
mila abitanti, individuabili a norma dell’art. 2, comma 7, del decreto 
legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 


2. Il regolamento è informato ai seguenti criteri: 


a) previsione delle procedure per il rilascio, il rinnovo e la 
revoca degli atti di concessione; 


b) classificazione in categorie di importanza delle strade, aree 
e spazi pubblici; 

c) indicazione analitica della tariffa determinata sulla base 
della classificazione di cui alla lett. 5), dell’entità dell’occupazione, 
espressa in metri quadrati o lineari, del valore economico della dispo- 
nibilità dell’area nonché del sacrificio imposto alla collettività, con 
previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività eserci- 
tate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità del- 
l'occupazione; 
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d) indicazione delle modalità e termini di pagamento del 
canone; 


e) previsione di speciali agevolazioni per occupazioni ritenute 
di particolare interesse pubblico e, in particolare, per quelle aventi 
finalità politiche ed istituzionali; 


f) previsione per le occupazioni permanenti, realizzate con 
cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende 
di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività stru- 
mentali ai servizi medesimi, di un canone determinato forfetaria- 
mente come segue: 


1) per le occupazioni del territorio comunale il canone è 
commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la 
misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di comuni: 


1) fino a 20.000 abitanti, lire 1.500 per utenza; 
II) oltre 20.000 abitanti, lire 1.250 per utenza; 


2) per le occupazioni del territorio provinciale, il canone è 
determinato nella misura del 20 per cento dell’importo risultante dal- 
l’applicazione della misura unitaria di tariffa di cui al numero 1), per 
il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel 
medesimo ambito territoriale; 


3) in ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti a 
ciascun comune o provincia non può essere inferiore a lire 1.000.000. 
La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente 
per le occupazioni permanenti di cui alla presente lettera effettuate 
dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi; 


4) gli importi di cui al numero 1) sono rivalutati annual- 
mente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 
dicembre dell’anno precedente; 


5) il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 
31 dicembre dell’anno precedente. Il canone è versato in un’unica 
soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento è effettuato 
a mezzo di conto corrente postale intestato al comune o alla provin- 
cia recante, quale causale, l’indicazione del presente articolo. I 
comuni e le province possono prevedere termini e modalità diversi 
da quelli predetti inviando, nel mese di gennaio di ciascun anno, 
apposita comunicazione alle aziende di erogazione di pubblici servizi, 
fissando i termini per i conseguenti adempimenti in non meno di 
novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione; 


g) applicazione alle occupazioni abusive di un’indennità pari 
al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti 
le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carat- 
tere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono 
effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di 
accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; 


g-bis) previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie di 
importo non inferiore all'ammontare della somma di cui alla lettera 
g), né superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite 
dall’art. 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 


3. Il canone è determinato sulla base della tariffa di cui al 
comma 2, con riferimento alla durata dell'occupazione e può essere 
maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall’occupa- 
zione del suolo e del sottosuolo. Per la determinazione della tassa 
prevista al comma 1 relativa alle occupazioni di cui alla lettera f) 
del comma 2, si applicano gli stessi criteri ivi previsti per la determi- 
nazione forfetaria del canone. Dalla misura complessiva del canone 
ovvero della tassa prevista al comma | va detratto l’importo di altri 
canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla 
provincia per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a 
prestazioni di servizi». 


— Il Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 
recante revisione ed armonizzazione dell’imposta comunale sulla 
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l’oc- 
cupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province non- 
ché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma 
dell’art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino 
della finanza territoriale reca: «Tassa per l'occupazione di spazi ed 
aree pubbliche». 


— Il testo vigente dell’art. 63, comma 3 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997, n. 446 recante istituzione dell’imposta regionale sulle 


attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle 
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detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale 
imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali, come 
modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente: 


«3. Il canone è determinato sulla base della tariffa di cui al 
comma 2, con riferimento alla durata dell'occupazione e può essere 
maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in 
concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo che non 
siano a qualsiasi titolo, già posti a carico delle aziende che eseguono i 
lavori. Per la determinazione della tassa prevista al comma 1 relativa 
alle occupazioni di cui alla lettera f) del comma 2, si applicano gli 
stessi criteri ivi previsti per la determinazione forfetaria del canone. 
Dalla misura complessiva del canone ovvero della tassa prevista al 
comma 1 va detratto l’importo di altri canoni previsti da disposizioni 
di legge, riscossi dal comune e dalla provincia per la medesima occu- 
pazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi». 


Note all'art. 11: 


— Il testo dell’art. 2, lettera 4) della legge 17 maggio 1985, n. 210 
e successive modificazioni recante Istituzione dell’ente Ferrovie dello 
Stato è il seguente: 


«h) a partecipare, anche in posizione minoritaria, a società o enti 
operanti in Italia o all’estero, aventi per fini l’acquisizione e l’incre- 
mento dei trasporti per ferrovia, la ricerca applicata nel campo ferro- 
viario, l’esercizio di attività complementari, accessorie 0, comunque, 
connesse con quelle ferroviarie, lo svolgimento di attività coordinate 
in materia di trasporti, nonché la progettazione esecutiva e la costru- 
zione delle linee e delle infrastrutture ferroviarie per il sistema alla 
velocità, per le quali il recupero e la remunerazione del capitale inve- 
stito avviene attraverso lo sfruttamento economico effettuato da 
parte della società stessa. Ad essa in nessun caso possono partecipare 
fornitori e costruttori interessati alla realizzazione degli investimenti 
effettuati dalla società. L’esercizio delle infrastrutture cosi realizzate 
è riservato alla gestione unitaria dell’ente «Ferrovie dello Stato». 


— La legge 22 dicembre 1986, n. 910 e successive modificazioni, 
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 
dicembre 1986, n. 301, reca: Disposizioni per la formazione del bilan- 
cio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987). 


— Il testo dell’art. 31 della legge 17 maggio 1999, n. 144 recante 
misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino 
degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina VI- 
NAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali è 
il seguente: 


«Art. 31 (Società di gestione dei servizi ferroviari). — 1. Al fine di 
accelerare il conferimento alle regioni delle funzioni previste dal- 
l’art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dall’art. 8 del decreto 
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, le ferrovie in gestione commissa- 
riale governativa, attualmente gestite dalle Ferrovie dello Stato 
S.p.a., possono costituire o partecipare a società con apporto di capi- 
tale non superiore a lire duecento milioni ricorrendo per la relativa 
copertura ai fondi destinati alle spese di esercizio.». 


— Il testo del comma 3-bis dell’art. 18 del decreto legislativo 19 
novembre 1997, n. 422 e successive modificazioni recante conferi- 
mento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia 
di trasporto pubblico locale, a norma dell’art. 4, comma 4, della legge 
15 marzo 1997, n. 59 è il seguente: 


«3-bis. Le regioni prevedono un periodo transitorio, da conclu- 
dersi comunque entro il 31 dicembre 2003, nel corso del quale vi è la 
facoltà di mantenere tutti gli affidamenti agli attuali concessionari 
ed alle società derivanti dalle trasformazioni di cui al comma 3, ma 
con l’obbligo di affidamento di quote di servizio o di servizi speciali 
mediante procedure concorsuali, previa revisione dei contratti di ser- 
vizio in essere se necessaria; le regioni procedono altresì all’affida- 
mento della gestione dei relativi servizi alle società costituite allo 
scopo dalle ex gestioni governative, fermo restando quanto previsto 
dalle norme in materia di programmazione e di contratti di servizio 
di cui al capo II. Trascorso il periodo transitorio, tutti i servizi ven- 
gono affidati esclusivamente tramite le procedure concorsuali di cui 
al comma 2, lettera a)». 


— Il testo vigente dell’art. 15 del decreto legislativo 19 novembre 
1997, n. 422 recante conferimento alle regioni ed agli enti locali di 
funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma 
dell’art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modifi- 
cato dalla legge qui pubblicata, è il seguente: 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 181 


«Art. 15 (Programmazione degli investimenti). — 1. In attuazione 
di quanto previsto dal comma 1 dell’art. 14, con accordi di pro- 
gramma in materia di investimenti si individuano: 


a) le opere da realizzare e i mezzi di trasporto, incluso il mate- 
riale rotabile ferroviario, da acquisire; 


b) i tempi di realizzazione in funzione dei piani di sviluppo dei 
Servizi; 
c) i soggetti coinvolti e loro compiti; 


d) le risorse necessarie, le loro fonti di finanziamento certe e i 
tempi di erogazione; 


e) il periodo di validità. 


2. Gli accordi di cui al comma Il sono sottoscritti dal Ministro 
dei trasporti e della navigazione e dalla regione, nonché dai presi- 
denti delle province, dai sindaci e dai presidenti delle comunità mon- 
tane nel caso di esercizio associato di servizi comunali di trasporto 
locale di cui all’art. 11, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, 
direttamente coinvolti nella realizzazione delle opere; essi sono impe- 
gnativi per le parti che sottoscrivono. L’attuazione degli accordi di 
programma è verificata annualmente, congiuntamente dal Ministero 
dei trasporti e della navigazione, dalle regioni interessate e dai sog- 
getti che l’hanno sottoscritto in sede di conferenza dei servizi, da rea- 
lizzare ai sensi dell’art. 17, commi 4 e seguenti, della legge 15 maggio 
1997, n. 127. Il Ministro dei trasporti e della navigazione riferisce 
annualmente in sede di Conferenza unificata, di cui all’art. 9 della 
legge n. 59, sull’attuazione degli accordi di cui al comma 1. Per la rea- 
lizzazione degli accordi di programma, le parti possono concordare 
di costituire gestioni finanziarie cui conferire le proprie risorse. 


2-bis. Per i soggetti direttamente coinvolti nella realizzazione delle 
opere di cui al comma 2 sono da intendersi le province, i comuni e le 
comunità montane nel caso di esercizio associato di servizi comunali di 
trasporto locale di cui all'art. 11, comma 1, della legge 31 gennaio 
1994, n. 97, che partecipano alla realizzazione dell’opera con lo stanzia- 
mento di un contributo di importo pari o superiore al 5 per cento dell’in- 
vestimento. 


2-ter. Le risorse necessarie all'attuazione degli accordi di pro- 
gramma di cui al comma 2 sono depositate presso conti di tesoreria 
infruttiferi intestati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con 
vincolo di destinazione alle singole regioni. L'erogazione, mediante svin- 
colo, è disposta da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
in favore delle regioni a valere sui conti di tesoreria infruttiferi intestati 
alle stesse regioni in ragione dello stato di avanzamento della realizza- 
zione degli interventi individuati negli accordi di programma di cui al 
comma 2, secondo i termini e le modalità ivi concordate e comunque in 
maniera tale da assicurare il tempestivo e corretto adempimento degli 
organi connessi all'esecuzione delle opere. 


3. Non rientrano negli accordi di cui al presente art. le risorse 
finanziarie conferite a Ferrovie dello Stato S.p.a. dallo Stato nella 
qualità di azionista. 


4. Le aree e i beni non più funzionali all’esercizio del trasporto 
pubblico possono essere ceduti, a titolo oneroso, in conformità al 
regime giuridico di appartenenza, ai comuni o alle province. Le 
modalità relative vengono definite in appositi accordi tra i Ministri 
interessati e il sindaco o il presidente della provincia e, ove coinvolte, 
le società proprietarie. 


«2-bis. Per soggetti direttamente coinvolti nella realizzazione 
delle opere di cui al comma 2 sono da intendersi le province, i comuni 
e le comunità montane nel caso di esercizio associato di servizi comu- 
nali di trasporto locale di cui all’art. 11, comma I, della legge 31 gen- 
naio 1994, n. 97, che partecipano alla realizzazione dell’opera con lo 
stanziamento di un contributo di importo pari o superiore al 5 per 
cento dell’investimento. 


2-ter. Le risorse necessarie all’attuazione degli accordi di pro- 
gramma di cui al comma 2 sono depositate presso conti di tesoreria 
infruttiferi intestati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
con vincolo di destinazione alle singole regioni. L'erogazione, 
mediante svincolo, è disposta da parte del Ministero delle infrastrut- 
ture e dei trasporti in favore delle regioni a valere sui conti di tesore- 
ria infruttiferi intestati alle stesse regioni in ragione dello stato di 
avanzamento della realizzazione degli interventi individuati negli 
accordi di programma di cui al comma 2, secondo i termini e le 
modalità ivi concordate e comunque in maniera tale da assicurare il 
tempestivo e corretto adempimento degli obblighi connessi all’esecu- 
zione delle opere». 
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Note all'art. 12: 


— Il testo dell’art. 145, comma 30, della legge 23 dicembre 2000, 
n.388 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) è il seguente: 


«30. Per le regolazioni debitorie dei disavanzi delle ferrovie con- 
cesse e in ex gestione commissariale governativa, comprensivi degli 
oneri di trattamento di fine rapporto, maturati alla data del 31 dicem- 
bre 2000, ad esclusione della società Ferrovie dello Stato S.p.A., e 
per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pub- 
blico locale relativi all’anno 1999, il Ministro dei trasporti e della 
navigazione, con decreto emanato di concerto con il Ministro del 
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede 
nell’anno 2001 all’erogazione di lire 1.500 miliardi, nonché di ulteriori 
lire 300 miliardi per la copertura, per il tramite dell'INPS, degli oneri 
sopportati dalle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in con- 
seguenza del mancato allineamento, per l’anno 1999, delle aliquote 
contributive di dette aziende a quelle medie del settore industriale». 


Note all'art. 13: 


— Il testo dell’art. 2, comma 5 della legge 18 giugno 1998, n. 194 
recante interventi nel settore dei trasporti, è il seguente: 


«5. AI fine di permettere gli investimenti nel settore del trasporto 
pubblico locale, le regioni a statuto ordinario sono autorizzate a con- 
trarre mutui quindicennali o altre operazioni finanziarie per provve- 
dere alla sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale 
in esercizio da oltre quindici anni, nonché all’acquisto di mezzi di tra- 
sporto pubblico di persone, a trazione elettrica, da utilizzare all’in- 
terno dei centri storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di tra- 
sporto pubblico di persone, terrestri e lagunari e di impianti a fune 
adibiti al trasporto di persone, cui lo Stato concorre con un contri- 
buto quindicennale di lire 20 miliardi per l’anno 1997, di lire 146 
miliardi per l’anno 1998 e di lire 195 miliardi a decorrere dall’anno 
1999, da ripartire con decreto del Ministro dei trasporti e della navi- 
gazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica». 


— Il testo vigente dell’art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 
recante delega al Governo in materia di infrastrutture ed insedia- 
menti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle atti- 
vità produttive, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il 
seguente: 


«Art. 1 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insedia- 
menti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività 
produttive). — 1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzio- 
nali delle regioni, individua le infrastrutture pubbliche e private e gli 
insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale 
da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese. L'indivi- 
duazione è operata, a mezzo di un programma predisposto dal Ministro 
delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i Ministri competenti e 
le regioni o province autonome interessate e inserito, previo parere del 
CIPE e previa intesa della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del 
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel Documento di program- 
mazione economico-finanziaria, con l'indicazione dei relativi stanzia- 
menti. Nell’individuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici di 
cui al presente comma, il Governo procede secondo finalità di riequili- 
brio socio-economico fra le aree del territorio nazionale, nonché a fini 
di garanzia della sicurezza strategica e di contenimento dei costi dell’ap- 
provvigionamento energetico del Paese e per l'adeguamento della strate- 
gia nazionale a quella comunitaria delle infrastrutture e della gestione 
dei servizi pubblici locali di difesa dell'ambiente. AI fine di sviluppare 
la portualità turistica, il Governo, nell’individuare le infrastrutture e gli 
insediamenti strategici, tiene conto anche delle strutture dedicate alla 
nautica da diporto di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), del regola- 
mento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 
1997, n. 509. Il programma tiene conto del Piano generale dei trasporti. 
L'inserimento nel programma di infrastrutture strategiche non comprese 
nel Piano generale dei trasporti costituisce automatica integrazione 
dello stesso. Il Governo indica nel disegno di legge finanziaria ai sensi 
dell'art. 11, comma 3, lettera i-ter), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e 
successive modificazioni, le risorse necessarie, che si aggiungono ai 
finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili, senza 
diminuzione delle risorse già destinate ad opere concordate con le 
regioni e le province autonome e non ricomprese nel programma. In sede 
di prima applicazione della presente legge il programma è approvato 
dal CIPE entro il 31 dicembre 2001. Gli interventi previsti dal pro- 
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gramma sono automaticamente inseriti nelle intese istituzionali di pro- 
gramma e negli accordi di programma quadro nei comparti idrici ed 
ambientali, ai fini della individuazione delle priorità e ai fini dell’armo- 
nizzazione con le iniziative già incluse nelle intese e negli accordi stessi, 
con le indicazioni delle risorse disponibili e da reperire, e sono compresi 
in una intesa generale quadro avente validità pluriennale tra il Governo 
e ogni singola regione o provincia autonoma, al fine del congiunto coor- 
dinamento e realizzazione delle opere. 


1-bis. Il programma da inserire nel Documento di programmazione 
economico-finanziaria deve contenere le seguenti indicazioni: 


a) elenco delle infrastrutture e degli insediamenti strategici da 
realizzare; 


b) costi stimati per ciascuno degli interventi; 
c) risorse disponibili e relative fonti di finanziamento; 


d) stato di realizzazione degli interventi previsti nei programmi 
precedentemente approvati; 


e) quadro delle risorse finanziarie già destinate e degli ulteriori 
finanziamenti necessari per il completamento degli interventi. 


2. Il Governo è delegato ad emanare, nel rispetto delle attribu- 
zioni costituzionali delle regioni, entro dodici mesi dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi 
volti a definire un quadro normativo finalizzato alla celere realizza- 
zione delle infrastrutture e degli insediamenti individuati ai sensi del 
comma Il, a tal fine riformando le procedure per la valutazione di 
impatto ambientale (VIA) e l’autorizzazione integrata ambientale, 
limitatamente alle opere di cui al comma 1 e comunque nel rispetto 
del disposto dell’art. 2 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 
27 giugno 1985, come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consi- 
glio del 3 marzo 1997 e introducendo un regime speciale, anche in 
deroga agli articoli 2, da 7 a 16, 19, 20, 21, da 23 a 30, 32, 34, 37-bis, 
37-ter e 37-quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive 
modificazioni, nonché alle ulteriori disposizioni della medesima legge 
che non siano necessaria ed immediata applicazione delle direttive 
comunitarie, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 


a) disciplina della tecnica di finanza di progetto per finanziare 
e realizzare, con il concorso del capitale privato, le infrastrutture e 
gli insediamenti di cui al comma 1; 


b) definizione delle procedure da seguire in sostituzione di 
quelle previste per il rilascio dei provvedimenti concessori o autoriz- 
zatori di ogni specie; definizione della durata delle medesime non 
superiore a sei mesi per la approvazione dei progetti preliminari, 
comprensivi di quanto necessario per la localizzazione dell’opera 
d’intesa con la regione o la provincia autonoma competente, che, a 
tal fine, provvede a sentire preventivamente i comuni interessati, e, 
ove prevista, della VIA; definizione delle procedure necessarie per la 
dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e per la 
approvazione del progetto definitivo, la cui durata non può superare 
il termine di ulteriori sette mesi; definizione di termini perentori per 
la risoluzione delle interferenze con servizi pubblici e privati, con pre- 
visione di responsabilità patrimoniali in caso di mancata tempestiva 
risoluzione; 


c) attribuzione al CIPE, integrato dai presidenti delle regioni e 
delle province autonome interessate, del compito di valutare le proposte 
dei promotori, di approvare il progetto preliminare e definitivo, di vigi- 
lare sulla esecuzione dei progetti approvati, adottando i provvedimenti 
concessori ed autorizzatori necessari, comprensivi della localizzazione 
dell’opera e, ove prevista, della VIA istruita dal competente Ministero. 
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cura le istruttorie, for- 
mula le proposte ed assicura il supporto necessario per l'attività del 
CIPE, avvalendosi, eventualmente, di una apposita struttura tecnica, di 
advisor e di commissari straordinari, che agiscono con i poteri di cui 
all'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modifi- 
cazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, nonché della eventuale ulte- 
riore collaborazione richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze 
nel settore della finanza di progetto, ovvero offerta dalle regioni o pro- 
vince autonome interessate, con oneri a proprio carico; 


d) modificazione della disciplina in materia di conferenza di 
servizi, con la previsione della facoltà, da parte di tutte le ammini- 
strazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni comunque 
denominati, di proporre, in detta conferenza, nel termine perentorio 
di novanta giorni, prescrizioni e varianti migliorative che non modifi- 
cano la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere; le 
prescrizioni e varianti migliorative proposte in conferenza sono valu- 


tate dal CIPE ai fini della approvazione del progetto definitivo; 
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e) affidamento, mediante gara ad evidenza pubblica nel 
rispetto delle direttive dell’Unione europea, della realizzazione delle 
infrastrutture strategiche ad un unico soggetto contraente generale o 
concessionario; 


f) disciplina dell’affidamento a contraente generale, con riferi- 
mento all’art. 1 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 
1993, definito come esecuzione con qualsiasi mezzo di un’opera 
rispondente alle esigenze specificate dal soggetto aggiudicatore; il 
contraente generale è distinto dal concessionario di opere pubbliche 
per l’esclusione dalla gestione dell’opera eseguita ed è qualificato per 
specifici connotati di capacità organizzativa e tecnico-realizzativa, 
per l’assunzione dell’onere relativo all’anticipazione temporale del 
finanziamento necessario alla realizzazione dell’opera in tutto o in 
parte con mezzi finanziari privati, per la libertà di forme nella realiz- 
zazione dell’opera, per la natura prevalente di obbligazione di risul- 
tato complessivo del rapporto che lega detta figura al soggetto aggiu- 
dicatore e per l’assunzione del relativo rischio; previsione dell’ob- 
bligo, da parte del contraente generale, di prestazione di adeguate 
garanzie e di partecipazione diretta al finanziamento dell’opera o di 
reperimento dei mezzi finanziari occorrenti; 


g) previsione dell’obbligo per il soggetto aggiudicatore, nel 
caso in cui l’opera sia realizzata prevalentemente con fondi pubblici, 
di rispettare la normativa europea in tema di evidenza pubblica e di 
scelta dei fornitori di beni o servizi, ma con soggezione ad un regime 
derogatorio rispetto alla citata legge n. 109 del 1994 per tutti gli 
aspetti di essa non aventi necessaria rilevanza comunitaria; 


h) introduzione di specifiche deroghe alla vigente disciplina in 
materia di aggiudicazione di lavori pubblici e di realizzazione degli 
stessi, fermo il rispetto della normativa comunitaria, finalizzate a 
favorire il contenimento dei tempi e la massima flessibilità degli stru- 
menti giuridici; in particolare, in caso di ricorso ad un contraente 
generale, previsione che lo stesso, ferma restando la sua responsabi- 
lità, possa liberamente affidare a terzi l’esecuzione delle proprie pre- 
stazioni con l’obbligo di rispettare, in ogni caso, la legislazione anti- 
mafia e quella relativa ai requisiti prescritti per gli appaltatori; previ- 
sione della possibilità di costituire una società di progetto ai sensi del- 
l’art. 37-quinquies della citata legge n. 109 del 1994, anche con la par- 
tecipazione di istituzioni finanziarie, assicurative e tecnico-operative 
già indicate dallo stesso contraente generale nel corso della procedura 
di affidamento; previsione della possibilità di emettere titoli obbliga- 
zionari ai sensi dell’art. 37-sexies della legge n. 109 del 1994, ovvero 
di avvalersi di altri strumenti finanziari, con la previsione del relativo 
regime di garanzia di restituzione, anche da parte di soggetti aggiudi- 
catori, ed utilizzazione dei medesimi titoli e strumenti finanziari per 
la costituzione delle riserve bancarie o assicurative previste dalla legi- 
slazione vigente; 


i) individuazione di adeguate misure atte a valutare, ai fini di 
una migliore realizzazione dell’opera, il regolare assolvimento degli 
obblighi assunti dal contraente generale nei confronti di terzi ai quali 
abbia affidato l’esecuzione di proprie prestazioni; 


I) previsione, in caso di concessione di opera pubblica unita a 
gestione della stessa, e tenuto conto della redditività potenziale della 
stessa, della possibilità di corrispondere al concessionario, anche in 
corso d’opera e nel rispetto dei limiti determinati in sede di gara, un 
prezzo in aggiunta al diritto di sfruttamento economico dell’opera, 
anche a fronte della prestazione successiva di beni o servizi allo stesso 
soggetto aggiudicatore relativamente all’opera realizzata, nonché 
della possibilità di fissare la durata della concessione anche oltre 
trenta anni, in relazione alle caratteristiche dell’opera, e di consentire 
al concessionario di affidare a terzi i lavori, con il solo vincolo delle 
disposizioni della citata direttiva 93/37/CEE relative agli appalti del 
concessionario e nel limite percentuale eventualmente indicato in 
sede di gara a norma della medesima direttiva; 


m) previsione del rispetto dei piani finanziari allegati alle con- 
cessioni in essere per i concessionari di pubblici servizi affidatari di 
nuove concessioni; 


n) previsione, dopo la stipula dei contratti di progettazione, 
appalto, concessione o affidamento a contraente generale, di forme 
di tutela risarcitoria per equivalente, con esclusione della reintegra- 
zione in forma specifica; restrizione, per tutti gli interessi patrimo- 
niali, della tutela cautelare al pagamento di una provvisionale; 


o) previsione di apposite procedure di collaudo delle opere 
entro termini perentori che consentano, ove richiesto da specifiche 
esigenze tecniche, il ricorso anche a strutture tecniche esterne di sup- 
porto alle commissioni di collaudo. 
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3. I decreti legislativi previsti dal comma 2 sono emanati sentito 
il parere della Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legi- 
slativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché quello delle competenti Com- 
missioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla 
richiesta. Nei due anni successivi alla loro emanazione possono essere 
emanate disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi, 
nel rispetto della medesima procedura e secondo gli stessi princìpi e 
criteri direttivi. Il Governo integra e modifica il regolamento di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, 
in conformità alle previsioni della presente legge e dei decreti legisla- 
tivi di cui al comma 2. 


3-bis. In alternativa alle procedure di approvazione dei progetti 
preliminari e definitivi, di cui al comma 2, l'approvazione dei progetti 
definitivi degli interventi individuati nel comma 1 può essere disposta 
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera- 
zione del CIPE integrato dai presidenti delle regioni o delle province 
autonome interessate, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle com- 
petenti Commissioni parlamentari. Con il predetto decreto sono dichia- 
rate la compatibilità ambientale e la localizzazione urbanistica dell’in- 
tervento nonché la pubblica utilità dell'opera; lo stesso decreto sostitui- 
sce ogni altro permesso, autorizzazione 0 approvazione comunque deno- 
minati, e consente la realizzazione di tutte le opere ed attività previste 
nel progetto approvato. 


4. Limitatamente agli anni 2002 e 2003 il Governo è delegato ad 
emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui al 
comma 2, previo parere favorevole del CIPE, integrato dai presidenti 
delle regioni interessate, sentite la Conferenza unificata di cui 
all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti 
Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi recanti l’ap- 
provazione definitiva, nei limiti delle vigenti autorizzazioni di spesa, 
di specifici progetti di infrastrutture strategiche individuate secondo 
quanto previsto al comma 1. 


5. Ai fini della presente legge, sono fatte salve le competenze 
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome previste 
dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. 


6. In alternativa a concessioni e autorizzazioni edilizie, a scelta 
dell’interessato, possono essere realizzati, in base a semplice denuncia 
di inizio attività, ai sensi dell’art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, 
n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 
493, come sostituito dall’art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 
1996, n. 662, e successive modificazioni: 


a) gli interventi edilizi minori, di cui all’art. 4, comma 7, del 
citato decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398; 


b) le ristrutturazioni edilizie, comprensive della demolizione e 
ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma. Ai fini del calcolo 
della volumetria non si tiene conto delle innovazioni necessarie per 
l'adeguamento alla normativa antisismica; 


c) gli interventi ora sottoposti a concessione, se sono specifica- 
mente disciplinati da piani attuativi che contengano precise disposi- 
zioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui 
sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal consiglio comunale 
in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli 
vigenti. Relativamente ai piani attuativi che sono stati approvati 
anteriormente all’entrata in vigore della presente legge, l’atto di rico- 
gnizione dei piani di attuazione deve avvenire entro trenta giorni 
dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall’atto di 
ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato 
da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l’esistenza 
di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate; 


d) i sopralzi, le addizioni, gli ampliamenti e le nuove edifica- 
zioni in diretta esecuzione di idonei strumenti urbanistici diversi da 
quelli indicati alla lettera c), ma recanti analoghe previsioni di detta- 
glio. 

7. Nulla è innovato quanto all’obbligo di versare il contributo 
commisurato agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione. 


8. La realizzazione degli interventi di cui al comma 6 che riguar- 
dino immobili sottoposti a tutela storico-artistica 0 paesaggistico- 
ambientale è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell’auto- 
rizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti. Si applicano in 
particolare le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative 
in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 


29 ottobre 1999, n. 490. 


__ g4 


3-8-2002 


9. Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad 
un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa 
amministrazione comunale, il termine di venti giorni per la presenta- 
zione della denuncia di inizio dell’attività, di cui all’art. 4, comma 
11, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, decorre dal rilascio del 
relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia 
è priva di effetti. 


10. Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad 
un vincolo la cui tutela non compete all’amministrazione comunale, 
ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia alle- 
gato alla denuncia, il competente ufficio comunale convoca una con- 
ferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater 
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il ter- 
mine di venti giorni per la presentazione della denuncia di inizio del- 
l’attività decorre dall’esito della conferenza. In caso di esito non favo- 
revole, la denuncia è priva di effetti. 


11. Il comma 8 dell’art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, 
è abrogato. 


12. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano nelle regioni a 
statuto ordinario a decorrere dal novantesimo giorno dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, salvo che le leggi regionali ema- 
nate prima della data di entrata in vigore della presente legge siano già 
conformi a quanto previsto dalle lettere a), b), c) e d) del medesimo 
comma 6, anche disponendo eventuali categorie aggiuntive e differenti 
presupposti urbanistici. Le regioni a statuto ordinario, possono ampliare 
o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni di cui al periodo prece- 
dente. 

13. È fatta in ogni caso salva la potestà legislativa esclusiva delle 
regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di 
Bolzano. 


14. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 2002, 
un decreto legislativo volto a introdurre nel testo unico delle disposi- 
zioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui all’art. 7 
della legge 8 marzo 1999, n. 50, e successive modificazioni, le modifi- 
che strettamente necessarie per adeguarlo alle disposizioni di cui ai 
commi da 6 a 13. 


15. I soggetti che effettuano attività di gestione dei rifiuti la cui 
classificazione è stata modificata con la decisione della Commissione 
europea 2001/118/CE del 16 gennaio 2001 inoltrano richiesta all’ente 
competente, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente 
legge, presentando domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 28 
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifica- 
zioni, o iscrizione ai sensi dell’art. 30 del medesimo decreto legisla- 
tivo, indicando i nuovi codici dei rifiuti per i quali si intende prose- 
guire l’attività di gestione dei rifiuti. L’attività può essere proseguita 
fino all'emanazione del conseguente provvedimento da parte dell’ente 
competente al rilascio delle autorizzazioni o iscrizioni di cui al citato 
decreto legislativo n. 22 del 1997. Le suddette attività non sono sog- 
gette alle procedure per la VIA in quanto le stesse sono attività già 
in essere. 


16. Con riferimento alle competenze delle regioni, di cui 
all’art. 19 del decreto legislativo n. 22 del 1997, entro sei mesi dalla 
data di entrata in vigore della presente legge le regioni emanano 
norme affinché gli uffici pubblici coprano il fabbisogno annuale di 
manufatti in plastica con una quota di manufatti in plastica riciclata 
pari almeno al 40 per cento del fabbisogno stesso. 


17. Il comma 3, lettera b), dell’art. 7 ed il comma I, lettera f-bis) 
dell’art. 8 del decreto legislativo n. 22 del 1997, si interpretano nel 
senso che le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, non costitui- 
scono rifiuti e sono, perciò, escluse dall'ambito di applicazione del 
medesimo decreto legislativo, anche quando contaminate, durante il 
ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle attività di 
escavazione, perforazione e costruzione, sempreché la composizione 
media dell’intera massa non presenti una concentrazione di inqui- 
nanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti. 


18. Il rispetto dei limiti di cui al comma 17 è verificato mediante 
accertamenti sui siti di destinazione dei materiali da scavo. I limiti 
massimi accettabili sono individuati dall’allegato 1, tabella 1, colonna 
B, del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 del Ministro del- 
l’ambiente e successive modificazioni, salvo che la destinazione urba- 
nistica del sito non richieda un limite inferiore. 


19. Per i materiali di cui al comma 17 si intende per effettivo uti- 
lizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati anche la destina- 
zione a differenti cicli di produzione industriale, ivi incluso il riempi- 
mento delle cave coltivate, nonché la ricollocazione in altro sito, a 
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qualsiasi titolo autorizzata dall’autorità amministrativa competente, 
a condizione che siano rispettati i limiti di cui al comma 18 e la ricol- 
locazione sia effettuata secondo modalità di rimodellazione ambien- 
tale del territorio interessato». 


Norme all'art. 14: 


— La legge 17 dicembre 1971, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
11 gennaio 1972, n. 8, reca: «Collegamento viario e ferroviario fra la 
Sicilia ed il continente». 


— Per il testo del comma 1 della dell’art. 1 della legge 21 dicem- 
bre 2001 n. 443 vedi nota all’art. 13. 


— La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 gen- 
naio 1998 reca: Adeguamento alla normativa comunitaria in materia 
di appalti pubblici della concessione alla società «Stretto di Messina» 


Note all'art. 15: 


— Il testo dell’art. 22, comma 4 della legge 24 novembre 2000, n. 
340 recante disposizioni per la delegificazione di norme e per la sem- 
plificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplifica- 
zione 1999 è il seguente: 


«4. Con regolamento da adottare ai sensi dell’art. 17, comma 2, 
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei tra- 
sporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro, del 
bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici e del- 
l’ambiente, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del 
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il parere delle com- 
petenti Commissioni parlamentari, sono definiti l’elenco delle auto- 
rizzazioni legislative di spesa di cui al comma 1, il procedimento di 
formazione e di approvazione dei PUM, i requisiti minimi dei relativi 
contenuti, i criteri di priorità nell’assegnazione delle somme, nonché 
le modalità di erogazione del finanziamento statale, di controllo dei 
risultati e delle relative procedure». 


— Il testo dell’art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 
recante: «Nuovo codice della strada» è il seguente: 


«Art. 2 (Definizione e classificazione delle strade). — 1. Ai fini 
dell’applicazione delle norme del presente codice si definisce «strada» 
l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei vei- 
coli e degli animali. 


2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche 
costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi: 


A - Autostrade; 

B - Strade extraurbane principali; 

C - Strade extraurbane secondarie; 
D - Strade urbane di scorrimento; 

E - Strade urbane di quartiere; 

F - Strade locali. 


3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti caratteri- 
stiche minime: 


A - Autostrada: strada extraurbana o urbana a carreggiate indi- 
pendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con 
almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sini- 
stra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di 
intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di 
sistemi di assistenza all’utente lungo l’intero tracciato, riservata alla 
circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta 
da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con appo- 
site aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi 
dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione. 


B - Strada extraurbana principale: strada a carreggiate indipen- 
denti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno 
due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di inter- 
sezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contrad- 
distinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circola- 
zione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre cate- 
gorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere 
attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per 
la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelera- 
zione. 


C - Strada extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata 
con almeno una corsia per senso di marcia e banchine. 
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D - Strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate indipen- 
denti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di 
marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina 
pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a 
raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce 
laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite 
concentrate. 


E - Strada urbana di quartiere: strada ad unica carreggiata con 
almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta 
sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna 
alla carreggiata. 


F- Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente 
sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi 
di strade. 


4. È denominata «strada di servizio» la strada affiancata ad una 
strada principale (autostrada, strada extraurbana principale, strada 
urbana di scorrimento) avente la funzione di consentire la sosta ed il 
raggruppamento degli accessi dalle proprietà laterali alla strada prin- 
cipale e viceversa, nonché il movimento e le manovre dei veicoli non 
ammessi sulla strada principale stessa. 


5. Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento 
all’uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, le strade, come classifi- 
cate ai sensi del comma 2, si distinguono in strade «statali», «regio- 
nali», «provinciali», «comunali», secondo le indicazioni che seguono. 
Enti proprietari delle dette strade sono rispettivamente lo Stato, la 
regione, la provincia, il comune. Per le strade destinate esclusiva- 
mente al traffico militare e denominate «strade militari», ente pro- 
prietario è considerato il comando della regione militare territoriale. 


6. Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B, C ed F si 
distinguono in: 


A - Statali, quando: 4) costituiscono le grandi direttrici del traf- 
fico nazionale; 5) congiungono la rete viabile principale dello Stato 
con quelle degli Stati limitrofi; c) congiungono tra loro i capoluoghi 
di regione ovvero i capoluoghi di provincia situati in regioni diverse, 
ovvero costituiscono diretti ed importanti collegamenti tra strade sta- 
tali; 4) allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimi, gli 
aeroporti, i centri di particolare importanza industriale, turistica e 
climatica; e) servono traffici interregionali o presentano particolare 
interesse per l’economia di vaste zone del territorio nazionale. 


B - Regionali, quando allacciano i capoluoghi di provincia della 
stessa regione tra loro o con il capoluogo di regione ovvero allac- 
ciano i capoluoghi di provincia o i comuni con la rete statale se ciò 
sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, 
commerciale, agricolo, turistico e climatico. 


C - Provinciali, quando allacciano al capoluogo di provincia 
capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia o più capo- 
luoghi di comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete statale 
o regionale i capoluoghi di comune, se ciò sia particolarmente rile- 
vante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turi- 
stico e climatico. 


D - Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune 
con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capo- 
luogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con 
un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o 
nodi di scambio intermodale o con le località che sono sede di essen- 
ziali servizi interessanti la collettività comunale. Ai fini del presente 
codice, le strade «vicinali» sono assimilate alle strade comunali. 


7. Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F sono 
sempre comunali quando siano situate nell’interno dei centri abitati, 
eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che 
attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila 
abitanti. 


8. Il Ministero dei lavori pubblici, nel termine indicato dall’art. 
13, comma 5, procede alla classificazione delle strade statali ai sensi 
del comma 5, seguendo 1 criteri di cui ai commi 5, 6 e 7, sentiti il Con- 
siglio superiore dei lavori pubblici, il consiglio di amministrazione 
dell’Azienda nazionale autonoma per le strade statali, le regioni inte- 
ressate, nei casi e con le modalità indicate dal regolamento. Le 
regioni, nel termine e con gli stessi criteri indicati, procedono, sentiti 
gli enti locali, alle classificazioni delle rimanenti strade ai sensi del 
comma 5. Le strade così classificate sono iscritte nell’archivio nazio- 
nale delle strade previsto dall’art. 226. 
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9. Quando le strade non corrispondono più all’uso e alle tipolo- 
gie di collegamento previste sono declassificate dal Ministero dei 
lavori pubblici e dalle regioni, secondo le rispettive competenze, 
acquisiti i pareri indicati nel comma 8. I casi e la procedura per tale 
declassificazione sono indicati dal regolamento. 


10. Le disposizioni di cui alla presente disciplina non modificano 
gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 ago- 
sto 1988, n. 377, emanato in attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 
349, in ordine all’individuazione delle opere sottoposte alla procedura 
di valutazione d’impatto ambientale». 


— Il testo dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 recante: 
«Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi» è il seguente: 


«Art. 7 — 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento deri- 
vanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l’avvio del 
procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dal- 
l’art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è 
destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono 
intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento 
predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio 
a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi 
diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le 
stesse modalità, notizia dell’inizio del procedimento. 


2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell’am- 
ministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle 
comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti caute- 
lari». 


Note all'art. 16: 


— Il testo dell’art. 55, comma 22 della legge 27 dicembre 1997, n. 
449 recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica è il 
seguente: 


«22. L’Ente nazionale per le strade entro il 31 dicembre 1998 
ridetermina i residui passivi risultanti dalla situazione contabile ela- 
borata dal sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato 
con riferimento alla data del 29 febbraio 1996. I residui passivi di 
cui all’art. 275, secondo comma, lettera c), del regio decreto 23 mag- 
gio 1924, n. 827, e successive modificazioni, che si riferiscono a rap- 
porti e impegni registrati nelle scritture contabili sulla base di atti for- 
mali per i quali sono maturati alla data del 31 dicembre 1997 i termini 
di prescrizione, sono trasferiti in apposito fondo di riserva. Tale 
fondo è utilizzabile, a seguito di accordi di programma con il Mini- 
stero dei lavori pubblici, anche per i fini istituzionali dell’Ente. Agli 
oneri derivanti dal contenzioso dell’Ente nazionale per le strade fino 
al 31 dicembre 1997, si fa fronte con un accantonamento sui residui 
passivi di stanziamento di cui all’art. 275, secondo comma, lettera f), 
del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni». 


Note all'art. 17: 


— Il testo dell’art. 4, comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 
426 recante nuovi interventi in campo ambientale, è il seguente: 


«19. In attuazione del protocollo di intenti del 1° marzo 1994 e 
del conseguente accordo di programma del 31 luglio 1996, per far 
fronte ai costi derivanti dalla sostituzione del parco autoveicoli a pro- 
pulsione tradizionale con altre tipologie di veicoli a minimo impatto 
ambientale, sono autorizzati limiti d'impegno quindicennali di lire 
5.400 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 a titolo di contri- 
buto per mutui o altre operazioni finanziarie effettuate dalle regioni, 
dagli enti locali e dai gestori di servizi di pubblica utilità nel territorio 
dei comuni con popolazione superiore ai 25 mila abitanti, dei comuni 
che fanno parte delle isole minori ove sono presenti aree marine pro- 
tette, nonché dei comuni che fanno parte delle aree naturali protette 
iscritte nell’elenco ufficiale di cui alla deliberazione del Ministro del- 
l’ambiente del 2 dicembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
n. 141 del 19 giugno 1997 con priorità per quelli di cui all’allegato 
III annesso al decreto del Ministro dell'ambiente 25 novembre 1994, 
pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla Gazzetta Ufficiale 
n. 290 del 13 dicembre 1994, e per tutti quelli compresi nelle zone a 
rischio di inquinamento atmosferico, individuate dalle regioni ai sensi 
degli articoli 3 e 9 del decreto 20 maggio 1991 del Ministro dell’am- 
biente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991. 


Le risorse predette, da ripartire con decreto del Ministro dell’am- 
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biente, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e 
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono 
destinate, in misura non inferiore al 60 per cento, all’acquisto di vet- 
ture a minimo impatto ambientale dotate di trazione elettrica/ 
ibrida». 


Note all'art. 18: 


— La legge 19 ottobre 1998, n. 366, pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale 23 ottobre 1998, n. 248, reca: «Norme per il finanziamento 
della mobilità ciclistica». 


Note all'art. 19: 


— Per il testo dell’art. 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e 
successive modificazioni recante legge quadro in materia di lavori 
pubblici vedi note all’art. 7. 


— Il testo del comma 6 dell’art. 54 della legge 28 dicembre 2001, 
n. 448 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002). è il seguente: 


«6. Per l’anno 2002 la dotazione del Fondo è determinata in 50 
milioni di euro. Per gli anni successivi il Fondo può essere rifinan- 
ziato per gli interventi di cui al presente articolo con la procedura di 
cui all’art. 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, 
e successive modificazioni». 


Note all'art. 20: 


— Il testo dell’art. 2, comma 203, lettera c), della legge 23 
dicembre 1996, n. 662 recante misure di razionalizzazione della 
finanza pubblica è il seguente: 


«203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti 
pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finan- 
ziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province 
autonome nonché degli enti locali possono essere regolati sulla base 
di accordi così definiti: 


a) «Programmazione negoziata», come tale intendendosi la 
regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto 
pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per l’at- 
tuazione di interventi diversi, riferiti ad un’unica finalità di sviluppo, 
che richiedono una valutazione complessiva delle attività di compe- 
tenza; 


b) «Intesa istituzionale di programma», come tale intenden- 
dosi l’accordo tra amministrazione centrale, regionale o delle pro- 
vince autonome con cui tali soggetti si impegnano a collaborare sulla 
base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie 
disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure amministrative 
occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi 
d’interesse comune o funzionalmente collegati. La gestione finanzia- 
ria degli interventi per i quali sia necessario il concorso di più ammi- 
nistrazioni dello Stato, nonché di queste ed altre amministrazioni, 
enti ed organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico, 
può attuarsi secondo le procedure e le modalità previste dall’art. 8 
del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367; 


c) «Accordo di programma quadro», come tale intendendosi 
l’accordo con enti locali ed altri soggetti pubblici e privati promosso 
dagli organismi di cui alla lettera d), in attuazione di una intesa isti- 
tuzionale di programma per la definizione di un programma esecu- 
tivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati. 
L’accordo di programma quadro indica in particolare: 1) le attività e 
gli interventi da realizzare, con i relativi tempi e modalità di attua- 
zione e con i termini ridotti per gli adempimenti procedimentali; 2) i 
soggetti responsabili dell’attuazione delle singole attività ed inter- 
venti; 3) gli eventuali accordi di programma ai sensi dell’art. 27 della 
legge 8 giugno 1990, n. 142 (293); 4) le eventuali conferenze di servizi 
o convenzioni necessarie per l’attuazione dell’accordo; 5) gli impegni 
di ciascun soggetto, nonché del soggetto cui competono poteri sosti- 
tutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze; 6) i procedimenti di 
conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti 
all’accordo; 7) le risorse finanziarie occorrenti per le diverse tipologie 
di intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche reperite 
tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed i soggetti responsa- 
bili per il monitoraggio e la verifica dei risultati. L'accordo di pro- 
gramma quadro è vincolante per tutti i soggetti che vi partecipano. I 
controlli sugli atti e sulle attività posti in essere in attuazione dell’ac- 
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cordo di programma quadro sono in ogni caso successivi. Limitata- 
mente alle aree di cui alla lettera f), gli atti di esecuzione dell’accordo 
di programma quadro possono derogare alle norme ordinarie di 
amministrazione e contabilità, salve restando le esigenze di concor- 
renzialità e trasparenza e nel rispetto della normativa comunitaria in 
materia di appalti, di ambiente e di valutazione di impatto ambien- 
tale. Limitatamente alle predette aree di cui alla lettera f), determina- 
zioni congiunte adottate dai soggetti pubblici interessati territorial- 
mente e per competenza istituzionale in materia urbanistica possono 
comportare gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici già 
previsti dall’art. 27, commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142; 


d) «Patto territoriale», come tale intendendosi l’accordo, pro- 
mosso da enti locali, parti sociali, o da altri soggetti pubblici o privati 
con i contenuti di cui alla lettera c), relativo all’attuazione di un pro- 
gramma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promo- 
zione dello sviluppo locale; 


e) «Contratto di programma», come tale intendendosi il con- 
tratto stipulato tra l’amministrazione statale competente, grandi 
imprese, consorzi di medie e piccole imprese e rappresentanze di 
distretti industriali per la realizzazione di interventi oggetto di pro- 
grammazione negoziata; 


f) «Contratto di area», come tale intendendosi lo strumento 
operativo, concordato tra amministrazioni, anche locali, rappresen- 
tanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché eventuali altri sog- 
getti interessati, per la realizzazione delle azioni finalizzate ad accele- 
rare lo sviluppo e la creazione di una nuova occupazione in territori 
circoscritti, nell’ambito delle aree di crisi indicate dal Presidente del 
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero del bilancio e della 
programmazione economica e sentito il parere delle competenti Com- 
missioni parlamentari, che si pronunciano entro quindici giorni dalla 
richiesta, e delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industria- 
lizzazione situati nei territori di cui all’obiettivo 1 del Regolamento 
CEE n. 2052/88, nonché delle aree industrializzate realizzate a norma 
dell’art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, che presentino requisiti 
di più rapida attivazione di investimenti di disponibilità di aree 
attrezzate e di risorse private o derivanti da interventi normativi. 
Anche nell’ambito dei contratti d’area dovranno essere garantiti ai 
lavoratori i trattamenti retributivi previsti dall’art. 6, comma 9, let- 
tera c), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modi- 
ficazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389». 


Note all'art. 24: 


— Il testo vigente dell’art. 1, comma 1, della legge 29 novembre 
2001, n. 436 recante utilizzo delle disponibilità finanziarie residue in 
vista della Conferenza ONU sul crimine organizzato transnazionale 
ai sensi del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 238, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 304, come modificato 
dalla legge qui pubblicata è il seguente: 


«1. Gli interventi strutturali previsti dall’art. 1, comma 2 del 
decreto-legge 28 agosto 2000, n. 238, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 27 ottobre 2000, n. 304, gli interventi di riqualificazione 
urbana e di restauro delle opere e dei monumenti più significativi 
della città di Palermo già deliberati dalla Commissione speciale costi- 
tuita ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 21 febbraio 2000, nonché previa deliberazione della mede- 
sima Commissione speciale, gli interventi volti a garantire la sicu- 
rezza di strutture a rischio, sono completati o realizzati entro il 
30 giugno 2003, nell’ambito degli stanziamenti previsti dal suddetto 
decreto-legge. 


Note all'art. 26: 


— Il decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616 reca: «Approva- 
zione della Convenzione Internazionale per l’aviazione civile, stipu- 
lata a Chicago il 7 dicembre 1944». 


— La legge 17 aprile 1956, n. 561 pubblicata nella Gazzetta Uffi- 
ciale 25 giugno 1956, n. 15 reca: «Ratifica ai sensi dell’art. 6 del 
decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, di decreti 
legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente». 


— Il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1985, n. 
461, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 settembre 1985, n. 209, reca: 
«Recepimento nell’ordinamento interno dei principi generali conte- 
nuti negli allegati alla convenzione relativa all’aviazione civile inter- 
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nazionale (Chicago, 7 dicembre 1944), ai sensi dell’art. 687 del codice 
della navigazione così come integrato dall’art. 1 della legge 13 maggio 
1983, n. 213». 


— Il testo dell’art. 687 del codice della navigazione è il seguente: 


«Art 687 (Ministro competente). — L’amministrazione della 
navigazione aerea è retta dal ministro per l’aeronautica. Al recepi- 
mento dei principi generali contenuti negli annessi alla convenzione 
relativa all’aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 
dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto-legge 6 marzo 
1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561 si provvede 
con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro 
dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito 
il parere del Consiglio di Stato, con l’osservanza dei seguenti criteri 
direttivi e nell’ambito delle sottoelencate materie: 


a) uniformità di normativa con la regolamentazione interna- 
zionale, tenendo conto della disciplina vigente nei vari Stati; 


b) considerazione dell’attuale assetto delle componenti dell’in- 
tero settore del trasporto aereo; 


c) possibilità di prevedere periodi transitori di adeguamento 
tecnico ed organizzativo; 


d) rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico 
interno e dei limiti derivanti dall’ordine pubblico internazionale. 


Le materie di cui al comma precedente concernono: 


1) telecomunicazioni aeronautiche, servizi radioelettrici e di 
radionavigazione, servizi del traffico aereo, segnaletica a terra; 


2) regole dell’aria e procedure di controllo del traffico aereo 
civile; 

3) licenze del personale aeronautico civile; 

4) navigabilità degli aeromobili civili; 

5) registrazione ed identificazione degli aeromobili civili; 

6) raccolta e scambio di informazioni meteorologiche; 

7) libri e documenti di bordo; 

8) mappa e carte aeronautiche; 


9) caratteristiche degli aeroporti e delle piste di atterraggio e 
decollo; 


10) aeromobili in pericolo e inchieste sugli incidenti; 
11) unità di misura; 

12) sicurezza del volo e degli aerodromi; 

13) esercizio degli aeromobili civili. 


Il Ministro dei trasporti è autorizzato ad emanare, con propri 
decreti, le conseguenti disposizioni tecniche concernenti le materie 
sopraelencate. 


AI recepimento delle direttive della Comunità economica euro- 
pea in materia di aviazione civile si provvede mediante le procedure 
previste dai commi precedenti» 


Note all'art. 27: 


— Il testo dell’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 
recante definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Confe- 
renza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i 
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei 
comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali è il 
seguente: 


«Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza 
unificata). — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è uni- 
ficata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, 
delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Confe- 
renza Stato-regioni. 


2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta 
dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Mini- 
stro dell’interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte 
altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione 
economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, 
il Ministro della sanità, il presidente dell’Associazione nazionale dei 
comuni d’Italia - ANCI, il presidente dell’Unione province d’Italia - 
UPI ed il presidente dell’Unione nazionale comuni, comunità ed enti 
montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci desi- 
gnati dall’ANCI e sei presidenti di provincia designati dall’UPI. Dei 
quattordici sindaci designati dall’ANCI cinque rappresentano le città 
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individuate dall’art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni 
possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresen- 
tanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 


3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata 
almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne rav- 
visi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, 
dell’UPI o del’UNCEM. 


4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal 
Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal 
Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro 
per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro 
dell’interno». 


— Il testo dell’art. 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 
convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 
recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica è il 
seguente: 


«Art. 5-bis. — 1. Fino all’emanazione di un’organica disciplina 
per tutte le espropriazioni preordinate alla realizzazione di opere o 
interventi da parte o per conto dello Stato, delle regioni, delle pro- 
vince, dei comuni e degli altri enti pubblici o di diritto pubblico, 
anche non territoriali, o comunque preordinate alla realizzazione di 
opere o interventi dichiarati di pubblica utilità, l’indennità di espro- 
priazione per le aree edificabili è determinata a norma dell’art. 13, 
terzo comma, della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sostituendo in 
ogni caso ai fitti coacervati dell’ultimo decennio il reddito dominicale 
rivalutato di cui agli articoli 24 e seguenti del testo unico delle impo- 
ste sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 
22 dicembre 1986, n. 917. L'importo così determinato è ridotto del 
40 per cento. 


2. In ogni fase del procedimento espropriativo il soggetto espro- 
priato può convenire la cessione volontaria del bene. In tal caso non 
si applica la riduzione di cui al comma 1. 


3. Per la valutazione delle edificabilità delle aree, si devono con- 
siderare le possibilità legali ed effettive di edificazione esistenti al 
momento dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. 


4. Per le aree agricole e per quelle che, ai sensi del comma 3, non 
sono classificabili come edificabili, si applicano le norme di cui al 
titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni 
ed integrazioni. 


5. Con regolamento da emanare con decreto del Ministro dei 
lavori pubblici ai sensi dell’art. 17, legge 23 agosto 1988, n. 400, sono 
definiti i criteri e i requisiti per la individuazione della edificabilità 
di fatto di cui al comma 3. 


6. Le disposizioni di cui al presente art. si applicano in tutti i casi 
in cui non sono stati ancora determinati in via definitiva il prezzo, 
l’entità dell’indennizzo e/o del risarcimento del danno, alla data di 
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 


7. Nella determinazione dell’indennità di espropriazione per i 
procedimenti in corso si applicano le disposizioni di cui al presente 
articolo. 


7-bis. In caso di occupazioni illegittime di suoli per causa di pub- 
blica utilità, intervenute anteriormente al 30 settembre 1996, si appli 
cano, per la liquidazione del danno, i criteri di determinazione dell’in- 
dennità di cui al comma 1, con esclusione della riduzione del 40 per 
cento. In tal caso l’importo del risarcimento è altresì aumentato del 
10 per cento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano 
anche ai procedimenti in corso non definiti con sentenza passata in 
giudicato». 


Note all'art. 28: 


— Il testo vigente dell’art. 338 del testo unico delle leggi sanita- 
rie approvato con regio decreto 24 luglio 1934, n. 1265, come modifi- 
cato dalla legge qui pubblicata, è il seguente: 


«Art. 338. I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 
200 metri dal centro abitato. E vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi 
edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimite- 
riale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, 
in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed 
eccezioni previste dalla legge. 


Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai 
cimiteri militari di guerra quando siano trascorsi 10 anni dal seppelli- 
mento dell’ultima salma. 
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Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa fino a 
lire 200.000 e deve inoltre, a sue spese, demolire l’edificio o la parte 
di nuova costruzione, salvi i provvedimenti di ufficio in caso di ina- 
dempienza. 


Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della 
competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri 0 
l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 
metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando 
ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni: 


a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per 
particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti; 


b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade 
pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione 
prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli 
naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari. 

Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un 
intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il 
consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della com- 
petente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto 
tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autoriz- 
zando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edi- 
fici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica 
procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, par- 
cheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre. 

Al fine dell'acquisizione del parere della competente azienda sani- 
taria locale, previsto dal presente articolo, decorsi inutilmente due mesi 
dalla richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente. 

All’interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono con- 
sentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo del- 
l'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 
per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle let- 
tere a), b), c) e d) del primo comma dell'art. 31 della legge 5 agosto 
1978, n. 457». 


— Si riporta il testo dell’art. 57 del decreto del Presidente della 
Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, come modificato dalla presente 
legge: 

«Art. 57. — 1. I cimiteri devono essere isolati dall’abitato 
mediante la zona di rispetto prevista dall’art. 338 del testo unico delle 
leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e 
successive modificazioni. 


2. Per i cimiteri di guerra valgono le norme stabilite dalla legge 4 
dicembre 1956, n. 1428, e successive modifiche. 


3. (abrogato) 
4. (abrogato) 


5. Il terreno dell’area cimiteriale deve essere sciolto sino alla pro- 
fondità di metri 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di 
scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e 
di capacità per l’acqua, per favorire il processo di mineralizzazione 
dei cadaveri. 


6. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con 
riporto di terreni estranei. 


7. La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di 
campagna e avere altezza tale da essere in piena o comunque col più 
alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza 
di metri 0,50 dal fondo della fossa per inumazione». 


Note all'art. 29: 


— Il testo vigente dell’art. 18, comma 2 della legge 17 febbraio 
1992, n. 179, e successive modificazioni, recante norme per l’edilizia 
residenziale pubblica, come modificato dalla legge qui pubblicata, è 
il seguente: 


«2. La regione può concedere l’autorizzazione a cedere gli alloggi 
a condizione che: 


a) siano modificati lo statuto e l’atto costitutivo della società, 
qualora non prevedano la possibilità di realizzare alloggi da asse- 
gnare anche in proprietà individuale; 


b) la richiesta di autorizzazione alla cessione in proprietà indi- 
viduale, di cui al comma 1, riguardi almeno il 50 per cento degli 
alloggi facenti parte dell’insediamento oggetto della richiesta di auto- 
rizzazione ed essa sia deliberata da/ consiglio di amministrazione e 
approvata nei successivi centoventi giorni con una doppia votazione, a 
maggioranza dei due terzi, dell'assemblea ordinaria regolarmente costi- 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 181 


tuita da tenere a distanza di almeno sessanta giorni l'una dall'altra. 
Qualora la richiesta di autorizzazione non riguardi la totalità degli 
alloggi la cooperativa deve assumere contestualmente l’impegno a 
provvedere alla diretta gestione degli alloggi che non verranno ceduti 
in proprietà individuale ovvero deve indicare alla regione la coopera- 
tiva o l’ente che si sono dichiarati disponibili ad acquistare gli stessi 
alloggi alle condizioni previste dal comma 2 dell’art. 19, documen- 
tando tale disponibilità; 


c) sia modificata la convenzione comunale di cessione o di 
concessione dell’area, qualora non preveda l’assegnazione in pro- 
prietà individuale delle abitazioni realizzate, ovvero, ove non esista, 
sia stipulata specifica convenzione comunale, per la determinazione 
del prezzo di cessione delle abitazioni, di cui alla lettera 5) del primo 
comma dell’art. 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive 
modificazioni. I comuni nell’ambito di tale convenzione provvedono 
a determinare il prezzo di cessione ai soci sulla base dei seguenti cri- 
teri: 

1) qualora l’autorizzazione alla cessione di cui al comma 1 
riguardi l’intero patrimonio immobiliare della cooperativa, il prezzo 
di cessione ai soci già assegnatari in godimento è costituito dal valore 
delle singole unità immobiliari risultante dall’ultimo bilancio appro- 
vato; 


2) qualora l’autorizzazione di cui al numero 1) riguardi solo 
una quota del patrimonio immobiliare della cooperativa, il prezzo 
massimo di cessione è determinato, per la parte di valore del bilancio 
finanziata con risorse della medesima cooperativa, mediante l’appli- 
cazione dei criteri di cui all’art. 19, comma 2, della presente legge e, 
per la parte restante, in misura pari al valore stesso, fermo restando 
il prezzo minimo delle singole unità immobiliari da determinare 
secondo quanto previsto al numero 1); le fonti di finanziamento del- 
l'intervento devono risultare dal programma finanziario approvato 
dal consiglio di amministrazione della cooperativa; 


d) siano approvati da parte degli enti erogatori, per i mutui in 
corso di ammortamento, l’entità del contributo, nonché il piano di 
riparto del mutuo e del contributo per il conseguente accollo indivi- 
duale; 


e) la stessa regione e gli altri enti locali, erogatori di eventuali 
provvidenze integrative alle agevolazioni di cui al comma I, si espri- 
mano sul mantenimento o meno o sulla riduzione di dette provvi- 
denze ovvero sul rimborso di quelle già erogate; 


f) sia acquisita l’adesione degli istituti mutuanti alla eventuale 
riduzione del capitale mutuato in relazione al maggior importo 
ammesso originariamente al finanziamento sulla base della previ- 
sione legislativa per la realizzazione di alloggi da parte delle coopera- 
tive a proprietà indivisa; 

g) Le cessioni effettuate devono riguardare alloggi per i quali 
al momento dell’assegnazione in proprietà siano trascorsi almeno cin- 
que anni dall’entrata in ammortamento del mutuo. Le plusvalenze 
realizzate con l’attuazione del piano di cessione dovranno essere 
impiegate dalle cooperative per incrementare il proprio patrimonio 
di alloggi in godimento». 


Note all'art. 31: 


— Il testo vigente dell’art. 145, comma 46 della legge 23 dicem- 
bre 2000, n. 388 recante disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) come modi- 
ficato dalla legge qui pubblicata è il seguente: 


«46. Gli impianti di cui si prevede l'ammodernamento con i benefici 
di cui all'art. 8, comma 3, della legge 11 maggio 1999, n. 140, o con altri 
benefici pubblici statali, regionali o di enti locali potranno godere, pre- 
via verifica da parte degli organi di controllo della loro idoneità al fun- 
zionamento e della loro sicurezza, di una proroga di due anni dei ter- 
mini relativi alle scadenze temporali fissate al paragrafo 3 delle 
norme regolamentari approvate con decreto ministeriale 2 gennaio 
1985, del Ministro dei trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 26 del 31 gennaio 1985 e riguardanti la durata della vita tecnica, 
le revisioni speciali e le revisioni generali. 


— Il testo dell’art. 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140 recante 
norme in materia di attività produttive è il seguente: 


«Art. 8 (Fondo per l'innovazione degli impianti a fune). — 1. A 
decorrere dall’anno 1999 è istituito, presso il Ministero dell’industria, 
del commercio e dell’artigianato, un fondo per l’innovazione tecnolo- 
gica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza 
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degli impianti a fune situati nelle regioni a statuto ordinario, a cui 
possono accedere i soggetti pubblici e privati, proprietari o gestori 
dei medesimi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzato 
il limite di impegno ventennale di lire 10 miliardi a decorrere dal 
1999. 


2. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 31 
marzo 1998, n. 112, le domande vengono trasmesse al Ministero del- 
l’industria, del commercio e dell’artigianato dalla regione competente 
per territorio entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della pre- 
sente legge. 


3. Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di 
concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio 
decreto, ripartisce le risorse di cui al presente art. tra le regioni inte- 
ressate, sulla base delle domande pervenute entro il termine di cui al 
comma 2. Alle medesime regioni sono affidati le istruttorie delle 
domande, la gestione delle risorse assegnate e i controlli sulla rego- 
lare esecuzione delle opere che, comunque, devono essere completate 
entro due anni dall’inizio dei lavori. Le domande sono accolte 
secondo l’ordine cronologico di presentazione fino ad esaurimento 
delle risorse disponibili e finanziate mediante contributo annuo pari 
al 3,5 per cento dell'ammontare complessivo della spesa. Eventuali 
varianti intervenute in corso d’opera non comportano aumento del 
contributo assegnato». 


— Il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’ar- 
tigianato 24 novembre 1999 reca: Ripartizione tra le regioni a statuto 
ordinario del fondo per l’innovazione tecnologica, l’ammoderna- 
mento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune 
di cui all’art. 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140. 


— La tabella F allegata alla legge 23 dicembre 2000, n. 388 reca: 
Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di 
spesa recate da leggi pluriennali. 


— Il testo del comma 1 dell’art. 54 della legge 23 dicembre 1999, 
n. 488 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria) è il seguente: 


«1. AI fine di agevolare lo sviluppo dell’economia e dell’occupa- 
zione, sono autorizzati nel triennio 2000-2002 i limiti d’impegno di 
cui alla tabella 3, allegata alla presente legge, con la decorrenza e 
l’anno terminale ivi indicati». 


Note all'art. 32: 


— Il testo vigente dell’art. 3 della legge 26 febbraio 1992, n. 211 
recante interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa 
come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente. 


«Art. 3. — 1. Gli enti locali interessati predispongono i piani di 
intervento corredati da analisi comparative costi-benefici definendo, 
ove necessario, accordi di programma con le amministrazioni ed i 
soggetti interessati, ai sensi dell’art. 27, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, della 
legge 8 giugno 1990, n. 142. I programmi di interventi e gli accordi 
di programma devono, tra l’altro: 


a) essere corredati dalla progettazione preliminare, dallo studio di 
valutazione di impatto ambientale, dal piano economico-finanziario 
volto ad assicurare l'equilibrio finanziario, che deve, tra l'altro, indicare 
l'investimento complessivo, ivi compresi gli oneri finanziari, i costi di 
manutenzione delle infrastrutture e degli impianti, i costi di gestione, i 
proventi vari e di esercizio, calcolati sulla base delle tariffe definite per 
conseguire l'equilibrio del piano economico-finanziario medesimo, non- 
ché gli investimenti privati e pubblici derivanti da leggi statali e regio- 
nali e da impegni di bilancio comunale; 

b) indicare i tempi previsti per l’acquisizione delle aree, per la 
realizzazione degli interventi e per la fornitura del materiale rotabile; 


c) stabilire le modalità specifiche di integrazione con le altre 
reti di trasporto pubblico e la loro eventuale ristrutturazione in fun- 
zione del nuovo sistema.». 


— Il testo vigente dell’art. 5 della legge 26 febbraio 1992, n. 211 
recante interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa 
come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente: 


«Art. 5. — 1. I programmi di interventi e gli accordi di pro- 
gramma di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 sono trasmessi, previo parere 
della commissione di cui all’art. 6, al Ministro per i problemi delle 
aree urbane il quale, di concerto con il Ministro dei trasporti, li sotto- 
pone al comitato interministeriale per la programmazione economica 
nel trasporto (CIPET) per l'approvazione nonché per l’individuazione 
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delle eventuali fonti di finanziamento a carico dello Stato e per la 
determinazione delle quote delle disponibilità di cui all’art.9 da 
destinare annualmente ai singoli interventi. 


2. Entro 270 giorni dalla data di approvazione dei programmi di 
interventi, i soggetti interessati trasmettono al Ministero delle infra- 
strutture e dei trasporti la progettazione definitiva, indicando conte- 
stualmente se intendono procedere secondo quanto previsto dai commi 
3 e 4 dell'art. 13 della legge 7 dicembre 1999, n.472, delle opere e degli 
interventi ammessi a finanziamento ai sensi del comma |], ai fini degli 
adempimenti approvativi di cui all’art. 2 della legge 29 dicembre 
1969, n. 1042, e all’art. 3 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753. La commis- 
sione di cui all’art. 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, come inte- 
grata ai sensi del citato art. 2 della legge n. 1042 del 1969, è, nel caso 
specifico, ulteriormente integrata da un rappresentante della Dire- 
zione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del 
Ministero dell’interno e da un rappresentante del Ministro per i pro- 
blemi delle aree urbane. 


2-bis. Contestualmente alla trasmissione della progettazione defini- 
tiva dovrà essere presentato un programma temporale delle scadenze 
relative agli adempimenti successivi del soggetto beneficiario, fino alla 
consegna dei lavori, per consentire il monitoraggio da parte del Mini- 
stero delle infrastrutture e dei trasporti sull'esito degli investimenti 
finanziati. Il soggetto beneficiario è tenuto a comunicare tempestiva- 
mente e a documentare le cause di scostamento rispetto al programma; 
il conseguimento degli obiettivi di programma costituirà elemento di 
valutazione nella destinazione di ulteriori contributi per nuovi pro- 
getti.». 


— Il testo vigente dell’art. 13 della legge 7 dicembre 1999, n. 472 
recante interventi nel settore dei trasporti come modificato dalla 
legge qui pubblicata è il seguente: 


«Art. 13 (Interventi a sostegno del trasporto rapido di massa). — 
1. Per gli interventi di cui all’art. 10, comma 1, della legge 26 febbraio 
1992, n. 211, il limite massimo dei mutui garantiti dallo Stato è ele- 
vato al 60 per cento del costo di realizzazione dell’investimento. Per 
gli interventi stessi sono autorizzati limiti di impegno decennali di lire 
2 miliardi a decorrere dall’anno 2000. 


2. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall’art. 9 della 
legge 26 febbraio 1992, n. 211, sono autorizzati limiti di impegno 
quindicennali di lire 37 miliardi a decorrere dall'anno 2000 ai fini 
della realizzazione delle opere previste in progetti esecutivi già appro- 
vati. 


3. Gli enti locali beneficiari dei finanziamenti statali di cui agli 
articoli 9 e 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, approvano i pro- 
getti relativi agli interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido 
di massa, previo rilascio del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza 
da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione. 


4. Ai fini dell’approvazione di cui al comma 3, gli enti locali pos- 
sono avvalersi dei competenti servizi tecnici del Ministero dei tra- 
sporti e della navigazione. 


5. Ad avvenuta approvazione dei progetti definitivi, verificato il 
possesso di tutti i pareri, nulla osta ed autorizzazioni necessari per la 
realizzazione delle opere, sono trasferiti agli enti beneficiari, in rela- 
zione all'avanzamento dei lavori, i contributi necessari alla realizzazione 
delle opere. 


6. Il Ministero dei trasporti e della navigazione adotta le oppor- 
tune direttive al fine di coordinare ed uniformare l’attività di cui ai 
commi 3, 4 e 5. 


7.Il Ministero dei trasporti e della navigazione svolge un’azione 
di monitoraggio e di vigilanza sulla regolare attuazione degli inter- 
venti anche con riferimento al rispetto dei tempi programmati, attra- 
verso un’attività ispettiva presso gli enti beneficiari. 


8. All’art. 3, comma 1, lettera a), della citata legge n. 211 del 
1992, le parole: «di massima» sono sostituite dalla seguente: «defini- 
tiva». La progettazione definitiva è richiesta anche per l’allocazione 
delle risorse stanziate dall’art. 50, comma 1, lettera a), della legge 
23 dicembre 1998, n. 448. 


9. All’onere derivante dal presente articolo, pari a lire 39 miliardi 
per ciascuno degli anni dal 2000 al 2009 e a lire 37 miliardi per cia- 
scuno degli anni dal 2010 al 2014, si provvede, per gli anni 2000 e 
2001, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i mede- 
simi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 
1999-2001, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capi- 
tale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del 


tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 
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1999, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo 
al Ministero dei trasporti e della navigazione. Il Ministro del tesoro, 
del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio». 


Note all'art. 33: 


— Il testo dell’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 
18 aprile 1994, n. 383 recante regolamento recante disciplina dei pro- 
cedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale è il 
seguente: 


«Art. 2 (Accertamento di conformità delle opere di interesse sta- 
tale). — 1. Per le opere pubbliche di cui all’art. 1 del presente regola- 
mento, l’accertamento della conformità alle prescrizioni delle norme 
e dei piani urbanistici ed edilizi, salvo che per le opere destinate alla 
difesa militare, è fatto dallo Stato di intesa con la regione interessata, 
entro sessanta giorni dalla richiesta da parte dell'amministrazione 
statale competente». 


— Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1999, n. 302, S.O. reca: Testo unico 
delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, 
a norma dell’art. 1 della L. 8 ottobre 1997, n. 352. 


— Il testo degli articoli 2 e 7 del decreto legislativo 12 maggio 
1995, n. 196 recante attuazione dell’art. 3 della L. 6 marzo 1992, 
n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclu- 
tamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle 
Forze armate è il seguente: 


«Art. 2 (Ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente). — 
1. Il ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente è articolato 
nei seguenti gradi: 


a) Esercito: 
1 caporal maggiore; 
caporal maggiore scelto; 
caporal maggiore capo; 
caporal maggiore capo scelto. 
b) Marina: 
sottocapo di 3* classe; 
sottocapo di 2* classe; 
sottocapo di 1° classe; 
sottocapo di 1° classe scelto. 
c) Aeronautica: 
aviere capo; 
1 aviere scelto; 
1 aviere capo; 
1 aviere capo scelto. 
2. La dotazione organica del ruolo dei volontari di truppa in ser- 
vizio permanente è così costituita: 
Esercito: 16.722; 
Marina: 4.615; 
Aeronautica: 2.250. 
Nell’ambito della Marina è previsto inoltre un ruolo dei volon- 
tari di truppa delle capitanerie di porto, con dotazione di 675 unità. 


3. Le eventuali vacanze organiche nel ruolo possono essere devo- 
lute in aumento ai limiti massimi consentiti per volontari in ferma 
breve di cui al comma 1 del successivo art. 7». 


«Art. 7 (Volontari di truppa in ferma breve). — 1. Le Forze 
armate, con esclusione dell’Arma dei Carabinieri, possono mantenere 
alle armi volontari in ferma breve secondo le seguenti ripartizioni: 

Esercito 23.000; 
Marina 5.509; 
Aeronautica 2.250. 

Nell’ambito della Marina possono essere, altresì, mantenuti alle 
armi volontari in ferma breve delle capitanerie di porto nella misura 
di 1.275 unità. 

2. La ferma breve ha la durata di anni tre. 

3. Ai volontari in ferma breve, che abbiano completato senza 
demerito la ferma triennale, continuano ad applicarsi le disposizioni 
dell’art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del rela- 
tivo regolamento di attuazione. 
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4. I volontari in ferma breve dovranno prioritariamente essere 
impiegati nelle unità operative e addestrative dell’esercito, della 
marina e dell’aeronautica». 


Note all'art. 34: 


— Il testo vigente del comma 32 dell’art. 52 della legge 28 dicem- 
bre 2001, n. 448 recante disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria) come modificato 
dalla legge qui pubblicata è il seguente: 


«32. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competi- 
tività delle imprese armatrici italiane, per l’anno 2002, i benefici di 
cui all’art. 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, 
sono estesi nel limite dell'80 per cento alle imprese armatoriali per le 
navi che esercitano, anche in via non esclusiva per l’intero anno, atti- 
vità di cabotaggio, ad esclusione delle navi di proprietà dello Stato o 
di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di 
Servizio». 


— Il testo dell’art. 2 della legge 7 marzo 2001, n. 51 recante 
disposizioni per la prevenzione dell’inquinamento derivante dal tra- 
sporto marittimo di idrocarburi e per il controllo del traffico marit- 
timo. è il seguente: 


«Art. 2 (Contributo per la demolizione del naviglio). — 1. AI fine 
di favorire ed accelerare l’eliminazione delle unità a singolo scafo 
non conformi ai più avanzati standard in materia di sicurezza della 
navigazione, applicabili alle navi a doppio scafo, e di tutelare l’am- 
biente marino, alle imprese armatoriali aventi i requisiti di cui 
all’art. 143 del codice della navigazione può essere concesso un con- 
tributo, entro la misura massima del limite di impegno quindicennale 
di lire 10.000 milioni annue a decorrere dall’anno 2001, per la demoli- 
zione di navi cisterna abilitate al trasporto di petrolio greggio o di 
prodotti petroliferi e chimici, aventi portata lorda superiore a 1.000 
tonnellate, la cui entrata in esercizio alla data del 31 dicembre 1999 
risalga ad oltre venti anni. 


2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso alle imprese arma- 
toriali che vendono per la demolizione o fanno demolire per proprio 
conto unità di proprietà delle imprese stesse non oltre la data del 
30 settembre 2000 ed iscritte, non oltre la medesima data, nei registri 
di cui all’art. 146 del codice della navigazione, i cui lavori di demoli- 
zione abbiano inizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 
31 dicembre 2002, ed è pari a lire 250.000 per ogni tonnellata di por- 
tata lorda, entro il limite massimo di 30.000 tonnellate per singola 
unità. 

3. Il contributo è concesso a condizione che l’importo netto del 
beneficio venga, entro diciotto mesi dall’ultimazione dei lavori di 
demolizione, reinvestito dalle imprese beneficiarie ai fini della pro- 
pria attività aziendale. Tale periodo si computa dalla data di entrata 
in vigore della presente legge nel caso di iniziative di demolizione 
avviate anteriormente a quest’ultima data. L’inosservanza di tale 
condizione comporta la decadenza dal contributo e la sua restitu- 
zione con i relativi interessi, penali ed ogni altro onere accessorio sca- 
turente dall’anticipata estinzione del mutuo autorizzato in applica- 
zione della presente legge». 


— Il testo vigente dell’art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, 
n. 457 convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, 
n. 30 e successive modificazioni recante disposizioni urgenti per lo 
sviluppo del settore dei trasporti e l’incremento dell’occupazione 
come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente: 


«Art. 1 (Istituzione del Registro internazionale). — 1. È istituito il 
registro delle navi adibite alla navigazione internazionale, di seguito 
denominato «Registro internazionale», nel quale sono iscritte, a 
seguito di specifica autorizzazione del Ministero dei trasporti e della 
navigazione, le navi adibite esclusivamente a traffici commerciali 
internazionali. 


2. Il Registro internazionale di cui al comma 1 è diviso in tre 
sezioni nelle quali sono iscritte rispettivamente: 


a) le navi che appartengono a soggetti italiani o di altri Paesi 
dell’Unione europea ai sensi del comma 1, lettera a), dell’art. 143 del 
codice della navigazione, come sostituito dall’art. 7; 


b) le navi che appartengono a soggetti non comunitari ai sensi 
del comma 1, lettera 5), dell’art. 143 del codice della navigazione; 
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c) le navi che appartengono a soggetti non comunitari, in 
regime di sospensione da un registro straniero non comunitario, ai 
sensi del comma secondo dell’art. 145 del codice della navigazione, a 
seguito di locazione a scafo nudo a soggetti giuridici italiani o di altri 
Paesi dell’Unione europea. 


3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata tenuto conto 
degli appositi contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sin- 
dacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore di cui agli arti- 
coli 2 e 3. 


4. Non possono comunque essere iscritte nel Registro internazio- 
nale le navi da guerra, le navi di Stato in servizio non commerciale, 
le navi da pesca e le unità da diporto. 


5. Le navi iscritte nel Registro internazionale non possono effet- 
tuare servizi di cabotaggio per i quali è operante la riserva di cui 
all’art. 224 del codice della navigazione, come sostituito dall’art. 7, 
salvo che per le navi da carico di oltre 650 tonnellate di stazza lorda 
e nei limiti di un viaggio di cabotaggio mensile quando il viaggio di 
cabotaggio segua o preceda un viaggio in provenienza o diretto verso 
un altro Stato, se si osservano i criteri di cui all'art. 2, comma I, lette- 
re b) e c). Le predette navi possono effettuare servizi di cabotaggio nel 
limite massimo di quattro viaggi mensili, se osservano i criteri di cui 
all'art. 2, comma I, lettera a), e comma I-bis». 


— Il testo dell’art. 5 della legge 7 marzo 2001, n. 51 recante 
disposizioni per la prevenzione dell’inquinamento derivante dal tra- 
sporto marittimo di idrocarburi e per il controllo del traffico marit- 
timo, come modificato dalla presente legge, è il seguente: 


«Art. 5 (Controllo degli spazi marittimi di interesse nazionale). — 
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il 
Ministro dell’ambiente, fissa, con propri decreti, le disposizioni attua- 
tive del sistema di controllo del traffico marittimo Vessel Traffic Ser- 
vices (VTS) e ne assicura la gestione operativa attraverso le strutture 
centrali e periferiche del Ministero. 


2. (omissis). 


3. Il comandante della nave che, nell’ambito delle acque marit- 
time interne e territoriali, non osservi gli schemi di separazione delle 
rotte, è soggetto alla sanzione prevista dall’art. 1231 del codice della 
navigazione. In tale caso l’armatore della nave è soggetto alla san- 
zione amministrativa del pagamento di una somma da 1.033 euro a 
6.197 euro, maggiorata, nel caso di nave da carico o di nave passeg- 
geri, dell’importo di 2,58 euro per ogni tonnellata di stazza lorda della 
nave. Tale sanzione è irrogata dal capo del circondario marittimo 
competente per territorio. 


4. AI di là del limite esterno del mare territoriale italiano, l’inos- 
servanza degli schemi di separazione delle rotte comporta: 


a) a carico del comandante di nave battente bandiera italiana, 
l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 1231 del codice della 
navigazione; 


b) a carico del comandante di nave battente bandiera estera, 
la segnalazione all’autorità dello Stato di bandiera». 


— Il testo vigente dell’art. 318 del codice della navigazione, come 
modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente: 


«Art. 318 (Nazionalità dei componenti dell'equipaggio). — 1. L’e- 
quipaggio delle navi nazionali armate nei porti della Repubblica deve 
essere interamente composto da cittadini italiani o di altri Paesi 
appartenenti all’ Unione europea. 


2. Alle disposizioni di cui al comma 1 può derogarsi attraverso 
accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali 
dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresen- 
tative a livello nazionale. Per i marittimi di nazionalità diversa da 
quella italiana o comunitaria, imbarcati in conformità a quanto pre- 
visto dal presente comma, non sono richiesti visto di ingresso nel ter- 
ritorio dello Stato, permesso di soggiorno e autorizzazione al lavoro 
anche quando la nave navighi nelle acque territoriali o sosti in un 
porto nazionale. 


2-bis. I certificati dei primi ufficiali di coperta non italiani, imbar- 
cati in virtù degli accordi collettivi nazionali di cui al comma 2, sono 
soggetti a riconoscimento da parte dell'amministrazione competente, ai 
sensi dell'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 9 maggio 2001, n.324». 
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3. Per le navi adibite alla pesca marittima, l’autorità marittima 
periferica delegata dal Ministro dei trasporti e della navigazione può 
autorizzare, in caso di particolari necessità, che del personale di 
bassa forza di bordo facciano parte stranieri in numero non maggiore 
della metà dell’intero equipaggio. 


— Il testo vigente dell’art. 319 del codice della navigazione come 
modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente: 


«Art. 319 (Assunzione di personale straniero all'estero). — Nei 
porti esteri della navigazione marittima o interna e nei porti nazionali 
ove non siano disponibili rispettivamente marittimi o personale navi- 
gante di nazionalità italiana, possono essere assunti anche stranieri 
in misura non superiore ad un quarto dell’intero equipaggio e per il 
solo tempo necessario al viaggio da compiere. 


In caso di speciali esigenze, l’autorità consolare o la capitaneria 
di porto può autorizzare l’assunzione di stranieri in misura superiore 
a quella indicata nel comma precedente». 


Note all'art. 35: 


— Il testo dell’art. 6 della legge 31 luglio 1997, n. 261 recante rifi- 
nanziamento delle leggi di sostegno all’industria cantieristica ed 
armatoriale ed attuazione delle disposizioni comunitarie di settore è 
il seguente: 


«Art. 6. — 1. Al fine di incrementare il ruolo della ricerca e svi- 
luppo nel miglioramento della competitività e di consolidare le basi 
tecnologiche dell’industria navalmeccanica, il Ministero dei trasporti 
e della navigazione è autorizzato a concedere, nel quadro della disci- 
plina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo di 
cui alla comunicazione della commissione delle comunità europee 
n. 96/C 45/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle comunità 
europee n. C 45 del 17 febbraio 1996, all’Istituto nazionale per studi 
ed esperienze di architettura navale (INSEAN) di Roma ed al Centro 
per gli studi di tecnica navale S.p.a. (CETENA) di Genova, contri- 
buti per i programmi di ricerca nel settore navale relativi al periodo 
1° gennaio 1997-31 dicembre 1999 ed aventi ad oggetto lo sviluppo 
di soluzioni avanzate in tema di trasporti marittimi ed industria can- 
tieristica, determinati e corrisposti nei limiti e secondo le aliquote, le 
modalità e le procedure di cui ai seguenti commi. 


2.1 contributi di cui al comma 1 sono riferiti alle spese sostenute 
per la realizzazione dei programmi di ricerca finalizzati ad: 


a) attività di ricerca fondamentale nelle discipline scientifiche 
di potenziale interesse per l’ingegneria navale marina, non collegata 
ad obiettivi industriali o commerciali; 


b) attività di ricerca industriale tesa alla definizione di meto- 
dologie avanzate ed innovative nel campo della progettazione delle 
navi e delle strutture marine, nonché alla definizione di tecnologie 
costruttive in campi innovativi, in particolare per navi ottimali per il 
cabotaggio nazionale; 


c) attività di sviluppo precompetitiva orientata alla concretiz- 
zazione della ricerca industriale relativa a determinati tipi di veicoli, 
impianti e componenti con caratteristiche avanzate e innovative non- 
ché a prodotti, processi di produzione o servizi nuovi. Per le attività 
di cui alle lettere a), 5) e c) le percentuali di aiuto sono pari rispetti- 
vamente al 90 per cento, al 50 per cento ed al 25 per cento dei costi 
ammissibili effettivamente sostenuti. 


3.I programmi di ricerca dell’INSEAN di Roma e del CETENA 
di Genova relativi al triennio 1997-1999 sono presentati al Ministro 
dei trasporti e della navigazione, al Ministro del bilancio e della pro- 
grammazione economica ed al Ministro dell’università e della ricerca 
scientifica e tecnologica entro tre mesi dalla data di entrata in vigore 
della presente legge. 


4. Ciascun programma deve contenere la definizione dei temi di 
ricerca, gli obiettivi che si intendono raggiungere, i costi previsti per 
le singole ricerche ed ogni altra indicazione utile alla sua valutazione 
sotto il profilo tecnico-scientifico. 


5. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, sentito il parere 
del comitato tecnico-scientifico di cui all’art. 4 della legge 5 maggio 
1976, n. 259, di concerto con il Ministro del bilancio e della program- 
mazione economica e con il Ministro dell’università e della ricerca 
scientifica e tecnologica, approva i programmi di cui al comma 3. 


6. I contributi di cui al comma 1 sono corrisposti secondo le 
modalità di cui all’art. 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 431, nonché 
dell’art. 16, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, 
convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132. 
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7. Per le finalità di cui al presente articolo sono autorizzati nel 
triennio 1997-1999 limiti di impegno in ragione di 5.000 milioni per 
l’anno 1998 e 5.000 milioni per l’anno 1999». 


Note all'art. 36: 


— Il testo dell’art. 100 della legge 21 novembre 2000, n. 342 
recante misure in materia fiscale è il seguente: 


«Art. 100 (Riforma del sistema delle tasse e diritti marittimi). — 
1. Il Governo è autorizzato ad emanare, entro sei mesi dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, un regolamento, ai sensi del- 
l’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a rifor- 
mare il sistema delle tasse e dei diritti marittimi di cui alla legge 
9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, al decreto-legge 
28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 
16 aprile 1974, n. 117, ed alla legge 5 maggio 1976, n. 355, nel rispetto 
dei seguenti criteri: 


a) semplificazione del sistema di tassazione in modo da 
ridurre il numero delle tasse anche mediante il loro accorpamento o 
soppressione; 


b) semplificazione delle procedure di riscossione; 


c) definizione della quota da attribuire al bilancio delle auto- 
rità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive 
modificazioni, anche al fine di fare fronte, senza ricorso all’utilizza- 
zione di fondi disponibili sullo stato di previsione del Ministero dei 
lavori pubblici, ai compiti di manutenzione ordinaria e straordinaria 
delle parti comuni nell’ambito portuale, ivi compresa quella per il 
mantenimento dei fondali; 


d) individuazione di un sistema di autonomia finanziaria delle 
autorità portuali, fermi restando i controlli contabili e amministrativi 
previsti dall’ordinamento vigente per il finanziamento delle opere 
infrastrutturali contenute nei piani regolatori e nei piani operativi 
triennali approvati dai Ministri vigilanti; 


e) abrogazione espressa delle norme vigenti divenute incompa- 
tibili con la nuova disciplina ed in particolare del capo II del titolo 
II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, recante revisione delle tasse e 
dei diritti marittimi». 


— Il testo dell’art. 9 della legge 30 novembre 1998, n. 413 recante 
rifinanziamento degli interventi per l’industria cantieristica ed arma- 
toriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore è il 
seguente: 


«Art. 9. — 1. Per la realizzazione di opere infrastrutturali di 
ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti, il Mini- 
stro dei trasporti e della navigazione adotta un programma sulla base 
delle richieste delle autorità portuali 0, laddove non istituite, delle 
autorità marittime, sentite le regioni interessate. Lo schema di pro- 
gramma degli interventi finanziabili e di ripartizione delle risorse, 
prima della definitiva adozione, è trasmesso per il parere alle compe- 
tenti commissioni parlamentari. Le autorità portuali o, in mancanza, 
il Fondo gestione di cui all’art. 1, comma I, del decreto-legge 22 gen- 
naio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 
1990, n. 58, ai fini della realizzazione degli interventi, sono autoriz- 
zati a contrarre mutui quindicennali o ad effettuare altre operazioni 
finanziarie in relazione a rate di ammortamento per capitale ed inte- 
ressi complessivamente determinati dai limiti di impegno quindicen- 
nali a carico dello Stato per lire 100 miliardi annue a decorrere dal- 
l’anno 2000. Il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede 
annualmente ad erogare direttamente a ciascuno degli istituti di cre- 
dito interessati le quote di rate di ammortamento spettanti ovvero i 
complessivi oneri connessi ad altre operazioni finanziarie. 


2. All’art. 9, comma 1, della legge 4 agosto 1990, n. 240, le 
parole: «Segrate-Lacchiarella» sono soppresse. L’interporto «Marcia- 
nise-Nola», di cui al medesimo comma 1, si intende costituito da 
due distinte unità. 


3. Per la realizzazione degli interventi previsti all’art. 9, 
comma 2, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, è autorizzato un ulte- 
riore contributo quindicennale di lire 20 miliardi annue a decorrere 
dall’anno 2000. Il piano degli interventi di cui al presente comma, 
da definire tenendo conto dei criteri di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 9 
della legge 23 dicembre 1997, n. 454, prima della definitiva adozione, 
è trasmesso alle competenti commissioni parlamentari per l’espres- 
sione del parere. Il piano degli interventi di cui al presente comma, 
che utilizza le risorse di cui alla presente legge, nonché quelle previste 
al comma 3 del citato art. 9 della legge 23 dicembre 1997, n. 454 
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(18), deve tenere conto prioritariamente delle esigenze di sviluppo 
infrastrutturale delle regioni di cui all’obiettivo 1 del Regolamento 
(CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive 
modificazioni, al fine di favorire la razionalizzazione del trasporto 
merci ed il riequilibrio modale attraverso una equilibrata rete nazio- 
nale di infrastrutture interportuali previa valutazione della reale 
capacità di spesa. 

4. Per la realizzazione degli interporti di cui alla legge 4 agosto 
1990, n. 240, sono concessi contributi rapportati ad un limite di impe- 
gno quindicennale di lire 21,8 miliardi annue a decorrere dall’anno 
1999 da corrispondere con i criteri, le modalità e le procedure di cui 
alla citata legge 4 agosto 1990, n. 240, e all’art. 6 del decreto-legge 1 
aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 mag- 
gio 1995, n. 204. 


5. Nelle regioni di cui all’obiettivo 1 del citato Regolamento 
(CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni, è assegnato almeno il 
40 per cento delle risorse previste per gli interventi di cui ai commi 1 
e 3. Tale assegnazione è subordinata alla presentazione di progetti 
cantierabili e finalizzati allo sviluppo del sistema portuale nazionale, 
in relazione al rilancio dei traffici nazionali ed internazionali». 


— Il testo dell’art. 1, comma 4, lettera 4), della legge 9 dicembre 
1998, n. 426 recante rifinanziamento degli interventi per l’industria 
cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunita- 
ria di settore è il seguente: 


«4. La durata massima delle operazioni di finanziamento di cui 
alla legge 31 dicembre 1991, n. 431, deve intendersi pari alla durata 
del limite di impegno in relazione al quale le medesime operazioni 
sono autorizzate». 


— Il testo dell’art. 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante 
riordino della legislazione in materia portuale è il seguente: 

«Art. 4 (Classificazione dei porti). — 1. I porti marittimi nazio- 
nali sono ripartiti nelle seguenti categorie e classi: 


a) categoria I: porti, o specifiche aree portuali, finalizzati alla 
difesa militare e alla sicurezza dello Stato; 


b) categoria II, classe I: porti, o specifiche aree portuali, di 
rilevanza economica internazionale; 


c) categoria II, classe II: porti, o specifiche aree portuali, di 
rilevanza economica nazionale; 


d) categoria II, classe III: porti, o specifiche aree portuali, di 
rilevanza economica regionale e interregionale. 


1-bis. I porti sede di autorità portuale appartengono comunque 
ad una delle prime due classi della categoria II. 


2. Il Ministro della difesa, con proprio decreto, emanato di con- 
certo con i Ministri dei trasporti e della navigazione e dei lavori pub- 
blici, determina le caratteristiche e procede alla individuazione dei 
porti o delle specifiche aree portuali di cui alla categoria I; con lo 
stesso provvedimento sono disciplinate le attività nei porti di I cate- 
goria e relative baie, rade e golfi. 


3. I porti, o le specifiche aree portuali di cui alla categoria II, 
classi I, II e III, hanno le seguenti funzioni: 


a) commerciale; 

b) industriale e petrolifera; 
c) di servizio passeggeri; 
d) peschereccia; 

e) turistica e da diporto. 


4. Le caratteristiche dimensionali, tipologiche e funzionali dei 
porti di cui alla categoria II, classi I, II e III, e l'appartenenza di ogni 
scalo alle classi medesime sono determinate, sentite le autorità por- 
tuali o, laddove non istituite, le autorità marittime, con decreto del 
Ministro dei trasporti e della navigazione, con particolare riferimento 
all’attuale e potenziale bacino di utenza internazionale o nazionale, 
tenendo conto dei seguenti criteri: 


a) entità del traffico globale e delle rispettive componenti; 


b) capacità operativa degli scali derivante dalle caratteristiche 
funzionali e dalle condizioni di sicurezza rispetto ai rischi ambientali 
degli impianti e delle attrezzature, sia per l’imbarco e lo sbarco dei 
passeggeri sia per il carico, lo scarico, la manutenzione e il deposito 
delle merci nonché delle attrezzature e dei servizi idonei al riforni- 
mento, alla manutenzione, alla riparazione ed alla assistenza in 


genere delle navi e delle imbarcazioni; 
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c) livello ed efficienza dei servizi di collegamento con l’entro- 
terra. 


5. Ai fini di cui al comma 4 il Ministro dei trasporti e della navi- 
gazione predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, uno schema di decreto, che è trasmesso 
alle regioni, le quali esprimono parere entro i successivi novanta 
giorni. Decorso inutilmente tale termine si intende che il parere sia 
reso in senso favorevole. Lo schema di decreto, con le eventuali modi- 
ficazioni apportate a seguito del parere delle regioni, è successiva- 
mente trasmesso alla Camera dei deputati ed al Senato della Repub- 
blica per l’espressione del parere, nei termini previsti dai rispettivi 
regolamenti, da parte delle commissioni permanenti competenti per 
materia; decorsi i predetti termini il Ministro dei trasporti e della 
navigazione adotta il decreto in via definitiva. 


6. La revisione delle caratteristiche dimensionali, tipologiche e 
funzionali di cui al comma 4, nonché della classificazione dei singoli 
scali, avviene su iniziativa delle autorità portuali 0, laddove non isti- 
tuite, delle autorità marittime, delle regioni o del Ministro dei tra- 
sporti e della navigazione con la procedura di cui al comma S». 


Note all'art. 37: 


— Il testo vigente dell’art. 24 della legge 5 marzo 2001, n. 57 
recante disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati 
come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente: 


«Art. 24. — 1. AI fine di consentire l’ottimale e razionale svolgi- 
mento delle procedure e la realizzazione degli interventi previsti 
all’art. 9, comma 2, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, e all’art. 9, 
comma 3, della legge 30 novembre 1998, n. 413, per il completamento 
e il riequilibrio della rete interportuale nazionale in un contesto di 
rete logistica, il Governo è delegato ad emanare, senza oneri aggiun- 
tivi a carico del bilancio dello Stato, su proposta del Ministro dei tra- 
sporti e della navigazione, entro un anno dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della 
normativa vigente in materia di procedure, soggetti e strutture da 
ammettere ai contributi nonché, nel rispetto dei decreti legislativi 
emanati ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifi- 
cazioni, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: 


a) definire le modalità e i requisiti per l'ammissione ai contri- 
buti di infrastrutture intermodali, anche diverse dagli interporti come 
definiti dall’art. 1 della legge 4 agosto 1990, n. 240; 


b) prevedere, al fine dell'ammissione a contributo, il maggior 
apporto possibile di altre risorse rese disponibili da soggetti pubblici 
o privati interessati alla realizzazione dell’infrastruttura; 


c) definire la rete interportuale nazionale e le infrastrutture 
intermodali ad essa complementari, finalizzate alla realizzazione del 
riequilibrio modale e territoriale attraverso la creazione di un sistema 
integrato tra le varie tipologie di trasporto, nell’àmbito della elabora- 
zione del Piano generale dei trasporti; 


d) rafforzare le misure per l’integrazione tra le reti di tra- 
sporto e tra le infrastrutture intermodali esistenti, per la fruibilità 
dei servizi e per la riduzione dell’inquinamento; 


e) includere nell'ambito degli interventi da ammettere a finanzia- 
mento i centri merci, i magazzini generali e le piattaforme logistiche, 
compresi quelli multimodali, i terminali intermodali nonché quelli dedi- 
cati al transito ed allo stazionamento, per un periodo non superiore a 
trenta giorni, delle merci pericolose, e, ove necessario, completare fun- 
zionalmente gli interporti già individuati e ammessi al finanziamento 
nell'ambito del Sistema nazionale integrato dei trasporti; 


f) privilegiare le infrastrutture intermodali collegate o collega- 
bili alle grandi direttrici internazionali mediante il sistema autostra- 
dale, le reti ferroviarie ad alta capacità, il sistema portuale ed aero- 
portuale a rilievo internazionale ed intercontinentale. 


2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legisla- 
tivo di cui al comma I, sono abrogate le disposizioni concernenti il 
piano quinquennale degli interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, 
n. 240, e successive modificazioni, al decreto-legge 1° aprile 1995, 
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, 
n. 204, e alla legge 23 dicembre 1997, n. 454. A decorrere dalla mede- 
sima data, sono altresì abrogate le disposizioni concernenti proce- 
dure, soggetti e strutture da ammettere ai contributi da erogare, sulla 
base di criteri previamente determinati in conformità alle previsioni 
di cui al comma 1, a valere sui finanziamenti previsti dalle disposi- 
zioni richiamate nel medesimo comma 1. Sono fatti salvi i procedi- 
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menti già avviati alla predetta data ai sensi degli articoli 4 e 6 della 
legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni, e quanto pre- 
visto dall’art. 3, comma 6, della legge 7 dicembre 1999, n. 472. 


3. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma I, a seguito 
della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, e dopo aver 
acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da 
esprimere entro trenta giorni, è trasmesso alla Camera dei deputati 
e al Senato della Repubblica perché su di esso sia espresso, entro ses- 
santa giorni dalla data di trasmissione, il parere delle commissioni 
parlamentari competenti per materia; decorso tale termine, il decreto 
è emanato anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine 
previsto per il parere delle commissioni scada nei trenta giorni che 
precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successiva- 
mente, quest’ultimo è prorogato di novanta giorni. 


4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi da essa fissati, il 
Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 1 e 3, 
disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo emanato 
ai sensi del comma 1. 


5. Con regolamento da adottare ai sensi dell’art. 17, comma 1, 
lettera 5), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le proce- 
dure di attuazione del decreto legislativo di cui al comma 1 secondo 
criteri di semplificazione e razionalizzazione». 


— Il testo dell’art. 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 
17 marzo 1995, n. 158 recante attuazione delle direttive 90/531/CEE 
e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi è il 
seguente: 


«Art. 5 (Trasporti). — 1. Rientrano nel settore trasporti: 


a) la gestione di reti di trasporto pubblico per ferrovia, sistemi 
automatici, tramvia, filovia o autobus, il cui esercizio sia subordinato 
alle prescrizioni delle competenti autorità pubbliche sui percorsi, 
sulle capacità di trasporto disponibili o sulla frequenza del servizio, 
con esclusione del servizio di trasporto mediante autobus qualora 
esso possa essere liberamente svolto, su tutto o parte del territorio 
nazionale, da altri soggetti in assenza di concessione alle stesse condi- 
zioni previste per i soggetti aggiudicatori;». 


Note all'art. 38: 


— Il regolamento CEE n. 1191/69 del Consiglio del 26 giugno 
1969 riguarda l’azione degli Stati membri in materia di obblighi ine- 
renti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per fer- 
rovia, su strada e per via navigabile. 


— Il testo dell’art. 5 della direttiva 91/440/CEE del Consiglio 
del 29 luglio 1991 reca: 


«Art. 5. — 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per 
permettere alle imprese ferroviarie di adattare le loro attività al mer- 
cato e di gestirle sotto la responsabilità dei loro organi direttivi, per 
fornire prestazioni efficaci e adeguate con la minor spesa possibile 
in rapporto alla qualità del servizio richiesto. Le imprese ferroviarie 
devono essere gestite secondo i principi validi per le società commer- 
ciali, anche per quanto riguarda gli obblighi di servizio pubblico 
imposti dallo Stato all’impresa e i contratti di servizio pubblico con- 
clusi dalla medesima con le autorità competenti dello Stato membro. 


2. Le imprese ferroviarie definiscono i loro programmi di atti- 
vità, compresi i piani di investimento e di finanziamento. Detti pro- 
grammi mirano al raggiungimento dell’equilibrio finanziario delle 
imprese e alla realizzazione degli altri obiettivi in materia di gestione 
tecnica, commerciale e finanziaria; essi devono inoltre prevedere i 
mezzi che permettono la realizzazione di tali obiettivi. 


3. Nell’ambito degli orientamenti di politica generale adottati 
dallo Stato e in considerazione dei piani o contratti nazionali, even- 
tualmente pluriennali, compresi i piani di investimento e di finanzia- 
mento, le imprese ferroviarie sono in particolare libere di: costituire 
con una o più imprese ferroviarie diverse un’associazione internazio- 
nale; stabilire la propria organizzazione interna, fatte salve le disposi- 
zioni della sezione III; disciplinare le modalità della fornitura e della 
commercializzazione dei servizi e stabilirne la tariffazione, fatto salvo 
il regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, 
relativo all’azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti 
alle nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, 
su strada e per via navigabile; prendere le decisioni concernenti il per- 
sonale, la gestione patrimoniale e gli acquisti propri; sviluppare la 
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loro quota di mercato, elaborare nuove tecnologie, creare nuovi ser- 
vizi e adottare tecniche di gestione innovative; avviare nuove attività 
in settori associati all’attività ferroviaria». 


— Il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive 
modificazioni reca: Conferimento alle regioni ed agli enti locali di 
funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma 
dell’art. 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59. 


— Il testo dell’art. 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, 
n. 400 recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri è il seguente: 


«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera- 
zione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono 
emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da 
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le 
leggi della Repubblica, autorizzando l’esercizio della potestà regola- 
mentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della 
materia e dispongono l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto 
dall’entrata in vigore delle norme regolamentari». 


— Il testo dell’art. 8, comma 6-bis del decreto legislativo 
19 novembre 1997, n. 422 è il seguente: 


«6-bis. Lo Stato e le regioni possono concludere, d’intesa tra 
loro, accordi di programma con le Ferrovie dello Stato S.p.a. per l’af- 
fidamento alle stesse della costruzione, ammodernamento, manuten- 
zione e relativa gestione delle linee ferroviarie locali concesse e già 
in gestione commissariale governativa di rilevanza per il sistema fer- 
roviario nazionale». 


— Il testo dell’art. 8, comma 3 del decreto legislativo 19 novem- 
bre 1997, n. 422 è il seguente: 


«3. Le regioni subentrano allo Stato, quali concedenti delle ferro- 
vie di cui al comma 1, lettere a) e 5), sulla base di accordi di pro- 
gramma, stipulati a norma dell’art. 12 del presente decreto, con i 
quali sono definiti, tra l’altro, per le ferrovie in concessione di cui al 
comma 1, lettera 5), i finanziamenti diretti al risanamento tecnico- 
economico di cui all’art. 86 del decreto del Presidente della Repub- 
blica 24 luglio 1977, n. 616.». 


— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 novem- 
bre 2000 reca: Individuazione e trasferimento alle regioni delle risorse 
per l’esercizio delle funzioni e compiti conferiti ai sensi degli articoli 
8 e 12 del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 in materia di trasporto 
pubblico locale. 


— Il testo dell’art. 8, comma 4 del decreto legislativo 19 novem- 
bre 1997, n. 422 è il seguente: 


«4. Gli accordi di programma di cui al comma 3 e i decreti del 
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’art. 12 sono, rispettiva- 
mente, perfezionati ed adottati entro il 30 ottobre 1999. Detti accordi 
definiranno, in particolare, il trasferimento dei beni, degli impianti e 
dell’infrastruttura a titolo gratuito alle regioni sia per le ferrovie in 
ex gestione commissariale governativa, come già previsto all’art. 2, 
comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sia per le ferrovie in 
concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie dello Stato S.p.a. Tali 
beni sono trasferiti al demanio ed al patrimonio indisponibile e 
disponibile delle regioni, e, in relazione alla loro natura giuridica, 
possono essere dalle regioni dismessi, sdemanializzati o sottratti alla 
loro destinazione, previa intesa con il Ministero dei trasporti e della 
navigazione, quando si tratti di beni demaniali o appartenenti al 
patrimonio indisponibile. A partire dalla data di trasferimento, il vin- 
colo di reversibilità a favore dello Stato gravante sui beni in questione 
si intende costituito a favore della regione competente. I suddetti tra- 
sferimenti sono esentati da ogni imposta e tassa fatto salvo il caso di 
dismissione o sdemanializzazione da parte delle regioni. I beni di cui 
all’art. 3, commi 7, 8 e 9, della legge n. 385/1990 sono trasferiti alle 
regioni competenti che inizieranno o proseguiranno le relative proce- 
dure di alienazione o di diversa utilizzazione, destinandone i proventi 
a favore delle aziende ex gestioni governative. Gli accordi di pro- 
gramma definiscono altresì l’entità delle risorse finanziarie da trasfe- 
rire alle regioni, tali da garantire, al netto dei contributi già ricono- 
sciuti da regioni ed enti locali, l’attuale livello di tutti i servizi erogati 
dalle aziende in regime di gestione commissariale governativa». 
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Note all'art. 39: 


— Il testo dell’art. 2222 del codice civile reca: 
«Art. 2222 (Contratto d'opera). 


Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispet- 
tivo [c.c. 2225] un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente 
proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del commit- 
tente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto 
abbia una disciplina particolare nel libro IV». 


— Il testo dell’art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, 
n. 400 recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri è il seguente: 


«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti 
nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate 
al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali 
regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono 
essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la neces- 
sità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti 
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie 
a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere 
comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro 
emanazione.»). 


— Il testo dell’art. 7, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 
17 marzo 1995, n. 157 recante attuazione della direttiva 92/50/CEE 
in materia di appalti pubblici di servizi è il seguente: 


«f) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analo- 
ghi già affidati allo stesso prestatore di servizi mediante un prece- 
dente appalto aggiudicato dalla stessa amministrazione, purché tali 
servizi siano conformi a un progetto di base per il quale sia stato 
aggiudicato un primo appalto conformemente alle procedure di cui 
al comma 3; in questo caso il ricorso alla trattativa privata, ammesso 
solo nei tre anni successivi alla conclusione dell’appalto iniziale, deve 
essere indicato in occasione del primo appalto e il costo complessivo 
stimato dei servizi successivi è preso in considerazione dall’ammini- 
strazione aggiudicatrice per la determinazione del valore globale del- 
l’appalto». 


— Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 1993, n. 42 reca: Norme in materia di 
sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a 
norma dell’art. 2, comma I, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, 
n. 421. 


Note all'art. 40: 


— Il testo degli articoli 2, 31, 113, 113-bis, 114, 115, 116 e 120 del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni 
recante testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali è il 
seguente: 


«Art. 2 (Ambito di applicazione). — 1. Ai fini del presente testo 
unico si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metro- 
politane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di 
comuni. 


2. Le norme sugli enti locali previste dal presente testo unico si 
applicano, altresì, salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui parteci- 
pano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi 
rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, 
dei consorzi per la gestione dei servizi sociali». 


«Art. 31 (Consorzi). — 1. Gli enti locali per la gestione associata 
di uno o più servizi e l’esercizio associato di funzioni possono costi- 
tuire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali 
di cui all’art. 114, in quanto compatibili. Al consorzio possono parte- 
cipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le 
leggi alle quali sono soggetti. 


2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza asso- 
luta dei componenti una convenzione ai sensi dell’art. 30, unitamente 
allo statuto del consorzio. 


3. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le 
competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto 
dai commi 8, 9 e 10 dell’art. 50 e dell’art. 42, comma 2, lettera m), e 
prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali 
del consorzio; lo statuto, in conformità alla convenzione, deve disci- 
plinare l’organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consor- 


tili. 
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4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i 
consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti 
legali anche enti diversi dagli enti locali, l'assemblea del consorzio è 
composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sin- 
daco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabi- 
lità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo 
statuto. 


5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne 
approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto. 


6. Tra gli stessi enti locali non può essere costituito più di un 
consorzio. 


7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può 
prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l’esercizio di 
determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l’attua- 
zione alle leggi regionali. 


8. Ai consorzi che gestiscono attività di cui all’art. 113-bis, si 
applicano le norme previste per le aziende speciali». 


«Art. 113 (Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici 
locali di rilevanza industriale). — 1. Le disposizioni del presente arti- 
colo si applicano ai servizi pubblici locali di rilevanza industriale. 
Restano ferme le disposizioni previste per i singoli settori e quelle 
nazionali di attuazione delle normative comunitarie. 


2. Gli enti locali non possono cedere la proprietà degli impianti, 
delle reti e delle altre dotazioni destinati all’esercizio dei servizi pub- 
blici di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13. 


3. Le discipline di settore stabiliscono i casi nei quali l’attività di 
gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei servizi 
pubblici locali di cui al comma 1 può essere separata da quella di ero- 
gazione degli stessi. E, in ogni caso, garantito l’accesso alle reti a tutti 
i soggetti legittimati all’erogazione dei relativi servizi. 


4. Qualora sia separata dall’attività di erogazione dei servizi, per 
la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimo- 
niali gli enti locali, anche in forma associata, si avvalgono: 


a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società di 
capitali con la partecipazione maggioritaria degli enti locali, anche 
associati, cui può essere affidata direttamente tale attività; 


b) di imprese idonee, da individuare mediante procedure ad 
evidenza pubblica, ai sensi del comma 7. 


5. L'erogazione del servizio, da svolgere in regime di concor- 
renza, avviene secondo le discipline di settore, con conferimento della 
titolarità del servizio a società di capitali individuate attraverso l’e- 
spletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica. 


6. Non sono ammesse a partecipare alle gare di cui al comma 5 
le società che, in Italia o all’estero, gestiscono a qualunque titolo ser- 
vizi pubblici locali in virtù di un affidamento diretto, di una proce- 
dura non ad evidenza pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi; tale 
divieto si estende alle società controllate o collegate, alle loro control- 
lanti, nonché alle società controllate o collegate con queste ultime. 
Sono parimenti esclusi i soggetti di cui al comma 4. 


7. La gara di cui al comma 5 è indetta nel rispetto degli standard 
qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territo- 
rio e di sicurezza definiti dalla competente Autorità di settore o, in 
mancanza di essa, dagli enti locali. La gara è aggiudicata sulla base 
del migliore livello di qualità e sicurezza e delle condizioni economi- 
che e di prestazione del servizio, dei piani di investimento per lo svi- 
luppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rin- 
novo e manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnolo- 
gica e gestionale. Tali elementi fanno parte integrante del contratto 
di servizio. 


8. Qualora sia economicamente più vantaggioso, è consentito 
l’affidamento contestuale con gara di una pluralità di servizi pubblici 
locali diversi da quelli del trasporto collettivo. In questo caso, la 
durata dell’affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere supe- 
riore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti 
indicata dalle discipline di settore. 


9. Alla scadenza del periodo di affidamento, e in esito alla suc- 
cessiva gara di affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni 
patrimoniali di proprietà degli enti locali o delle società di cui al 
comma 13 sono assegnati al nuovo gestore. Sono, inoltre, assegnati 
al nuovo gestore le reti o loro porzioni, gli impianti e le altre dota- 
zioni realizzate, in attuazione dei piani di investimento di cui al 
comma 7, dal gestore uscente. A quest’ultimo è dovuto da parte del 
nuovo gestore un indennizzo pari al valore dei beni non ancora 
ammortizzati, il cui ammontare è indicato nel bando di gara. 
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10. È vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei 
gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario, nonché alla 
concessione da chiunque dovuta di contribuzioni o agevolazioni per 
la gestione del servizio. 


11.I rapporti degli enti locali con le società di erogazione del ser- 
vizio e con le società di gestione delle reti e degli impianti sono rego- 
lati da contratti di servizio, allegati ai capitolati di gara, che 
dovranno prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati stru- 
menti di verifica del rispetto dei livelli previsti. 


12. L’ente locale può cedere tutto o in parte la propria partecipa- 
zione nelle società erogatrici di servizi. Tale cessione non comporta 
effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere. 


13. Gli enti locali, in forma associata, possono conferire la pro- 
prietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali a 
società di capitali di cui detengono la maggioranza, che è incedibile. 
Tali società pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimo- 
niali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio 
o, ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest’ul- 
tima, a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità di set- 
tore, ove prevista, o dagli enti locali. Alla società suddetta gli enti 
locali possono anche assegnare, ai sensi della lettera a) del comma 4, 
la gestione delle reti, nonché il compito di espletare le gare di cui al 
comma Si. 


14. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, se le reti, gli 
impianti e le altre dotazioni patrimoniali per la gestione dei servizi 
di cui al comma Il sono di proprietà di soggetti diversi dagli enti 
locali, questi possono essere autorizzati a gestire i servizi o loro seg- 
menti, a condizione che siano rispettati gli standard di cui al 
comma 7 e siano praticate tariffe non superiori alla media regionale, 
salvo che le discipline di carattere settoriale o le relative Autorità 
dispongano diversamente. Tra le parti è in ogni caso stipulato, ai 
sensi del comma 11, un contratto di servizio in cui sono definite, tra 
l’altro, le misure di coordinamento con gli eventuali altri gestori. 


15. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle 
regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bol- 
zano, se incompatibili con le attribuzioni previste dallo statuto e dalle 
relative norme di attuazione». 


«Art. 113-bîis (Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza 
industriale). — 1. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli 
settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale sono 
gestiti mediante affidamento diretto a: 


a) istituzioni; 
b) aziende speciali, anche consortili; 


c) società di capitali costituite o partecipate dagli enti locali, 
regolate dal codice civile. 


2. È consentita la gestione in economia quando, per le modeste 
dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno 
precedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1. 


3. Gli enti locali possono procedere all’affidamento diretto dei 
servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni 
da loro costituite o partecipate. 


4. Quando sussistono ragioni tecniche, economiche o di utilità 
sociale, i servizi di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere affidati a 
terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalità 
stabilite dalle normative di settore. 


5. I rapporti tra gli enti locali ed i soggetti erogatori dei servizi di 
cui al presente art. sono regolati da contratti di servizio». 


«Art. 114 (Aziende speciali ed istituzioni). — 1. L'azienda speciale 
è ente strumentale dell’ente locale dotato di personalità giuridica, di 
autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consi- 
glio comunale o provinciale. 


2. L’istituzione è organismo strumentale dell’ente locale per l’e- 
sercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale. 


3. Organi dell’azienda e dell’istituzione sono il consiglio di 
amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la 
responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e revoca degli 
amministratori sono stabilite dallo statuto dell’ente locale. 


4. L’azienda e l’istituzione informano la loro attività a criteri di 
efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l’obbligo del pareggio 
di bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, 


compresi i trasferimenti. 
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5. Nell’àmbito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento 
delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai rego- 
lamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai 
regolamenti dell’ente locale da cui dipendono. 


6. L’ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le 
finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigi- 
lanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli 
eventuali costi sociali. 


7. Il collegio dei revisori dei conti dell’ente locale esercita le sue 
funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell’azienda 
speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme auto- 
nome di verifica della gestione. 


8. Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i seguenti atti: 


a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio 
che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale; 


b) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale; 
c) il conto consuntivo; 
d) il bilancio di esercizio». 


«Art. 115 (Trasformazione delle aziende speciali in società per 
azioni). — 1. I comuni, le province e gli altri enti locali possono, per 
atto unilaterale, trasformare le aziende speciali in società di capitali, 
di cui possono restare azionisti unici per un periodo comunque non 
superiore a due anni dalla trasformazione. Il capitale iniziale di tali 
società è determinato dalla deliberazione di trasformazione in misura 
non inferiore al fondo di dotazione delle aziende speciali risultante 
dall’ultimo bilancio di esercizio approvato e comunque in misura 
non inferiore all'importo minimo richiesto per la costituzione delle 
società medesime. L’eventuale residuo del patrimonio netto conferito 
è imputato a riserve e fondi, mantenendo ove possibile le denomina- 
zioni e le destinazioni previste nel bilancio delle aziende originarie. 
Le società conservano tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla tra- 
sformazione e subentrano pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi 
delle aziende originarie. 


2. La deliberazione di trasformazione tiene luogo di tutti gli 
adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla 
normativa vigente, ferma l’applicazione delle disposizioni degli arti- 
coli 2330, commi terzo e quarto, e 2330-bis del codice civile. 


3. Ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali 
conferiti, entro tre mesi dalla costituzione delle società, gli ammini- 
stratori devono richiedere a un esperto designato dal presidente del 
tribunale una relazione giurata ai sensi e per gli effetti dell’art. 2343, 
primo comma, del codice civile. Entro sei mesi dal ricevimento di tale 
relazione gli amministratori e i sindaci determinano i valori definitivi 
di conferimento dopo avere controllato le valutazioni contenute nella 
relazione stessa e, se sussistono fondati motivi, aver proceduto alla 
revisione della stima. Fino a quando i valori di conferimento non 
sono stati determinati in via definitiva le azioni delle società sono 
inalienabili. 

4. Le società di cui al comma 1 possono essere costituite anche ai 
fini dell’applicazione delle norme di cui al decreto-legge 31 maggio 
1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 
1994, n. 474. 


5. Le partecipazioni nelle società di cui al comma 1 possono 
essere alienate anche ai fini e con le modalità di cui all’art. 116. 


6. Il conferimento e l’assegnazione dei beni degli enti locali e 
delle aziende speciali alle società di cui al comma 1 sono esenti da 
imposizioni fiscali, dirette e indirette, statali e regionali. 


7. La deliberazione di cui al comma 1 può anche prevedere la 
scissione dell’azienda speciale e la destinazione a società di nuova 
costituzione di un ramo aziendale di questa. Si applicano, in tal caso, 
per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 del 
presente articolo, nonché agli articoli 2504-septies e 2504-decies del 
codice civile. 

7-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano 
anche alla trasformazione dei consorzi, intendendosi sostituita dal 
consiglio comunale l’assemblea consortile. In questo caso le delibera- 
zioni sono adottate a maggioranza dei componenti; gli enti locali 
che non intendono partecipare alla società hanno diritto alla liquida- 
zione sulla base del valore nominale iscritto a bilancio della relativa 
quota di capitale». 


«Art. 116 (Società per azioni con partecipazione minoritaria di 
enti locali). — 1. Gli enti locali possono, per l’esercizio di servizi pub- 
blici di cui all’art. 113-bis e per la realizzazione delle opere necessarie 
al corretto svolgimento del servizio nonché per la realizzazione di 
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infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, 
ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze 
istituzionali di altri enti, costituire apposite società per azioni senza 
il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria anche in deroga ai 
vincoli derivanti da disposizioni di legge specifiche. Gli enti interes- 
sati provvedono alla scelta dei soci privati e all’eventuale collocazione 
dei titoli azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica. 
L’atto costitutivo delle società deve prevedere l’obbligo dell’ente pub- 
blico di nominare uno o più amministratori e sindaci. Nel caso di ser- 
vizi pubblici locali una quota delle azioni può essere destinata all’a- 
zionariato diffuso e resta comunque sul mercato. 


2. La costituzione di società miste con la partecipazione non 
maggioritaria degli enti locali è disciplinata da apposito regolamento 
adottato ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 
1995, n. 26, convertito, con modificazioni dalla legge 29 marzo 1995, 
n. 95, e successive modifiche e integrazioni. 


3. Per la realizzazione delle opere di qualunque importo si appli- 
cano le norme vigenti di recepimento delle direttive comunitarie in 
materia di lavori pubblici. 


4. Fino al secondo esercizio successivo a quello dell’entrata in 
funzione dell’opera, l’ente locale partecipante potrà rilasciare garan- 
zia fidejussoria agli istituti mutuanti in misura non superiore alla 
propria quota di partecipazione alla società di cui al presente arti- 
colo. 


5. Per i conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami 
di essi e di ogni altro bene effettuati dai soggetti di cui al comma 1, 
anche per la costituzione con atto unilaterale delle società di cui al 
medesimo comma, si applicano le disposizioni dell’art. 7, commi 1 e 
2, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni». 


«Art. 120 (Società di trasformazione urbana). — 1. Le città 
metropolitane e i comuni, anche con la partecipazione della provincia 
e della Regione, possono costituire società per azioni per progettare 
e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli 
strumenti urbanistici vigenti. A tal fine le deliberazioni dovranno in 
ogni caso prevedere che gli azionisti privati delle società per azioni 
siano scelti tramite procedura di evidenza pubblica. 


2. Le società di trasformazione urbana provvedono alla preven- 
tiva acquisizione delle aree interessate dall’intervento, alla trasforma- 
zione e alla commercializzazione delle stesse. Le acquisizioni possono 
avvenire consensualmente o tramite ricorso alle procedure di espro- 
prio da parte del comune. 


3. Le aree interessate dall’intervento di trasformazione sono 
individuate con delibera del consiglio comunale. L’individuazione 
delle aree di intervento equivale a dichiarazione di pubblica utilità, 
anche per le aree non interessate da opere pubbliche. Le aree di pro- 
prietà degli enti locali interessate dall’intervento possono essere attri- 
buite alla società a titolo di concessione. 


4.I rapporti tra gli enti locali azionisti e la società per azioni di 
trasformazione urbana sono disciplinati da una convenzione conte- 
nente, a pena di nullità, gli obblighi e i diritti delle parti». 


— Il testo del secondo periodo del terzo comma dell’art. 117 
della Costituzione è il seguente: 


Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la 
potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fon- 
damentali, riservata alla legislazione dello Stato. 


— Il testo vigente dell’art. 16 del decreto del Presidente della 
Repubblica recante testo unico delle disposizioni legislative e regola- 
mentari in materia edilizia, come modificato dalla legge qui pubbli- 
cata, è il seguente: 


«Art. 16 (Contributo per il rilascio del permesso di costruire). 
(legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 3; 5, comma 1; 6, commi 1,4 e 
5; 11; legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 47; legge 24 dicembre 1993, 
n. 537, art. 7; legge 29 settembre 1964, n. 847, articoli 1, comma 1, let- 
tere b) e c), e 4; legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 44; legge 11 marzo 
1988, n. 67, art. 17; decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 58, 
comma 1; legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 61, comma 2). — 
1. Salvo quanto disposto dall’art. 17, comma 3, il rilascio del per- 
messo di costruire comporta la corresponsione di un contributo com- 
misurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo 
di costruzione, secondo le modalità indicate nel presente articolo. 


2. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è 
corrisposta al comune all’atto del rilascio del permesso di costruire 
e, su richiesta dell’interessato, può essere rateizzata. A scomputo 
totale o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso può 
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obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione con le 
modalità e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisi- 
zione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune. 


3. La quota di contributo relativa al costo di costruzione, deter- 
minata all’atto del rilascio, è corrisposta in corso d’opera, con le 
modalità e le garanzie stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni 
dalla ultimazione della costruzione. 


4. L’incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e seconda- 
ria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle 
tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni in 
relazione: 


a) all’ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni; 
b) alle caratteristiche geografiche dei comuni; 


c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici 
vigenti; 


d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applica- 
zione dall’art. 41-quinquies, penultimo e ultimo comma, della legge 
17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni, nonché 
delle leggi regionali. 


5. Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da 
parte della regione e fino alla definizione delle tabelle stesse, i comuni 
provvedono, in via provvisoria, con deliberazione del consiglio comu- 
nale. 


6. Ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri 
di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alle relative 
disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle 
opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale. 


7. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti 
interventi: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fogna- 
ture, rete idrica, rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas, 
pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato. 


7-bis. Tra gli interventi di urbanizzazione primaria di cui al comma 
7 rientrano i cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di 
telecomunicazioni, salvo nelle aree individuate dai comuni sulla base 
dei criteri definiti dalle regioni. 


8. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai 
seguenti interventi: asili nido e scuole materne, scuole dell’obbligo 
nonché strutture e complessi per l’istruzione superiore all’obbligo, 
mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici reli- 
giosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri 
sociali e attrezzature culturali e sanitarie. Nelle attrezzature sanitarie 
sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo 
smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, spe- 
ciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate. 


9. Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato perio- 
dicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili 
per l’edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della let- 
tera g) del primo comma dell’art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457. 
Con lo stesso provvedimento le regioni identificano classi di edifici 
con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposi- 
zioni di legge per l’edilizia agevolata, per le quali sono determinate 
maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore 
al 50 per cento. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regio- 
nali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di 
costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione 
dell’intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall’Isti- 
tuto nazionale di statistica (ISTAT). Il contributo afferente al per- 
messo di costruire comprende una quota di detto costo, variabile dal 
5 per cento al 20 per cento, che viene determinata dalle regioni in 
funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della 
loro destinazione ed ubicazione. 


10. Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costru- 
zione è determinato in relazione al costo degli interventi stessi, così 
come individuati dal comune in base ai progetti presentati per otte- 
nere il permesso di costruire. Al fine di incentivare il recupero del 
patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edi- 
lizia di cui all’art. 3, comma 1, lettera d), i comuni hanno comunque 
la facoltà di deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi non 
superino i valori determinati per le nuove costruzioni ai sensi del 
comma 6.». 
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Note all'art. 41: 


— Le Direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/ 
22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 
recano rispettivamente: «Accesso alle reti di comunicazione elettro- 
nica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime; 
Autorizzazioni per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica; 
Istituzione di un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di 
comunicazione elettronica; Servizio universale ed ai diritti degli 
utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica». 


— La legge 7 agosto 1990 n. 241 pubblicata nella Gazzetta Uffi- 
ciale 18 agosto 1990, n. 192 reca: Nuove norme in materia di procedi- 
mento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti ammini- 
strativi. 


— La legge 31 luglio 1997, n. 249 e successive modificazioni pub- 
blicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177, S.O. reca: Istitu- 
zione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui 
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo. 


— Il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito con modifi- 
cazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66 reca: Disposizioni urgenti 
per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive 
analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotele- 
visivi. 

— Il decreto-legge 12 giugno 2001, n.217, convertito con modifi- 
cazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317 reca: Modificazioni al 
D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, 
n. 400, in materia di organizzazione del Governo. 


— Per il testo dell’art. 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, 
n. 400 vedi nota all’art. 38. 


— Il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, 
n. 156 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 
3 maggio 1973, n. 113 reca: Approvazione del testo unico delle dispo- 
sizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunica- 
zioni. 


Note all'art. 42: 


— Il testo dell’art. 3, comma 6, del decreto-legge 30 gennaio 
1998, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, 
n. 61 recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremo- 
tate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi 
calamitosi è il seguente: 


«6. Decorso inutilmente il termine indicato al comma ‘5, i comuni si 
sostituiscono ai proprietari e, previa diffida ad adempiere entro un termine 
non inferiore a trenta giorni, ai consorzi inadempienti per l'esecuzione degli 
interventi mediante l'occupazione temporanea degli immobili, che non 
può avere durata superiore a tre anni e per la quale non è dovuto alcun 
indennizzo, utilizzando i contributi di cui all’art. 4». 


— Il testo dell’art. 2748, secondo comma, del codice civile reca: 
«I creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono preferiti ai 
creditori ipotecari se la legge non dispone diversamente». 


— Il testo vigente dell’art. 4, comma 4 del decreto-legge 30 gen- 
naio 1998, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 30 marzo 
1998, n. 61 come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente: 


«4. I contributi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 sono concessi, nei 
limiti delle risorse finanziarie di cui all’art. 15, solo ai soggetti titolari 
del diritto di proprietà sugli edifici alla data in cui si è verificato il 
danno per effetto della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, 
ovvero ai soggetti usufruttuari o titolari di diritti reali di garanzia, 
rispetto agli stessi edifici, che si sostituiscano ai proprietari nella 
richiesta dei contributi spettanti qualora i proprietari, per qualsiasi 
motivo, non esercitino tale diritto. Il proprietario che aliena il suo 
diritto sull’immobile a soggetti diversi dai parenti o affini fino al 
quarto grado, dal locatario, dall’affittuario, dal mezzadro, dagli enti 
pubblici, prima del completamento degli interventi di ricostruzione 
o di riparazione che hanno beneficiato di tali contributi, è dichiarato 
decaduto dalle provvidenze ed è tenuto al rimborso delle somme per- 
cepite, maggiorate degli interessi legali, da versare all’entrata del 
bilancio dello Stato. Non costituisce causa di decadenza l'alienazione 
dell'immobile, anche se perfezionata prima del completamento degli 
interventi di ricostruzione, a fondazioni o a società a partecipazione 
pubblica, a condizione che l'immobile venga destinato a pubblici servizi 


o a scopi di pubblica utilità». 
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— La legge 23 gennaio 1992, n. 32 pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale 29 gennaio 1992, n. 23, reca: Disposizioni in ordine alla rico- 
struzione nei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi 
nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti 
dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 
1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76. 


— Il testo dell’art. 8 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, con- 
vertito con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61 è il 
seguente: 


«Art. 8 (Interventi sui beni culturali). — 1. Entro sessanta giorni 
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il commissario 
delegato di cui all’art. 1 dell’ordinanza n. 2669 del 1° ottobre 1997, 
con la collaborazione del Gruppo nazionale per la difesa dai terre- 
moti del Consiglio nazionale delle ricerche, di tecnici delle regioni e 
degli enti locali e, ove occorra, dei Vigili del fuoco, completa il rileva- 
mento analitico dei danni causati dalla crisi sismica al patrimonio 
culturale. 


2. Il commissario delegato di cui al comma 1 completa gli inter- 
venti urgenti nei limiti degli stanziamenti assegnati con le ordinanze 
di cui all’art. 1 e con l’art. 2, comma 2, del decreto-legge 27 ottobre 
1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 
1997, n. 434, e, comunque, nel termine della durata dello stato di 
emergenza. 


3. Sulla base dei dati di cui al comma |, le regioni, d’intesa con il 
commissario delegato di cui al comma 1, sentiti i comuni interessati, 
avvalendosi anche dei comitati tecnico-scientifici di cui all’art. 2, 
comma 5, predispongono un piano di interventi di ripristino, recu- 
pero e restauro del patrimonio culturale danneggiato dalla crisi 
sismica. Predispongono, altresì, un piano finanziario nei limiti delle 
risorse destinate allo scopo ai sensi dell’art. 2, comma 2, nonché degli 
stanziamenti di cui al comma 4 e dei contributi di privati e di enti 
pubblici. Nel piano sono individuati i soggetti pubblici o privati 
attuatori degli interventi, che di norma sono i soggetti proprietari, e 
sono ricompresi gli interventi urgenti disposti dagli enti locali, i cui 
oneri eccedenti le disponibilità di cui al comma 2 sono a carico delle 
risorse di cui all’art. 15, comma 1. Il piano deve assicurare, anche 
attraverso un intervento stralcio prioritario, il coordinamento e la 
contemporaneità dei lavori di recupero dei beni culturali danneggiati 
dal terremoto e di quelli relativi agli stessi beni previsti dalla legge 7 
agosto 1997, n. 270. A tal fine agli interventi finanziati dalla citata 
legge n. 270 del 1997 nei comuni terremotati delle regioni Marche e 
Umbria si applicano le procedure di cui all’art. 14. 


3-bis. Per il recupero degli edifici monumentali privati danneg- 
giati dalla crisi sismica, in aggiunta a quanto previsto dall’art. 4, pos- 
sono essere concessi contributi per gli altri interventi di restauro ai 
sensi e con le modalità di cui ai commi terzo e quarto dell’art. 3 della 
legge 21 dicembre 1961, n. 1552, come modificato dall’art. 5 della 
legge 8 ottobre 1997, n. 352. 


4. Per gli interventi da attuarsi da parte del Ministero per i beni 
culturali e ambientali, il soprintendente per i beni ambientali, archi- 
tettonici, artistici e storici dell'Umbria e il soprintendente per i beni 
ambientali e architettonici delle Marche sono autorizzati a contrarre 
mutui ventennali con la Banca europea degli investimenti, il Fondo 
di sviluppo sociale del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti 
ed altri enti creditizi nazionali ed esteri, nel limite di impegno annuo, 
a decorrere dal 1999 fino al 2018, di lire 15 miliardi. I proventi dei 
mutui affluiscono direttamente alle contabilità speciali intestate agli 
stessi soprintendenti; tali modalità si applicano anche alle operazioni 
finanziarie di cui all’art. 1, comma 9, del decreto-legge 6 maggio 
1997, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, 
n. 203. AI relativo onere per gli anni 1999 e 2000 si provvede 
mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni 
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, 
nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte capitale «Fondo 
speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilan- 
cio e della programmazione economica per l’anno 1998, all’uopo par- 
zialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i 
beni culturali e ambientali. 


5. All’art. 8, comma 1, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, sono 
aggiunte in fine, le seguenti parole: continuano ad applicarsi le dispo- 
sizioni di cui all’art. 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266. 


6. I soprintendenti delle Marche e dell'Umbria sono autorizzati 
ad aprire un conto corrente bancario presso istituti di credito ove 
far affluire contributi di enti e di privati destinati al restauro dei beni 
culturali danneggiati dal sisma. L’istituto bancario provvede, non 
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oltre i cinque giorni dalla riscossione, al versamento delle relative 
somme alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato per essere 
riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di pre- 
visione del Ministero per i beni culturali e ambientali ed essere poste 
a disposizione delle competenti soprintendenze. 


7. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede a poten- 
ziare il personale delle soprintendenze e dell'Ufficio del commissario 
delegato di cui all’art. 1 dell'ordinanza del Ministro dell’interno dele- 
gato per il coordinamento della protezione civile n. 2669 del 1° otto- 
bre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 
n. 235 dell’8 ottobre 1997, a tale fine è autorizzata, nel limite massimo 
del 3 per cento degli stanziamenti di cui al comma 4, e comunque 
nel limite delle complessive disponibilità di cui al medesimo 
comma 4, l’applicazione delle misure di potenziamento previste dal- 
l’art. 14, comma 14, nonché di altre misure necessarie al pieno funzio- 
namento degli uffici con riferimento alle attività connesse alla rico- 
struzione ivi compresi distacchi temporanei da altre soprintendenze». 


Note all'art. 43: 


— Il testo dell’art. 17, comma 5 della legge 11 marzo 1988, n. 67 
recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plurien- 
nale dello Stato (legge finanziaria 1988) è il seguente: 


«5. Per consentire il completamento degli interventi a carico 
dello Stato e per la ricostruzione e riparazione edilizia da parte dei 
privati con il contributo dello Stato nelle zone del Belice colpite dal 
terremoto del 1968, le autorizzazioni di spesa di cui all’art. 6, 
comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, sono incrementate ai 
sensi dell’art. 36 della legge 7 marzo 1981, n. 64, della complessiva 
somma di lire 800 miliardi, in ragione di lire 100 miliardi nell’anno 
1988, di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990 e di lire 
200 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992». 


— Si riporta la parte della tabella 3, relativa ai finanziamenti 
disposti, allegata all’art. 54 della legge 23 dicembre 199, n. 488 del- 
l’art. 17, comma 5 della legge 11 marzo 1988, n. 67 ricostruzione nelle 
zone colpite da eventi sismici (Belice): 


«tesoro bilancio 7.21.7 5.000 - 2015 
e programma- 


zione economica 


cap. 8573 5.000 2016». 


— Il testo dell’art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267 è il seguente: 


«Art. 30 (Convenzioni). — 1. Al fine di svolgere in modo coordi- 
nato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare 
tra loro apposite convenzioni. 


2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di 
consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reci- 
proci obblighi e garanzie. 


3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o 
per la realizzazione di un’opera lo Stato e la Regione, nelle materie 
di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione 
obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo. 


4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere 
anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale 
distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle 
funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo, ovvero 
la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a 
favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti dele- 
ganti». 


— Il testo del secondo comma dell’art. 4 del decreto-legge 27 
febbraio 1968, n. 79, recante ulteriori interventi e provvidenze per la 
ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia col- 
piti dai terremoti del gennaio 1968, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 18 marzo 1968, n. 241 è il seguente: 


«In tali casi, ai proprietari dei fabbricati da ricostruire viene 
assegnata gratuitamente in proprietà l’area necessaria e vengono 
estese le agevolazioni previste dall’art. 3 del presente decreto». 
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Note all'art. 44: 


— Il testo vigente dell’art. 120 del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267 recante testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali, come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente: 


«Art. 120 (Società di trasformazione urbana). — 1. Le città 
metropolitane e i comuni, anche con la partecipazione della provincia 
e della regione, possono costituire società per azioni per progettare e 
realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli 
strumenti urbanistici vigenti. A tal fine le deliberazioni dovranno in 
ogni caso prevedere che gli azionisti privati delle società per azioni 
siano scelti tramite procedura di evidenza pubblica. 


2. Le società di trasformazione urbana provvedono alla preventiva 
acquisizione degli immobili interessati dall'intervento, alla trasforma- 
zione e alla commercializzazione degli stessi. Le acquisizioni possono 
avvenire consensualmente o tramite ricorso alle procedure di esproprio 
da parte del comune. 


3. Gli immobili interessati dall'intervento di trasformazione sono 
individuati con delibera del consiglio comunale. L'individuazione degli 
immobili equivale a dichiarazione di pubblica utilità, anche per gli 
immobili non interessati da opere pubbliche. Gli immobili di proprietà 
degli enti locali interessati dall'intervento possono essere conferiti alla 
società anche a titolo di concessione. 

4.I rapporti tra gli enti locali azionisti e la società per azioni di 
trasformazione urbana sono disciplinati da una convenzione conte- 
nente, a pena di nullità, gli obblighi e i diritti delle parti». 


Note all'art. 45: 


— Il testo vigente dell’art. 18 del decreto legislativo 19 novembre 
1997, n. 422 recante conferimento alle regioni ed agli enti locali di 
funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma 
dell’art. 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59, come modificato 
dalla legge qui pubblicata, è il seguente: 


«Art. 18 (Organizzazione dei servizi di trasporto pubblico regio- 
nale e locale). — 1. L’esercizio dei servizi di trasporto pubblico regio- 
nale e locale, con qualsiasi modalità effettuati e in qualsiasi forma 
affidati, è regolato, a norma dell’art. 19, mediante contratti di servi 
zio di durata non superiore a nove anni. L’esercizio deve rispondere 
a principi di economicità ed efficienza, da conseguirsi anche attra- 
verso l’integrazione modale dei servizi pubblici di trasporto. I servizi 
in economia sono disciplinati con regolamento dei competenti enti 
locali. 


2. Allo scopo di incentivare il superamento degli assetti monopo- 
listici e di introdurre regole di concorrenzialità nella gestione dei ser- 
vizi di trasporto regionale e locale, per l’affidamento dei servizi le 
regioni e gli enti locali si attengono ai principi dell’art. 2 della legge 
14 novembre 1995, n. 481, garantendo in particolare: 


a) il ricorso alle procedure concorsuali per la scelta del gestore 
del servizio sulla base degli elementi del contratto di servizio di cui 
all’art. 19 e in conformità alla normativa comunitaria e nazionale 
sugli appalti pubblici di servizio. Alle gare possono partecipare i sog- 
getti in possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e profes- 
sionale richiesti, ai sensi della normativa vigente, per il consegui- 
mento della prescritta abilitazione all’autotrasporto di viaggiatori su 
strada, con esclusione, terminato il periodo transitorio previsto dal pre- 
sente decreto o dalle singole leggi regionali, delle società che, in Italia 
o all’estero, gestiscono servizi in affidamento diretto o a seguito di 
procedure non ad evidenza pubblica, e delle società dalle stesse con- 
trollate o ad esse collegate, delle loro controllanti e delle società di 
gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali. 
La gara è aggiudicata sulla base delle migliori condizioni economiche 
e di prestazione del servizio, nonché dei piani di sviluppo e potenzia- 
mento delle reti e degli impianti, oltre che della fissazione di un coef- 
ficiente minimo di utilizzazione per la istituzione o il mantenimento 
delle singole linee esercite. Il bando di gara deve garantire che la dispo- 
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nibilità a qualunque titolo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni 
patrimoniali essenziale per l'effettuazione del servizio non costituisca, 
in alcun modo, elemento discriminante per la valutazione delle offerte 
dei concorrenti. Il bando di gara deve altresì assicurare che i beni di 
cui al periodo precedente siano, indipendentemente da chi ne abbia, a 
qualunque titolo, la disponibilità, messi a disposizione del gestore risul- 
tato aggiudicatario a seguito di procedura ad evidenza pubblica; 


b) l’esclusione, in caso di gestione diretta o di affidamento 
diretto dei servizi da parte degli enti locali a propri consorzi o 
aziende speciali, dell'ampliamento dei bacini di servizio rispetto a 
quelli già gestiti nelle predette forme; 


c) la previsione, nel caso di cui alla lettera 5), dell’obbligo di 
affidamento da parte degli enti locali tramite procedure concorsuali 
di quote di servizio o di servizi speciali, previa revisione dei contratti 
di servizio in essere; 


d) l'esclusione, in caso di mancato rinnovo del contratto alla 
scadenza o di decadenza dal contratto medesimo, di indennizzo al 
gestore che cessa dal servizio; 


e) l’indicazione delle modalità di trasferimento, in caso di ces- 
sazione dell’esercizio, dal precedente gestore all’impresa subentrante 
dei beni essenziali per l'effettuazione del servizio e del personale 
dipendente con riferimento a quanto disposto all’art. 26 del regio 
decreto 8 gennaio 1931, n. 148; 


f) Vapplicazione della disposizione dell’art. 1, comma 5, del 
regolamento 1893/91/CEE alle società di gestione dei servizi di tra- 
sporto pubblico locale che, oltre a questi ultimi servizi, svolgono 
anche altre attività; 


g) la determinazione delle tariffe del servizio in analogia, ove 
possibile, a quanto previsto dall’art. 2 della legge 14 novembre 1995, 
n. 481. 


3. Le regioni e gli enti locali, nelle rispettive competenze, incenti- 
vano il riassetto organizzativo e attuano, entro e non oltre il 
31 dicembre 2000, la trasformazione delle aziende speciali e dei con- 
sorzi, anche con le procedure di cui all’art. 17, commi Sl e seguenti, 
della legge 15 maggio 1997, n. 127, in società di capitali, ovvero in 
cooperative a responsabilità limitata, anche tra i dipendenti, o l’even- 
tuale frazionamento societario derivante da esigenze funzionali o di 
gestione. Di tali società, l’ente titolare del servizio può restare socio 
unico per un periodo non superiore a due anni. Ove la trasforma- 
zione di cui al presente comma non avvenga entro il termine indicato, 
provvede il sindaco o il presidente della provincia nei successivi tre 
mesi. In caso di ulteriore inerzia, la regione procede all’affidamento 
immediato del relativo servizio mediante le procedure concorsuali di 
cui al comma 2, lettera a). 


3-bis. Le regioni prevedono un periodo transitorio, da conclu- 
dersi comunque entro il 31 dicembre 2003, nel corso del quale vi è la 
facoltà di mantenere tutti gli affidamenti agli attuali concessionari 
ed alle società derivanti dalle trasformazioni di cui al comma 3, ma 
con l’obbligo di affidamento di quote di servizio o di servizi speciali 
mediante procedure concorsuali, previa revisione dei contratti di ser- 
vizio in essere se necessaria; le regioni procedono altresì all’affida- 
mento della gestione dei relativi servizi alle società costituite allo 
scopo dalle ex gestioni governative, fermo restando quanto previsto 
dalle norme in materia di programmazione e di contratti di servizio 
di cui al capo II. Trascorso il periodo transitorio, tutti i servizi ven- 
gono affidati esclusivamente tramite le procedure concorsuali di cui 
al comma 2, lettera a).». 


Note all'art. 47: 
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ABRUZZO 


CHIETI 

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA 
Via A. Herio, 21 

PESCARA 

LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA 
Corso V. Emanuele, 146 
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ 
Via Galilei (ang. via Gramsci) 
SULMONA 

LIBRERIA UFFICIO IN 
Circonv. Occidentale, 10 
TERAMO 
LIBRERIA DE LUCA 
Via Riccitelli, 6 


BASILICATA 


MATERA 

LIBRERIA MONTEMURRO 
Via delle Beccherie, 69 
GULLIVER LIBRERIE 

Via del Corso, 32 
POTENZA 

LIBRERIA PAGGI ROSA 
Via Pretoria 


CALABRIA 


CATANZARO 
LIBRERIA NISTICÒ 
Via A. Daniele, 27 
COSENZA 

LIBRERIA DOMUS 
Via Monte Santo, 70/A 
PALMI 
LIBRERIA IL TEMPERINO 
Via Roma, 31 

REGGIO CALABRIA 
LIBRERIA L'UFFICIO 

Via B. Buozzi, 23/A/B/C 
VIBO VALENTIA 
LIBRERIA AZZURRA 
Corso V. Emanuele III 


CAMPANIA 


ANGRI 

CARTOLIBRERIA AMATO 
Via dei Goti, 11 

AVELLINO 

BRERIA GUIDA 3 

ia Vasto, 15 

BRERIA PIROLA MAGGIOLI 
ia Matteotti, 30-32 
ARTOLIBRERIA CESA 

ia G. Nappi, 47 

ENEVENTO 

BRERIA LA GIUDIZIARIA 

ia F.Paga, 11 

BRERIA MASONE 

iale Rettori, 71 

ASERTA 

BRERIA GUIDA 3 

ia Caduti sul Lavoro, 29-33 
ASTELLAMMARE DI STABIA 
NEA SCUOLA 

ia Raiola, 69/D 

AVA DEI TIRRENI 

BRERIA RONDINELLA 

‘orso Umberto I, 253 

ISCHIA PORTO 
BRERIA GUIDA 3 
ia Sogliuzzo 
/APOLI 
BRERIA LEGISLATIVA MAJOLO 

ia Caravita, 30 

BRERIA GUIDA 1 

ia Portalba, 20-23 

BRERIA GUIDA 2 

ia Merliani, 118 

BRERIA 1.B.S. 

alita del Casale, 18 

\IOCERA INFERIORE 

BRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO 
ia Fava, 51; 
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NOLA 

LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA 
Via Fonseca, 59 

POLLA 

CARTOLIBRERIA GM 

Via Crispi 

SALERNO 

LIBRERIA GUIDA 

Corso Garibaldi, 142 


EMILIA-ROMAGNA 


BOLOGNA 

BRERIA GIURIDICA CERUTI 
iazza Tribunali, 5/F 

BRERIA PIROLA MAGGIOLI 
ia Castiglione, 1/C 
IURIDICA EDINFORM 

ia delle Scuole, 38 

ARPI 
BRERIA BULGARELLI 
orso S. Cabassi, 15 
ESENA 
BRERIA BETTINI 
ia Vescovado, 5 
ERRARA 

BRERIA PASELLO 
ia Canonica, 16-18 
oRLÌ 
BRERIA CAPPELLI 
ia Lazzaretto, 51 
BRERIA MODERNA 
orso A. Diaz, 12 
MODENA 
LIBRERIA GOLIARDICA 
Via Berengario, 60 
PARMA 
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LIBRERIA PIROLA PARMA 

Via Farini, 34/D 

RAVENNA 

LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO 
Via Corrado Ricci, 12 

REGGIO EMILIA 

LIBRERIA MODERNA 

Via Farini, 1/M 

RIMINI 

LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA 
Via XXII Giugno, 3 


FRIULI-VENEZIA GIULIA 


GORIZIA 

CARTOLIBRERIA ANTONINI 
Via Mazzini, 16 
PORDENONE 

LIBRERIA MINERVA 
Piazzale XX Settembre, 22/A 
TRIESTE 

LIBRERIA TERGESTE 
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo) 
UDINE 

LIBRERIA BENEDETTI 

Via Mercatovecchio, 13 
LIBRERIA TARANTOLA 

Via Vittorio Veneto, 20 


LAZIO 


FROSINONE 

LIBRERIA EDICOLA CARINCI 
Piazza Madonna della Neve, s.n.c. 
L 


LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE 
Viale dello Statuto, 28-30 

RIETI 
LIBRERIA LA CENTRALE 

Piazza V. Emanuele, 8 

ROMA 

LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA 
Via S. Maria Maggiore, 121 
LIBRERIA DE MIRANDA 

Viale G. Cesare, 51/E-F-G 
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO 

VI 


ia San Martino della Battaglia, 35 


LIBRERIA L'UNIVERSITARIA 
Viale Ippocrate, 99 

LIBRERIA IL TRITONE 

Via Tritone, 61/A 

LIBRERIA MEDICHINI 

Via Marcantonio Colonna, 68-70 
LA CONTABILE 

Via Tuscolana, 1027 

SORA 

BRERIA PIROLA MAGGIOLI 

ia Abruzzo, 4 

IVOLI 
BRERIA MANNELLI 
iale Mannelli, 10 
ITERBO 
BRERIA “AR” 

alazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare 
BRERIA DE SANTIS 

Via Venezia Giulia, 5 
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LIGURIA 


CHIAVARI 

CARTOLERIA GIORGINI 
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38 
GENOVA 


LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI 
& DARIO CERIOLI 


Galleria E. Martino, 9 

IMPERIA 

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE 
Viale Matteotti, 43/A-45 


LOMBARDIA 


BRESCIA 

LIBRERIA QUERINIANA 

Via Trieste, 13 

BRESSO 

LIBRERIA CORRIDONI 

Via Corridoni, 11 

BUSTO ARSIZIO 

CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO 
Via Milano, 4 

cCoMO 


LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI 
Via Mentana, 15 

GALLARATE 

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI 

Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento) 
LIBRERIA TOP OFFICE 

Via Torino, 8 

LECCO 

LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI 


Corso Mart. Liberazione, 100/A 
LODI 

LA LIBRERIA S.a.s. 

Via Defendente, 32 

MANTOVA 

LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI 
Corso Umberto I, 32 

MILANO 

LIBRERIA CONCESSIONARIA 
IPZS-CALABRESE 

Galleria V. Emanuele Il, 13-15 
FOROBONAPARTE S.r.l. 

Foro Bonaparte, 53 


MONZA 

LIBRERIA DELL'ARENGARIO 
Via Mapelli, 4 

PAVIA 


LIBRERIA GALASSIA 

Corso Mazzini, 28 

VARESE 

LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO 
Via Albuzzi, 8 


Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE 


MARCHE 


ANCONA 

LIBRERIA FOGOLA 

Piazza Cavour, 4-5-6 
ASCOLI PICENO 

LIBRERIA PROSPERI 
Largo Crivelli, 8 
MACERATA 

LIBRERIA UNIVERSITARIA 
Via Don Minzoni, 6 
PESARO 
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA 
Via Mameli, 34 

S. BENEDETTO DEL TRONTO 

LA BIBLIOFILA 

Via Ugo Bassi, 38 


MOLISE 


CAMPOBASSO 

LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M. 
Via Capriglione, 42-44 
CENTRO LIBRARIO MOLISANO 
Viale Manzoni, 81-83 


PIEMONTE 


ALBA 

CASA EDITRICE 1.C.A.P. 

Via Vittorio Emanuele, 19 

ALESSANDRIA 

LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI 
Corso Roma, 122 

BIELLA 

LIBRERIA GIOVANNACCI 

Via Italia, 14 

CUNEO 

CASA EDITRICE ICAP 

Piazza dei Galimberti, 10 

NOVARA 

EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA 

Via Costa, 32 

TORINO 
CARTIERE MILIANI FABRIANO 
Via Cavour, 17 

VERBANIA 

LIBRERIA MARGAROLI 

Corso Mameli, 55 - Intra 
VERCELLI 
CARTOLIBRERIA COPPO 
Via Galileo Ferraris, 70 


PUGLIA 


ALTAMURA 

LIBRERIA JOLLY CART 
Corso V. Emanuele, 16 
BARI 
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO 
Via Arcidiacono Giovanni, 9 

LIBRERIA PALOMAR 

Via P. Amedeo, 176/B 

LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI 
Via Sparano, 134 

LIBRERIA FRATELLI LATERZA 

Via Crisanzio, 16 

BRINDISI 
LIBRERIA PIAZZO 
Corso Garibaldi, 38/A 
CERIGNOLA 

LIBRERIA VASCIAVEO 
Via Gubbio, 14 


LIBRERIA PATIERNO 
Via Dante, 21 


LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO 
Via Palmieri, 30 
MANFREDONIA 
LIBRERIA IL PAPIRO 
Corso Manfredi, 126 
MOLFETTA 

LIBRERIA IL GHIGNO 
Via Campanella, 24 


TARANTO 
LIBRERIA FUMAROLA 
Corso Italia, 229 


SARDEGNA 


CAGLIARI 

LIBRERIA F.LLI DESSÌ 
Corso V. Emanuele, 30-32 
ORISTANO 

LIBRERIA CANU 

Corso Umberto I, 19 
SASSARI 

LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE 
Piazza Castello, 11 
LIBRERIA AKA 

Via Roma, 42 


SICILIA 


ACIREALE 

LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s. 
Via Caronda, 8-10 

CARTOLIBRERIA BONANNO 

Via Vittorio Emanuele, 194 
AGRIGENTO 

TUTTO SHOPPING 

Via Panoramica dei Templi, 17 
CALTANISSETTA 

LIBRERIA SCIASCIA 

Corso Umberto 1, 111 
CASTELVETRANO 

CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA 
Via Q. Sella, 106-108 

CATANIA 

BRERIA LA PAGLIA 

ia Etnea, 393 

BRERIA ESSEGICI 

ia F. Riso, 56 

BRERIA RIOLO FRANCESCA 

ia Vittorio Emanuele, 137 

IARRE 
BRERIA LA SENORITA 
orso Italia, 132-134 
ESSINA 
BRERIA PIROLA MESSINA 
orso Cavour, 55 

ALERMO 

BRERIA S.F. FLACCOVIO 

ia Ruggero Settimo, 37 

BRERIA FORENSE 

ia Maqueda, 185 

BRERIA S.F. FLACCOVIO 

iazza V. E. Orlando, 15-19 
BRERIA MERCURIO LI.CA.M. 
iazza S. G. Bosco, 3 

BRERIA DARIO FLACCOVIO 
iale Ausonia, 70 

BRERIA CICALA INGUAGGIATO 
ia Villaermosa, 28 

BRERIA SCHOOL SERVICE 

ia Galletti, 225 

GIOVANNI LA PUNTA 

BRERIA DI LORENZO 

Via Roma, 259 

SIRACUSA 

LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA 
Piazza Euripide, 22 

TRAPANI 

LIBRERIA LO BUE 

Via Cascio Cortese, 8 
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TOSCANA 


AREZZO 

LIBRERIA PELLEGRINI 

Via Cavour, 42 

FIRENZE 

LIBRERIA PIROLA «già Etruria» 
Via Cavour, 46/R 

LIBRERIA MARZOCCO 

Via de’ Martelli, 22/R 
LIBRERIA ALFANI 

Via Alfani, 84-86/R 


& GROSSETO 


NUOVA LIBRERIA 

Via Mille, 6/A 

LIVORNO 

LIBRERIA AMEDEO NUOVA 
Corso Amedeo, 23-27 
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO 
Via Fiorenza, 4/B 

LUCCA 
LIBRERIA BARONI ADRI 
Via S. Paolino, 45-47 
LIBRERIA SESTANTE 
Via Montanara, 37 
M 
Li 
Vv 


\ASSA 
BRERIA IL MAGGIOLINO 
ia Europa, 19 

PISA 


Via dei Mille, 13 
PISTOIA 
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI 
Via Macallè, 37 

PRATO 

LIBRERIA GORI 

Via Ricasoli, 25 

SIENA 
LIBRERIA TICCI 

Via delle Terme, 5-7 
VIAREGGIO 

LIBRERIA IL MAGGIOLINO 
Via Puccini, 38 


TRENTINO-ALTO ADIGE 


TRENTO 
LIBRERIA DISERTORI 
Via Diaz, 11 


UMBRIA 


FOLIGNO 

LIBRERIA LUNA 

Via Gramsci, 41 
PERUGIA 

LIBRERIA SIMONELLI 
Corso Vannucci, 82 
LIBRERIA LA FONTANA 
Via Sicilia, 53 

TERNI 

LIBRERIA ALTEROCCA 
Corso Tacito, 29 


VENETO 


BELLUNO 

LIBRERIA CAMPDEL 
Piazza Martiri, 27/D 
CONEGLIANO 

LIBRERIA CANOVA 

Via Cavour, 6/B 

PADOVA 

LIBRERIA DIEGO VALERI 
Via Roma, 114 

ROVIGO 

CARTOLIBRERIA PAVANELLO 
Piazza V. Emanuele, 2 
TREVISO 

CARTOLIBRERIA CANOVA 
Via Calmaggiore, 31 
VENEZIA-MESTRE 
LIBRERIA SAMBO 

Via Torre Belfredo, 60 
VERONA 

LIBRERIA L.E.G.1.S. 

Via Adigetto, 43 

LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE 
Via Costa, 5 

VICENZA 

LIBRERIA GALLA 1880 
Corso Palladio, 11 


MODALITÀ PER LA VENDITA 
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico: 
— presso l’Agenzia dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - E» 06 85082147; 
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti. 
Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - 
Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l’importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. 


Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e 
presso le librerie concessionarie. 


PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002 
(Salvo conguaglio) 


Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002 
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002 


PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI 
Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili 


Euro : sno : i Euro 
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale 
tutti i supplementi ordinari: destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali: 
SCAMMUALO! i crea I 271,00 - ANNUALE LL 56,00 
=SOMOSTTAle ILA Li AS 154,00 «SeMEstrale-: cosi: liti iran A RA sie 35,00 
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale 


inclusi i supplementi ordinari contenenti i 


provvedimenti legislativi: destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre 


pubbliche amministrazioni: 


ZANDUAO ia era rl iaa 222,00 S AMMUAlg, dn, n a el 142,00 
= Semestrale ss giri die AE SARZANA RZ 123,00 - semestrale . i...) 77,00 
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti 
i provvedimenti non legislativi: Tipo F - Completo. Abbonamento ai fascicoli della serie 
«annuale: (ner rari 61,00 generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i 
«-Semestrale: ....i eee i n 36,00 provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai 
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F): 
destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte “ANNUAL: siii eno sn oO 586,00 
costituzionale: «semestrale: iii .scrccragena ana DO A a 316,00 
2 Semestrale (000. I0 III IUIIUIIITIIIIZIIIIIII] 37/00 || Tipo FI - Abbonamento ai fascicoli della serie generale 
a ; arti ; ; inclusi i supplementi ordinari contenenti i 
Tipo € - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle 
destinata agli atti delle Comunità europee: quattro serie speciali (escluso il tipo A2): 
CA MNUAO: #5, Fit RI I RA 145,00 “annuale: i do 0 Apia ala la rat 524,00 
“semestrale sera 80,00 - semestrale i... 277,00 
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà 
anche l’Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002. 
Prezzo di vendita di un fascicolo separato della serie generale... 0,77 
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie speciali I, Il e III, ogni 16 pagine o frazione . 0,80 
Prezzo di vendita di un fascicolo della /V serie speciale «Concorsi ed esami»... 1,50 
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione e 0,80 
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . 0,80 
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione . 0,80 
Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni» 
Abbonamento:annuale.; iau: ie tela LE re ene eine i iau 86,00 
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . eee 0,80 
Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro» 
Abbonamento:annuale: intesa fe dela BECERA o io ae ica 55,00 
Prezzo di-vendita:di'un'fascicolo: separato: ... iii REA A EROA PAE EE UA O VE A PE VR 5,00 
PARTE SECONDA - INSERZIONI 
Abbonamento:annuale. talia Dodi VELE Le rara e iii Pipa la dla dara pedina 253,00 
Abbonamiento:semestrale: ;... iti leto iii aree aa aa era Rea ei era DA ati nt ile 151,00 
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione... eee 0,85 
Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi 
‘Abbonamento:annuof4a; seo e Lanna tant ela iii alia eta ani ini aa 188,00 
Abbonamento annuo per Regioni, Province e COMUNI . LL... eee ee 175,00 
Volume:separato? >». ale ea ai ari n ile Lande 17,50 
TARIFFE INSERZIONI 
(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi) 
Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga... eee 20,24 
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga... eee 7,95 


| supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento. 

| prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, 
compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati. 

L’importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L’invio dei 
fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla 
relativa fascetta di abbonamento. 
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